MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
Trabajando juntos, .. 
SEO 


EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N? 27972. 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR A Los MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES, del comilé de 
Selección que llevarán a cabo la ADJUDICACIÓN SIMPLIFÍCADA N? 04-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 


102-2021, a convocarse para la ejecución ra бепо пада «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POB LADO: DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE 
CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; el cual se Encontrará integrado, en conformidad al siguiente 


detalle: 


MIEMBROS TITULARES: žo 
• PRESIDENTE :C.P.C JESUSOMAR MARTINEZ PANTA DNI N° 41142638 
e PRIMER MIEMBRO “:ING.ORLANDO CORONEL VASQUEZ DNI N° 46523558 
e SEGUNDO MIEMBRO : OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ `- DNI N° 46456101 


MIEMBROS SUPLENTES: ‹ | 5 
• PRESIDENTE : OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ E ... DNI N° 42002653 
e PRIMER MIEMBRO :HEI 2: .DNI N° 71635699 


e SEGUNDO MIENBRO :i ANY ANDERSON CHAVEZ SALDARA 2 DNI N° 48413818 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución al Comité de Selécción designado a efectos 
de que continúe con 1 los trámites correspondientes pára la convocatoria del Procedimiento de Selección 
correspondiente. 


ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, ala Oficina de Gerencia Municipal, 
Unidad de Abastecimiento, Oficina de Asesoría Jurídica: | 
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Tres mil ochocientos uno.3801 


INFORME N° 315 – 2021 - MDA/ABAST. USA У 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. ! ETa i 

JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. | KEL ë | 
О | FECHA НОВА 

А | : JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. ` 
ALCALDE DE LA MDA 

ASUNTO : SOLICITA DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCION 

REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 

FECHA : Anguía, 09 de noviembre del 2021 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez para solicitarle [0 
siguiente: 


| Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que "41.1. Para convocar un procedimiento de 
Selección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente 
de contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con 
los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento". 


Que, el Artículo 44.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N? 344-2018-EF, establece que “Tratándose de los procedimientos 
de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoria de obras, 
de los tres (3) miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con 
conocimiento técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217" 


En cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos, y a fin de convocar el 
procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA 
N° 102-2021, a convocarse para la ejecución de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA 


- PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suima.de SJ. 


š a mer mq ЕМ ТО 
3490,299.79 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Noventa y Nuëyë- 201. 79/100-soles)+e1" | 
| 


proponemos а los siguientes trabajadores де la Entidad a fin de que intégren el comité de s 


pertinente en conformidad al siguiente detalle: | 0 
s PRESIDENTE : C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ PANTA DNI! N° 41142638 
e PRIMER MIEMBRO  :ING ORLANDO CORONEL VASQUEZ DNI N° 46523558 


• SEGUNDO MIEMBRO : OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ DNI N° 46456101 


Tres mil ochocientos dos.3802 


MIEMBROS SUPLENTES: 


o PRESIDENTE : OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ DNI N° 42002653 
ə PRIMER MIEMBRO — : HERLIN YAHIR LLATAS SALDAÑA DNI N° 71635699 
SEGUNDO MIEMBRO : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA — DNIN° 48413818 


Es en tal sentido, que elevamos la presente propuesta para su respectiva aprobación 
a través del acto resolutivo correspondiente conforme a Ley. 


Atentamente, 


"ES КИЛУ nar DEL МИ. МЕМТО 


FUENTE ЕМ SOPORTE PAPEL" 


Tres mil ochocientos tres.3803 
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e MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA  . 


M. m 


RESOLUCION DE ALCALDIA N? 199 -2021-MDA/A 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPA 


CHOTA, REGION CAJAMARCA 
VISTO, Ж 
El Informe N° 311- 2021 — MDA/ABAST, de fecha 08/11/2021, del jefe de la Unidad de 


Abastecimiento, y 


de la Ley Orgánica de municipalidades. N° 27972. | 
29 : 


Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contratacio 


Decreto Supremo N° 344-2018-E establece que 
corresponde estar incluido e ( 


mité de selección cuando correspon j 
procedimiento de Selección aprobados que se. | iblican con la convocatoria, de 
el Reglamento. 41.2. Tratándose de ргосеат Es = 
contar adicionalmente con el expediente técnico: y 


acuerdo a lo que establece 
de selección para la ejecución de obras se requiere 


18 disponibilidad fisica del terreno, salvo que, por las 
características de la, obra, se permita entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad adopta las 
medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de по generar mayores 
gastos por demoras en la entrega; bajo responsabilidad, salyo dispuesto en el numeral 146.2 del artículo 
146". ¿A 3i E 


Que; а! Artículo 420: Contenido del expediente de contratación: del Reglamento de la Ley de 
№ 344-2018- EF, estable qê ê órgano 


Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo 


A 


hes es el responsable de їе 


encargado de las г el expediente dé contratación al 


'Obación, en forma previa à convocatoria, de acuerdo a sus nomas 


funcionario competente:para 5 


2 


de organización intema. ' | | 


Que, así mismo según lo dispuesto en el Artículo 34.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF, “34.2. El valor referencial se determina 


eum . 


Tres mil ochocientos cuatro.3804 
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NICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA a 
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conforme a lo Siguiente: a) En la contratación para ја ejecución de obras, corresponde al monto del 
presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad”. 


n 79/100 soles); indicando así mismo que 
correspondería el convocar un proceso de Adj 


icación Simplificada ello en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto de Urgencia N° 102-2021. E 


Que, en efecto segün [0 dispuesto en el numeral 2 y.3 del Anexo 1 del Decreto de Urgencia N° - 
102-2021, establece que para la corifratáción de los. servicios s de consultorias y/o ejecución de obras 
señalados en el Artículo 5° del mencionada D сп ia, se utilizará el Procedimiento de 
Selección de Adjudicación Simplificada previsto: én'el Tex 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo! 


082-2019- EF (en adelante, TUO 
-344-2018-EF y modificatoria (en 


de la Ley) у en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Зиргет 


adelante, Reglamento). 


mencionada ejecución. 


Tres mil ochocientos cinco.3805 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Ley. N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley. N° 27972. "R Sed: j 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: APROBA N; que- regirá la 
ADJUDICACIÓN SiMPLIF. H4; a" Convócarse 
para la ejecución de la obra denoi da «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN EL CENTRO POBLADO DE HU LANGATE DEL DISTRITO, DE ANGUIA PROVINCIA: DE CHOTA - DEPARTAMENTO 


DE CAJAMARCA»; por un valorreferencial ascendente a`la suma de SI 3'490,299.79 (Tres Millones 
Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Noventa y Nueve con 79/100 soles). 
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DISTRITAL DE ANGUÍA 
Trabajando PAULO. 
aga | 


ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR la presente Resolución al Comité de Selección designado 
a efectos de que asuma sus funciones y continúe con los trámites correspondientes para continuar con la 


- -- Convocatoria del Procedimiento de Seleccion.correspondiente — 


ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, е! presente acto administrativo, a la Oficina de Gerencia 
Municipal, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Asesoria Јипаса. 


. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 


PPYPPP 


Medina Guerrero 


(ES деа LL Del LUCL НЕКТО 
| FUENTE EN SOPORTE PAPEL 

[I 

f 


Tres mil ochocientos seis 3806 
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INFORME N° 311 – 2021 - MDA/ABAST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
. JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 
ES 7 55 tt JOSE-NENIL-MEDINA-GUERRERO.- — 
ALCALDE DE LA MDA 
ASUNTO : SOLICITA APROVACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre 


س = 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez para solicitarle lo 
"siguiente | 
Que, еп conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del anexo 1 del DECRETO DE 


URGENCIA N° 102-2021: “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO , 


INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO", y así mismo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 42°: 
Contenido del expediente de contratación; del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N* 344-2018- EF, que establece que el órgano encargado de las 
contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente 
para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. | 


Que, el Artículo 34,2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF, establece lo siguiente "34.2. El valor referencial 
se determina conforme a lo siguiente: a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al 
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad”. 


En tal sentido en cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos, y a fin de 
convocar el procedimiento de selección pertinente para la ejecución de la obra denominada 
«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» este órgano Encargado 
de las contrataciones ha procedido a determinar el valor referencial el cual asciende a la suma de S/ 
3'490,299.79 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Noventa y j Nueve con п 79100 Я 
soles); correspondiéndole la convocatoria de una Adjudicación Simplificada à iud de | lo dispuesto " 
por el DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021, y contándose así mismo con la cert cació 


pertinente, solicitamos la aprobación del expediente de contratación correspondiente, ar 


resolutivo pertinente conforme a Ley. 


MUNICIPALIDAD НД ИЛЛ 
SECRETARÍA GEN GENERAL 


Atentamente, 


UE 


— 7 


Tres mil ochocientos siete.3807 
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"АМО DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIADE “ 


- . Anguia, 08 de octubre del 2021 


INFORME N° 023-2021-MDA/PRESUP 
AAA 2-29 21-MDA/PRESUP 


A : IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO 
ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
DE : RIERA IRIGOIN RONY 


ENCARGADO DE PRESUPUESTO 


ATENCION : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA 


JEFE DE ABASTECIMIENTOS 


ASUNTO : REMITO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle mi 
cordial saludo y a la vez informarle lo siguiente: 


de fecha 08 de Octubre donde solicita disponibilidad y/o certificación presupuestaria 


Para ello emito la certificación Ма 532, para su respectivo trámite correspondiente segün 


reporte SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), de las cuales detallo a 
continuación: 


Es todo cuanto informo a usted para las acciones que estime por conveniente 


Atentamente, 


MEL Ui EST 


А Бут 
PUENTE ЕМ ЗОР ОАТС PAPEL” | 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


Tres mil ochocientos ocho.3808 
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¡AF - Módulo дё ‘Proceso Presupuestario Fecha : 09/11/2021 
'elease 20.03.01 Hora. 09:22:26 


Pag.: 1де1 
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 
NOTA N° 0000000532 


(EN SOLES) 
DEPARTAMENTO: C6 CAJAMARCA 


PROVINCIA: 04 CHOTA 
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA [300579] 


MES —— — -o NOVIEMBRE- — س ~ س‎ ` РЕСНА-АРКОВАСТОМ : 09/11/2021 __ .. 
FECHA DE DOCUMENTO  .: 09/11/2021 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO 
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO 1. № 308-2021-MDA/A 

JUSTIFICACIÓN * POR LA CERTIFICACION ANUAL POR LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

¿TALLE DEL GASTO 


ECUENCIA === 


?RGPRODIPRY ACT/AUOBR FN. DIVF САРЕ 
META FF RB CGTTG SG SGD ESPESPD 


001 INICIAL 

0146 2428261 4000079 19 041 0090 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 353,482.00 
0056 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - 353,482.00 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 353,482.00 

` 6 GASTOS DE CAPITAL 353,482.00 

26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 353,482.00 

o 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y EST RUCTURAS | : 353,482.00 

) 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 353,482.00 

2.6.2 3.2 ` INFRAESTRUCTURA VIAL | 353,482.00 


2.6.2 3.23 


COSTO DE CONSTRUCCION РОА СОМТВАТА 353,482.00 


3 


Tres mil ochocientos nueve.3809 
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FUENTE 


INFORME N° 308 ~ 2024 - MDA/ABAST. 
— s= 2021 - MDA/ABAST. 


DE | : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


"А du Г JOSENENIL MEDINA GUERRERO. 
ALCALDE DE LA MDA 
ATENCION : RONY ROVERA IRIGOIN 
ENCARGADO DE PRESUPUESTO 
ASUNTO : SOLICITO CERTIFICACION PRESUPESTAL 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2021 


———  . gl LL 


Sirva la ргезепје para saludarlo muy cordialmente y a la vez para solicitarle lo 
siguiente: | 


Que, mediante el Decreto де la referencia el Gobierno Central autorizo la transferencia 
de partidas a favor de distintos Gobiernos Locales para financiar inversiones en materia de saneamiento 
urbano y rural, drenaje pluvial e infraestructura vial y equipamiento urbano, siendo uno de dichos 


beneficiarios nuestra Entidad, a través del proyecto denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE 
CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 3'490,299.79 
(Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Noventa y Nueve con 79/100 soles). 


Es en tal sentido que геситтог a su Despacho a fin de que disponga al área 
correspondiente proceda a emitir la certificación Presupuestal y/o previsión presupuestal, pertinente en 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 2,3 y 4 del Decreto de Urgencia N? 102-2021, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 19” de la Ley de Contrataciones del Estado. 


Es cuento informo a usted para conocimiento y fines del caso. 


Atentamente, 


ENS МАРА 


^ ; 7 — 
| ~ 
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Tres mil ochocientos diez 3810 


INFORME N° 304 – 2021 - MDA/ABAST. 
INFORME N° 304 – 2021 - MDA/ABAST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 
( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEANGUIA + 
A. 1 7 -JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. ` T RETARA GENERAL. - | 
| 


ALCALDE DE LA MDA RESIZID 


ASUNTO : SOLICITO MODIFICACIÓN DE PLAN ANUAL 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2021 


E 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente a la vez para solicitarle lo 
siguiente: 


Que, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del anexo 1 del 
DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021: "DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN 
ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO , INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y EQUIPAMIENTO URBANO”, y así mismo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 15* de la Ley 
de Contrataciones con el Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, modificado mediante el 
Decreto Legislativo N° 1341 y el Artículo 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el 
Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se solicita la modificación del 


Tres mil ochocientos once.3811 


Plan Anual de Contrataciones de nuestra Entidad a fin de incluir los siguientes 
procedimientos de selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 
102-2021. 
• OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO 


POBLADO DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE СНОТА - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


• VALOR REFERENCIAL: S/ 421,679.42 (Cuatrocientos Veintiún Mil Seiscientos Setenta y 
Nueve con 42/100 soles). | 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 

• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. — — 

> FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 20 E, SCTE рән" | 


| 
| 
DABU 2 
| 


2. Про de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decr 
102-2021. | y^ 


s OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: <CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO 
DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 

• VALOR REFERENCIAL: S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno 
con 11/100 soles). 

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 

• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

• TIPO DE MONEDA: Soles. 

• FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


. Про de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 

102-2021. 

• OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

e VALOR REFERENCIAL: S/ 2'033,176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta 
y Seis con 54/100 soles). o 

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

• TIPO DE MONEDA: Soles. 

• FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 

102-2021. 

• OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

• VALOR REFERENCIAL: S/ 3"490,299.79 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil 
Doscientos Noventa y Nueve con 79/100 soles). 

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

• TIPO DE MONEDA: Soles. 

• FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N? 

102-2021. 

• OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE 
YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL-SISTREEO-DE AREA CIA 


"Ef CANSA Боба kk uot ESTO 
DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA». | ы: I SUPORTE PAPEL" 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 3,098.263.13 (Tres Millones Noventa : y ocho mil doscientos 
sesenta y tres con 13/100 soles). 


AA —À s. Z=... 


Tres mil ochocientos doce.3812 


• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

s FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

s TIPO DE MONEDA: Soles. 

• FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Es cuento informo a usted para conocimiento y fines del caso y a fin de que 
se emita el acto resolutivo correspondiente, a fin de proseguir con la correspondiente 


convocatoria. 


Atentamente; 


—H — əy— 4 


ET Cus k вала ШЫ AT 19 { 
му و‎ ео с 2 " 
FUENTE EH SOPORTE PA PEL 


Tres mil ochocientos trece.3813 


ЕРИНИ 


КЕТТИИИ 


Ma Ma Mas Fa دن‎ ape iL x 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANGUIA ~ CHOTA-CAJAMARCA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y RURAL - DIDUR 


INFORME N?06- 2021-MDA/DIDUR 
MM ° 2021-MDA/DIDUR 
DE : ING.ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
| JEFE DE DIDUR MDA 

A : Ing.NENIL MEDINA GUERRERO 

| Alcalde Municipalidad Distrital де Anguía 
ASUNTO : REMITE TDR PARA INICIO DE СОМУОСАТОВТА 
REFERENCIA : EJECUCIÓN DE LA OBRA. DENOMINADA «MEJORAMIENTO DE LA 


TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


FECHA : š Anguía, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 
Tengo a bien dirigirme a Usted, “para expresarle mi 


cordial saludo y al mismo tiempo mediante la presente informarle lo siguiente: 


Que, en conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 y 3 
del anexo 1 del DECRETO DE URGENCIA N° 192-2021: “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE 
INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO , 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO", у asi mismo en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16? de ја Ley de Contrataciones del Estado, en 
concordancia con el artículo 29? del Reglaménto de la Ley de Contrataciones dei 
Estado, se eleva a Su Despacho 1los respectivos TÉRMINOS DE REFERENCIA que 
regirán la convocatoria de la EJECUCIÓN de la obra denomineda «MEJORAMIENTO DE 
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» ; por un 


valor referencial ascendente a la suma de 5/ 3 490,299.79 (Tres Millones 


Es oportuna la Ocasión para expresarle mi distinguida 


consideración. 


4714 in 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
—— 9 UE REFERENCIA 


«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


NOVIEMBRE 2021 


کک 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
£RMINOS DE REFERENCIA 


l. CONSIDERACIONES GENERALES 
—ES GENERALES 


1.1 


1.2 


1.3 


FINALIDAD PUBLICA 


Mejorar y ampliar la transitabilidad vehicular y peatonal permitiendo una mejor accesibilidad 
a las viviendas y servicios, así como fortalecer el tejido social, organización local y mejorar 
la calidad de vida de la población de dicho Centro Poblado. 


UBICACIÓN GENERAL 


Localidad : Huallangate 
Distrito š Anguía 
Provincia : Chota 
Región : Сајатагса 


DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE 


El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención que describe y explica en 
gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer a través de un 
diagnóstico compartido que el problema principal que afecta a la población: "Adecuadas 
Condiciones De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Localidad De Huallangate". 


El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por parte de la Municipalidad 
Distrital de Anguía, así como de sus pobladores, ámbito donde se desarrollará el Proyecto, 
debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos апоз por la 
población, la misma que está relacionada con la carencia de pistas y veredas en buen 
estado, dificultando de esta manera el acceso vehicular y peatonal. 


Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: 


° Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, reduciendo los 
gastos de mantenimiento y pintado de los mismos. 

* Ahorro en los costos por higiene personal. 

° Aumento de la Seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, 
piedras, tierra, etc. 

* Ahorro del tiempo por contar con una superficie apropiada para la circulación de los 
vehículos. | 

° Ahorro еп tiempo рог tener una superficie adecuada para el desplazamiento de los 
peatones. 

° Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. 


° Ahorro de costos de operación vehicular. 


ciones! edlindantes 
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° Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo 
ruidos, polvaredas e incrementando la convivencia. 


` ° Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. 


° . Contar con Infraestructura Vial, en buen-estado соп-сара de redadura óptima: Esto 4 


Se obtiene como resultado de la ejecución del proyecto según diseño definitivo 
conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas. 

° Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir 
drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las calles. 

° Mejoramiento de la imagen de la zona urbana del Centro Poblado de Huallangate. 

° Vias más seguras. 

° Incremento en la formalización de predios. 

* Mejora en la calidad de los Servicios püblicos. 

° Fomento de la recreación. 

* Mayor movimiento comercial. 


° Integración de autoridades con Su población 


1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 


Con el presente proyecto se pretende brindar una buena vía de circulación vehicular y 
veredas de circulación peatonal a la población de Huallangate, para lo cual se ha planteado 
LA ESTRUCTURA DE PAV RÍGIDO CON ÁREA DE CONCRETO. Las vías varían con 
anchos promedios de 3.4 a 4.4 m. de calzada. Los componentes plateados se' describen 
a continuación: 


1.4.1 PAVIMENTO RÍGIDO: 


Se considera 1,005.51 m. de pavimento rígido de ancho variable 4.50 m. hasta 8.50 m., la 
cual representa 4,498.52 m°, incluido el pavimento en las bocacalles que conectará con 
las calles de la localidad de Huallangate dando mayor fluidez de tránsito vehicular a futuro. 
El Pavimento Rígido tendrá una inclinación mínima de 296 hacia las partes laterales a fin 
de permitir el escurrimiento de las aguas superficiales, y estos a su vez recorrerán el borde 
del sardinel hasta su ingreso a las cunetas Triangulares y por consiguiente a la red de 
aguas pluviales Existentes. 

El pavimento rígido estará compuesto por losas con paños de 3.0 m., con anchos variable 
(3.40 a 4.40 m.), con un espesor de 0.20 m. y mortero Рс= 175kg/cm*?, Separadas por juntas 
transversales de dilatación а cada 4.00 m., juntas de construcción а cada 3 т., juntas 


longitudinales еп la parte central y lateral de pavimento sellado con mortero asfaltico. 


1.4.2 VEREDAS, MARTILLOS Y КАМРА5: 


Construcción де Мегеда peatonal а lo largo de toda la vía, lado izquierdo y derecho, 
longitud total de 1771.17 m. con un ancho Мапабј 45 0.9:-:4.20 mi:sumando;un (оја! de 
L" 


PUENTE ЕН SOPORTO p^ РЕ 


{~ 
— 
С© 
e 
+ 
© 
„у, 
Ó 
Y 
о 
- 3 
+ 
= 
Y 
Ó 
° 
< 
о 
о 
= 
g 
un 
Š 
F 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


2,162.18 m? de Veredas, las cuales tendrán una resistencia Рс= 175 Kg/cm? espesor 0.10 
т., con cama de arena, e- 0.10 m. 


Construcción de Martillos y Rampas en todas las esquinas y cruces de calle, con un área 


de 73.62 m?, de resistencia Рс= 175 Kg/cm? espesor e- 0.10. m., con cama de arena ez 4 o 


0.10 m. 


Cabe resaltar que tanto las veredas, martillos y rampas llevaran bruñas, juntas asfálticas 
y acabado. 


1.4.3 SARDINELES: 
Se construirá 58.53 m de sardineles para ambos lados de la vía (izquierdo y derecho), los ` 
cuales tendrán un espesor e = 0.15 m., de resistencia fc- 210 kg/cm?, se realizará el 


sellado de juntas y tarrajeo pulido una sola cara para evitar futuras filtraciones de agua en 
la zona de contacto con el terreno. 


1.4.4 CUNETA RECTANGULAR: 
Se construirá un total de 81 5.99 m.:de cunetas, con de mortero Рс= 175 kg/cm?, en los 
cruces de calle las cunetas están recubiertas de rejilla metálica, cumplirán la función de 


reunir las aguas pluviales posteriormente evacuarlas a las alcantarillas existente. 


1.4.5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: | 


° Pintura де tráfico en сгисе peatonal, Símbolos de tránsito, las esquinas y cabecera 
de sardineles sumando un total de 770.79m2 


° Señal reguladora (0.60 x 0.60m) 2 unidades. 


1.5 METAS FÍSICAS 
El proyecto "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE, DISTRITO DE ANGUIA — PROVINCIA DE 
СНОТА – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" ha considerado en el expediente técnico 
las siguientes partidas: 
El área del desarrollo de la infraestructura comprende: 


CUADRO N° 01.- METAS FÍSICAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE OBRA 


= 
u— А T Costo Presupuesto | 
Кет Descripción Ота. Meta Física Directo Total 


OSRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 346,963.09 470,828.91 
MOVIMIENTO DE TIERRAS glb 1.00 425,457.03 577,345.20 
m? 4,798.69 650,876.81 883,239.84 
m? 3,364.63 346,490.77 470,187.97 


ES TOCA “r DORIAN T 
DRENAJE PLUVIAL & ] ME en JEDI, обе ao | 
SARDINELES m 58.53 


7,312.56 9,923.14 
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ЭСЕ т 181.51 


Fuente: propia — 


CUADRO N° 02.-METAS FÍSICAS DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DEL 


PMIB-MVCS 


IPLEMENTARIOS 1.00 


299,680.18 406,666.00 


75,955.25 


Кет Descripción Unid. | лечи "ree sto Ratio 
: | m3 4,798.69 1460,585.04 304.37 
TO DE TIERRAS 
PAVIMENTOS 
3. VEREDAS (CONCRETO) m^ 336463 — 480,111.11 142.69 m? 
VEREDAS 
SARDINELES 
С. DRENAJE PLUVIAL (CONCRETO ан.) | т 815.89 569,037.46 697.36 т 
DRENAJE PLUVIAL 
D. MUROS DE CONTENCIÓN (CONCRETO AR.) m 181.51 40666600 ^ 2240.46 т 
MUROS DE CONTENCIÓN | | 
= OTROS | ٠ طاو‎ 1.00 57390018 573,900.18 оь 


OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 


PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD . | 
| TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
Fuente: propia 


ll. VALOR REFERENCIAL: 


El valor referencial para la ejecución de la obra asciende a la suma de S/ 3"490,299.79 (Tres 
Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Noventa y Nueve con 79/100 soles), 


Tres mil ochocientos diecinueve.3 


dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, 


transporte, inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos, costos laborales vigentes 


y gastos administrativos y financieros, siendo que se deberá indicar la incidencia porcentual 


de los gastos generales variables y gastos generales fijos, manteniéndose los planteados en 


el expediente técnico con los cual se garantiza la calidad técnica de la ejecución de la obra 


con precios determinados a NOVIEMBRE del 2021. 


Costo Directo 2,572,070.59 
Gastos Generales 10.00% 257,207.06 
Utilidad 5.00% 128,603.53 
Parcial 2,957,881.18 
LEM. Em 


TOTAL: 


18.00% E t 48641.. 4 КЕ | 
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PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 


El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es 180 días . 
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y enel”. = 
expediente técnico de obra, _ um Rs | re d. 


SISTEMA DE CONTRATACION: 
El presente procedimiento se rige por el sistema de a PRECIOS UNITARIOS. 


PERFIL DEL CONTRATISTA 

El postor deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
como Ejecutor de Obras, no estar sancionado e inhabilitado para contratar con el estado, 
deberá contar con experiencia en obras similares al objeto de la contratación. 


En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del artículo 
49* del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, se determina que el nümero 
máximo de consorciados es de dos consorciados. 


FORMA DE PAGO 
El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) al Contratista, se efectuará previa 
conformidad de la Supervisión de Obra y la Entidad. La forma de pago de las valorizaciones, 


se realizarán de la siguiente manera. 


Mediante valorizaciones de forma mensual de obra, conforme a las valorizaciones que se 
encuentran directamente relacionados al avance físico ejecutado de la obra, hasta un monto 
equivalente al monto ofertado del contrato para la Ejecución de la Obra, más reintegros en 
caso existieran, previa conformidad de Supervisión de obra y la entidad. 


La Entidad abonará la valorización en trámite según los plazos establecidos en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones. La demora por parte del Contratista en la presentación de la 
Solicitud de pago y/o demora en la presentación de la factura dentro del plazo establecido y 


que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho al Contratista por 
concepto de interés. 


RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 


Ejecutar las prestaciones conforme a lo previsto en el Expediente Técnico, cumpliendo 
estrictamente los alcances de la misma. 


Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponde de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de-carácter laboral y -por-etpago-de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. | F- JENE, s Ылл lq "° 

Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia que депеге o podría generar 


ejecución de las prestaciones, lo cual deberá realizars a más Bra ; AG 
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ocurrido el hecho o lo identificado. 


Ejecutar las prestaciones adoptando medidas de seguridad que eviten daños a las personas 
y la propiedad y sin afectar el medio ambiente. 


El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 
durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo aquel 
que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos 
los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realización de trabajos en condiciones 
peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas. 

Todos los demás aspectos relativos al presente procedimiento de selección, contratación, 


construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc. 


VIII. DE LA PENALIDAD 


De acuerdo al artículo 162? del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, en caso 
de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula: | 

Penalidad diaria | = 0.10 x monto vigente 
F x plazo vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

Para obras: F = 0.15 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato 
о Кет que debió ejecutarse 9, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 
periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso. 


OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo al artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, Los 
documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la 
mencionada en el artículo 162“, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de 
aplicación de penalidad, distintas al retraso о тога, la forma de cálculo de la penalidad para 
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas 
penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. 

Se aplicará la penalidad de acuerdo a los parámetros y a los montos (En Soles) establecidos, 
en el siguiente cuadro: PUENTE BN GUm JETI ponga 
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PROCEDIMIENTO 


Según informe del 


i SUPUESTOS: DE АРШСАС! ON- DE PENALIDAD ` 
Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación еп la 


FORMA DE: CALCULO p 
0.5 UIT por cada día de 


ausencia del personal en 


Supervisor de Obra. 


ejecución del contrato o del íntegro del plazo de | obra en el plazo previsto. 


- ejecución; si-este- es menor-a los sesenta (60) días; de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 


Segün informe del 
Supervisor de Obra. 


0.5 UIT por cada dia de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o | ausencia del personal en 
obra. 
Cinco por mil (5/1000) del 


monto de la valorización del 


debidamente sustituido. 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 


Segün informe del 


cuaderno de obra al supervisor de obra, impidiéndole Supervisor de Obra. 


anotar las ocurrencias. (*) periodo por cada dia de 


dicho impedimento. 


(*) Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los 
contratos que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en 
vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de 
obra físico, según lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 
Cuando el Contratista no cuente con los equipos mínimos 


exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta 
técnica y al programa de utilización de los mismos, o que los 


0.4/1000 del monto | Según informe 


contratado 


tenga incompletos para la ejecución de la obra. La multa será 


por día y por equipo, la misma que será constatada por la del Supervisor 


Supervisión de Obra y anotado en el cuaderno de obra con la 


cual se aplicará la penalidad establecida. 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El Residente es de forma permanente y directa, (Art. 156 del 
Reglamento de la ley de contrataciones). En caso que el 
Residente de Obra no permanezca permanentemente en la 
obra será causal de la aplicación de la multa. La multa será por 


cada día de inasistencia injustificada. 
La justificación de ausencia deberá ser notificada al Supervisor 


o Inspector de Obra mediante carta o anotación en el cuaderno 


de obra. La verificación de la inasistencia será efectuada por la 


Supervisión o Inspección de obra. Para la aplicación bastara 


5/1000 del monto 


contratado 


con que el supervisor o inspector anote en el cuaderno de obra Según informe 


del Supervisor 


tal hecho y comunique a la Entidad. Asimismo, esta penalidad 


será aplicada si en las visitas del coordinador de obra o Monitor 
de obra o cualquier representante de la Entidad no encontrase 


al Residente lo cual será comunicado a la Supervisión o 
Inspección para la anotación en el cuaderno de obra. 
CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO 
RESIDENTE DE OBRA. 

CAMBIO DE OTROS PROFESIONALES PROPUESTOS 


10/1000 del monto | Según informe 
contratado 
8/1000 


contratado 


del Supervisor 


del monto | Según informe 


del Supervisor 


PAGO DEL PERSONAL 
Por la demora en el cumplimiento de los pagos del personal al : се w 
ОМА гы б СД «а 
servicio де! contratista рог un periodo mayor a un mes. La multa | 4/1000 NT тоте EN sod Segünfinfoime 


será por cada caso detectado. El hecho será corroborado por | contratádo del Supervisor 
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la Supervisión de obra. Para la aplicación de la penalidad 


deberá anotarse en el cuaderno de obra por la Supervisión o 
Inspección. 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 
(CONTRACTUAL: ` AAA 5 | 
Cuando el contratista по cumpla en entregar el calendario 


2/1000 
contratado 


valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, 


en un plazo de 24 horas. La multa será por cada dia de retraso 
en la presentación. 
ACTOS DOLOSOS. 
Cuando se compruebe que el personal del Contratista realizó 


actos dolosos (incluye el residente de obra) en perjuicio de la 


10/1000 del 


contratado 


Municipalidad Distrital de Anguía, además de la separación de 


los trabajadores, se le aplicará la multa correspondiente. La 
misma que será constatada por la Supervisión de obra y 
anotado en el cuademo de obra con lo cual se aplicará la 


penalidad establecida: 


De detectarse alguna infracción cometida por el Contratista, el Supervisor deberá anotar en 
el Cuaderno de Obra o comunicar mediante carta al Contratista la ocurrencia (que se 
considerará un pre aviso, otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de la falta, 
según corresponda. 


Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía 
de fiel cumplimiento. 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 


que debió ejecutarse. 


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 


DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 


Y El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente 
proceso de selección, por cuanto la entidad antes de la suscripción del contrato iniciara el 
proceso de verificación documentaria con la finalidad de identificar que la documentación 


presentada se ajuste a la verdad. 


Y” El Postor se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de la 
documentación. 


7 La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto qu " " 
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, d nivel de actualización 


profesional sin que eilo represente mayores costos a la entidad. 


Segün informe 
del Supervisor 


Según informe 
del Supervisor 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


" Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por quien 


corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones püblicas, así = 
АД 


como aquellas emitidas рог un privado u otro emitido por quien ostente las facultades 


correspondientes. | 
7 Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser en ~ 


función a ellas que el postor formule su' oferta. 


Y Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverán conforme a 
lo establecido en bases y la Ley. 

7 El contratista de ningún modo podrá solicitar a la Entidad, indemnización por pérdidas o 
daños en los materiales, Herramientas, Instalaciones cualesquiera fuere el hecho que Jo 


produzca. 


7 El contratista es responsable de la ejecución de la obra, y queda obligado a considerar como 
prioridad básica que el personal a su cargo deba contar con una póliza de seguro de vida y 
contra accidentes (SCTR). 


Y El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos 
о situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la 
suscripción del contrato. Situación que también será aprobado por la Entidad. El profesional 
sustituido, deberá demostrar igual o mayor experiencia, del profesional saliente, en caso 
hubiese cambio de personal. 

¥ No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos 
documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ¡legibles en tanto по 
permitan identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, 


etc.). 


REQUISITOS DE CALIFICACION 


ГА | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
Requisitos: 


EQUIPOS Y MAQUINARIAS 


РР o7 7^* 


Acreditación: |. pasce dat „элыз 
De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo | del Decre ode Urgencia № 102-2021, este requisito 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


| A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


| — | FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 


Requisitos: 


“PROFESION: 
“Ingeniero. Civil, Titulado- SERRE 
Ingeniero Civil o Ingenio de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
titulado. 
Ingeniero Civil o Mono Ambiental о 
Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental у de Recursos Ambientales о 
Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero de Recursos 
Renovables o Ingeniero Ambiental y de 


Recursos Naturales, titulado 
Especialista en Calidad Ingeniero civil, titulado 
Acreditación: 


De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia N? 102-2021, este requisito 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


| A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | 


Requisitos: 


“Residente: de obra — B: 
Especialista en Seguridad en db y aud 
ocupacional 


Especialista ambiental 


; ¿PLANTEL PROFESIONAL, CLAVE: КА i ÉS 
PROFESIÓN” DE ULLAS EE EXPERIENCIA - 
gems Civil titulado Con experiencia m mínima de 36 meses = sdb 
la fecha de la colegiatura) como Residente y/o jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o 
residente principal y/o director residente y/o jefe residente 
у/о jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o 
supervisor principal de obra; en obras similares. 
Con experiencia mínima de 24 meses como especialista 
ylo ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad 
e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad 
en el trabajo o salud ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional o en 
prevención de riesgos laboras en obras en general, que 
se computa desde la colegiatura. 

Con experiencia mínima de 18 meses como especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor o y/ jefe y/o responsable y/o 
residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en 
obras en general que se computa desde la colegiatura. 


Residente de obra 


Ingeniero Civil о 
Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo, titulado. 


Especialista ‚еп 
Seguridad еп obra у 
salud ocupacional 


Ingeniero Civil о 
Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero de Gestión 
Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de 
Recursos Ambientales 
о Ingeniero de 
Recursos Naturales y 
Energía Renovable o 
Ingeniero de Recursos 
Renovables o 
Ingeniero Ambiental y 
de Recursos 
Naturales titulado 
Ingeniero civil titulado 


Especialista 
ambiental 


Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista 
ylo ingeniero у/о residente у/о inspector y/o supervisor 
ylo jefe у/о asistente o responsable de: control de calidad 
o calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad, en obras en general, que 
se computará desde la colegiatura. 


ои W: Rn fo | 
rtr. 


Especialista 
Calidad 


"— 


Acreditación: E 
De conformidad con el literal e) del numeral 3 де! Апехо | del Decreto de Urgéncia N° 102. 2021, este requisito 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato. ` 
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Requisitos: o | | Ри >. 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de 


> : 2. POE = : EM 
la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha: де fà 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. чу? 


"бш 


Se considerará obra similar: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o 
mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos 
y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado o cualquier otro 
material apropiado) en las siguientes intervenciones: 


Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas ylo 
jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos 
a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o 
alamedas y/o espacios püblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización ylo parques y/o 
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 


Acreditación: 


De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo ! del Decreto de Urgencia N° 102-2021, este requisito 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 


Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción. А 


Sin perjuicio де Іо anterior, los роѕіогеѕ deben llenar у presentar el Anexo № 10 referido а Іа experiencia del 
postor en la especialidad. 
Importante 


En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 


; 25 COPIA iu Cer UCCUMER TO 
| FUENTE EN SOPORTE PAPEL" 


Miri: lag Dto 
IA МОЈА 
soleta ct II бе Angus 


Tres mil ochocientos veintiséis. 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANGUIA - CHOTA-CAJAMARCA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y RURAL - DIDUR 


INFORME N°06- 2021-MDA/DIDUR 
—— —  —— D DIDUR 


DE ~ ING.ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
JEFE DE DIDUR MDA 


A š Ing.NENII MEDINA GUERRERO 
· Alcalde Municipalidad Distrital de Anguía 


ASUNTO š REMITE TDR PARA INICIO DE CONVOCATORIA 

REFERENCIA 5 EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 
POBLADO DE  HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

FECHA : . Anguía, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 


n‏ —— کک 


Tengo a bien dirigirme a Usted, рака expresarle mi 


Cordial saludo y al mismo tiempo mediante la presente informarle io siguiente: 


„Que, en conformidad а lo dispuesto en el numeral 2 y 3 
del anexo 1 del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021: “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE 
INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO , 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO", y así mismo en virtud de 1o 
dispuesto en el artículo 16? de la Ley de Contrataciones del Estado, en 
concordancia con el artículo 29? del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, se eleva a su Despacho los respectivos TÉRMINOS DE REFERENCIA que 
regirán la convocatoria de la EJECUCIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE 
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» ; por un 
valor referencial ascendente а la suma de 'S/ 3'490,299.79 (Tres Millones 
Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Noventa Y Nueve con 79/100 soles), a fin 
de que su Despacho disponga a quien corresponda se Proceda con los actos 


preparatorios conforme а Ley. 


Es oportuna la ocasión рага expresarle mi distinguida 


k 
| ОСТА 


———— M— 


consideración. 


Ë РИ (rs "Y. \ 
ES COPIA Гл. DEL DOCUMENTO 


FUENTE EN SOPORTE PAPEL" 


05 


Atentamente 
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DET COMITÉ DE SELECCIÓN 
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АСТА DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021- 


DISTRITAL DE ANGUIIA, SITO EN LA CALLE COMERCIO № 212. ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARA LLEVARA CABO LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA К 
N° 06-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA ме 102-2021-PRIMERA CONVOCA TORIA, QUE TIENE : 


C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA PRESIDENTE TITULAR 

ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 

ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE VERIFICAR EL QUÓRUM RESPECTIVO DA : 
А POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PÚBLICO. ` 


== EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO АТА NORMATIVIDAD VIGENTE, A VERIFICAR LAS . | 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA: ELECTRÓNICA А TRAVEZ DEL ` e 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINADOSE QUE 23 : А 


+ 
Peareadar 
вис 10020246797 VARGAS HARANI HUGO ЈАМТЕА 22:11,1021 “aldo 20-12-2021 10620336997 
г 
Редуагбог diti ioa d р 
¿on Ruc 10134750605 БЕ] САО U 9175270 БАНКЕ ТУН “ldo ли у 10153750406 
ort Rd aed 
?roveddoe , z ON 
J Е 10214275355 OSALES CONTRES AS 5982414 1201122021 7aàdo 2201153021 10223275455 „М 
оой - š " 
Provaador 
1 auc 10223484303 vAgAa 3ECERRA WALTER 1271142021 Valido 12122021 10723224203 
con E 
Proveedor ` РН à 2 " T 
7 auc 10257222847 USTAHANTE НАЗАИРО ICI 114144011 МЕЈ іцо 10157122349 
con 7 . 
Pravaecor 
9 ¿on RUC 10207220239 xum SRIONES БРАН 51КА ¿1/11/3021 “aldo 1112/2021 10207230256 
on Й 
Prozeecer 
2. RIC 10279597033 DELGADO Praga isn UTER EI тада 1950022021 10278597633 
за Rij 
?reveedor е — a " А А 
3 сва RUC 1629717235) чир ASTORGA 16 Акта. зика Valido 002941 12222377253 
очне А 
» E 10405675733 НОЛЕ CALS? JR SS олса vilde 1570001021 10306575233 
Cra RUC 
Proveedor 
19 10515210232 CORONEL САНИО SAIS AS: 12:11 2021 Valido 


con JC ans S OCUMEN ro | 
5 IA FIEL DEL Ü " 
CUENTE EN SOPORTE PAPEL 


! 


У 12Z-MDAJA 

NS : de A is 

| Ean:2arto de la Милкораййаа ctu сазы 
rte . — a n 


Tres mil ochocientos veintiocho.3828 


ашыла И 


а Sa D Marga 


Proveedor 
сол RUC 


Proveedor 
за nuc 
Pravaadar 
405 RUC 
Proveedor 
con RUC 
Enyeedor 
cor AC 
Troveadas 
492 RUC 
ĉrrseedor 
соз RUC 
frovaedar 
сол AUC 
Eraverdor 
con RUC 
Будве бе 
£04 RUG 


2ro¿asdoe 
«an AUC 
Proveedor 
сол AUC 
Peosaadoe 
con AVC 


10219345355 
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20337530358 


20516336529 


10532075771 


20541777230 


195009220537 


30601024225 


10605112303 


20605915583 


20907812239 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 


COMITÉ DE SELECCIÓN 


IDROGO BUSTAMANTE EDUARD CALIN 

CIEZA LEON DARTE HARTHAN 

ЗАНО5 VASQUEZ ЈАН CARLOS 

MARICA) INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 

AC СОНГОХ А CONSTELACIÓN SAL. 

AHARO-2NCISO CONTRATISTAS GENERALES S A.C. 

H Y H CONSULTORIA SN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 
BRUDA ЈА CONSULTORIA & (DOSSTRUCCIONES 5 А.с. 

£USEL PAOYECT £11 

RAHSE:CC CONSULTING САСЫР SOCIEDAD АЗОШША CEXRAQA 
INVERSIONES SCALA PEY < 34, 


СОПРАНУ CF ASSOCIATE ENGINEERS БА. 


INGENIERIA Y Кута Сим 11453 S.A C. 
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ANGUIA 
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10459203121 
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20516325529 


10532075774 


10531727920 


10522919647 


20521024200 


16535119202 


20525912531 


20522319139 


ASÍ МІЅМО DE ГА VERIFICACIÓN DEL SEACE, SE HA OBSERVADO QUE DOS (02) EMPRESAS SE HA 
REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


10707222349 


2 


ЗУЗТАНАВТЕ ЧАФЕСЕО LUCIO Mani 8 10107111346 


CONSORCIO SUPERVISOR 


1 16406675233 


CO'iDAC 


31/12; 1821 19:23:22 10405975132 


* BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO 
* CONSORCIO SUPERVISOR CONDAC: (NUNEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - FUSTAMANTE 


HEREDIA EDILBERTO). 


21:1: 3l 


611272021 


iln 


19:22:3 


3 ELT 


i Enviado 


ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA A FIN DE 


LLEVAR A CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS EN CONF 


DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA Y ADMISIBILIDAD 


DETALLE: 
¿PORO REPST. DE QUIEN 
= АМЕХО 1 SUSCRIBE LA 
OFERTA 
T š = 
" BUSTAMANTE | | 
MARRUFOLUCIO | SI CUMPLE | SICUMPLE j 
* i 
CONSORCIO | | 
2 SUPERVISOR | 
enne SI CUMPLE | SI CUMPLE 


SI CUMPLE 


| 


SI CUMPLE 


|| SICUMPLE 


Faquiarié 


SI CUMPLE 


SI CUMPLE 


j y ROU 


SI CUMPLE 


ur oro... 


Jome Oluno Díaz 


R.A. ie че МОМА 


zt de anquia 
м Hunkipasdag destine! бе QUE си 
ص‎ атага те 


ORMIDAD AL SIGUIENTE 


SI CUMPLE 


ADMITIDO 


ADMITIDO 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
СОМТТЕ DE SELECCIÓN 


ART mi et ар, а 


A ые. а RT e N дассшзтых‏ <= ج 


эйе йа. AS ЕМ CONFORMIDAD AL SIGUIENTE _ 
DETALLE: 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
EQUIPAMIENTO FORMACION EXPERIENCIA DEL EXPERIENCIA DEL POSTOR 
ESTRATEGICO ACADEMICA PLANTEL PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD 


SE ACREDITARÁ SE ACREDITARÁ | SE ACREDITARÁ PARA LA | SE ACREDITARÁ PARA LA 


BUSTAMANTE 


PARA LA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL SUSCRIPCIÓN DEL CALIFICADO 
SUSCRIPCIÓN DEL SUSCRIPCIÓN CONTRATO 
UFO LUCI CONTRATO 
MARRUFO Р CONTRATO DEL CONTRATO 


SE ACREDITARÁ SE ACREDITARÁ | SE ACREDITARÁ PARA LA | SE ACREDITARÁ PARA LA 


CONSORCIO PARA LA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL SUSCRIPCIÓN DEL 
SUPERVISOR SUSCRIPCIÓN DEL SUSCRIPCIÓN CONTRATO CONTRATO 
CONDAC CONTRATO DEL CONTRATO 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EFECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA AL SER 
ESTA EL ÚNICO FACTOR DE EVALUACIÓN CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


FACTOR DE EVALUACIÓN 
PRECIO 


MONTO PROPUESTO FORMULA 
Pi-OmxPMPE 

| 1 | BUSTAMANTE MARRUFO LUGO (*) S/ 00.00 

[2 | consorcio SUPERVISOR CONDAC S/ 174,514.99 


NOMBRE DEL POSTOR 
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EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


— — — —CRITERI س‎ ——— 
—_— ë O 
PUNTAJE ECONOMICO ANEXO № 11 PORCENTAJE PUNTAJE 


BONIFICACION 5% A OTORGAR TOTAL CON 
| BONIFICACIÓN 


MISMO DÍA. 


7 


) 


C-P.C. Jesús D. Martínez Panta . r Vásquez T тд. OsBeyto Trigoín Vásquez 
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Ме 06-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021- 
PRIMERA CONVOCATORIA 


ATA. 


EN EL DISTRITO DE ANGUIA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, SE REÚNEN EN LA UNIDAD. DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE АМОША, SITO EN LA CALLE COMERCIO N° 212 - ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N° 06-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021-PRIMERA CONVOCATORIA, QUE TIENE 
COMO OBJETO DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA 
«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA», CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ADMISIÓN, 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 


PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN LOS MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 


C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA PRESIDENTE TITULAR . 
ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 
ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 


EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE VERIFICAR EL QUÓRUM RESPECTIVO DA 
POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PÜBLICO. 


| EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO А LA NORMATIVIDAD VIGENTE, А VERIFICAR LAS 
. PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVEZ DEL 


SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINADOSE QUE 23 
EMPRESAS SE HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


Proveedor 
1 angue 0020386997 VARGAS HAIIANI HUGO JAVIER 20/11/2021 Vilido lfn/103 10020386997 OON 
Proveedo: ч 
› Жо: ' — 10128760606. VALDIVIESO GRADOS RAUL WILFREDO 27/11/2021 Válido 2/11/1021 101897606086 dol 
P di А 
1 Minn O 10224276465 ROSALES CONTRERAS RUBEN ELMER 12/11/2021 Vikdo пашом 10247665 Qol 
n 
Proveedor ë лог 
3 анис 0238484303 YABAR BECERRA WALTER 12/11/2021 — Vitdo 12/14/2024 10230484303 Dor 
Proveedor " n 
5 qaput 19267221849 BUSTAMANTE HARRUFO LUCIO 12/11/2021 Vikdo 12/11/7021 102672289 Oof 
Proveedor " ~ 
Дет 10167210256 RUIZ BRIONES ELIZABETH JUSTINA 21/11/2021 Vilds 2/11/2021 10267230256 QoL 
Ргомеедог " ЊУ 
dec 10273597933 DELGADO PEREZ WILLIAH 1/1/1032 — vido 38/11/2021 101359733 GOF 
Praveedos е ~ 
3 ague 10197377863 ORTIZ ASTORGA MIGUEL ANGEL 29/14/2021 Vibdo 19/11/2021 101973779863 оГ 
Proveedi > 
? = 10406675233 NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ 15/11/2021 Vildo пол 10406615233 об 
Proveedor ~ 
10 10415210332 CORONEL CAMINO RAMIRO KOBI 12/11/7 ө 
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Proveedor 


40419816565 iDR0cO BUSTAHANTE EDUARD. 
соп RUC О 
12 bia 1040288531 CIEZA LEON DANTE HARTHAN 29/14/2021 Válido 29/11/1021 104502801 Oof; 
Proveed 
B => WI RAHOS VASQUEZ JUAN CARLOS 16/11/2031 уь 16/11/2024 1071468514 Oo 
со: 
Proveed s 
14 = 10487526755 HARICA) INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20/11/2023 уз 30/41/2021 2048752655 (өй 
con 
Proveed А 
а sim NEL AC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN s. A. c. 16/11/2021 ча 16/11/2021 2048753086 Oof 
el 
T d. z 
16 == °" 20516336519 AHARO-ENCISO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, 19/41/2021 Válido 19/11/2021 10510533558 об 
n 
Proveedor 7 n 
17 aque 0532076274 HYH CONSULTORIA EN INCENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 15/11/2021 у 15/11/2021 2053070 Qon 
Proveed, | 
18 азун °" 20541277980 GRUPO ЗА CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.C, 15/11/2021 Válido 15/11/2021 2054177790 Gol 
Proveed 
в mE ^ 20600929667 киз PROYECTEIRI 15/11/2021 válido 13/11/2202 2060092967 Doll 
оп 
Proveedor " А 3 x : š Sr У 
Янаи 10601024200 RAMBELCE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANOMIMA CERRADA — 12/11/2028 узо 12/11/0031 206010200 QON 
с 
cir 20605113302 INVERSIONES SCALA PERU S.R.L 17/11/2021 Válido 17/11/2021 20605119302 доб 
Proveedor - 
2 connue 20605943684 COMPANY OF ASSOCIATE ENGINEERS S.A.C, 13/11/1020 vildo 13/11/2071 2062294364 OoN 
Proveedor ~ 
?3 спаис 20497919180 INGENIERIA Y CONSTRUCCION HKSB S.A.C, 13/11/2021 уара 1/1/1011 зона Qor 


ASÍ MISMO DE LA VERIFICACIÓN DEL SEACE, SE HA OBSERVADO QUE DOS (02) EMPRESAS SE HA 

REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 

1 10267222349 BUST 22:19:33 10267222849 01/12/2021 12:21:39 Enviado Valido 94 
CONSORCIO SUPERVISOR 

1 10406675233 CONDAC 


22 ay 


91/1040 193332 — 1040667523 онуи 19:39:52 Enviado Valido 9:7 


* BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO 
% CONSORCIO SUPERVISOR CONDAC: (NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - FUSTAMANTE 


HEREDIA EDILBERTO). 
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—— DETALLE: — 


EXPERIENCIA DEL EXPERIENCIA DEL POSTOR 
PLANTEL PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD 
SE ACREDITARÁ | se ACREDITARÁ | SE ACREDITARÁ PARA LA | SE ACREDITARÁ PARA LA 


BUSTAMANTE PARA LA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL SUSCRIPCIÓN DEL CALIFICADO 
SUSCRIPCIÓN DEL | SUSCRIPCIÓN CONTRATO 
ARRUFO LUCIO CONTRATO 
MARRUFO LUCI CONTRATO DEL CONTRATO 


SE ACREDITARÁ SE ACREDITARÁ | SE ACREDITARÁ PARA LA SE ACREDITARÁ PARA [А 


CONSORCIO PARA LA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL SUSCRIPCIÓN DEL CALIFICADO 
SUPERVISOR SUSCRIPCIÓN DEL | SUSCRIPCIÓN CONTRATO CONTRATO 
CONDAC CONTRATO DEL CONTRATO 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EFECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA AL SER 
ESTA EL ÚNICO FACTOR DE EVALUACIÓN CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


5/ 00.00 


S/ 174,514.99 
(*) BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO: SEGÚN LO DISPU 


102-2021, EL ÚNICO FACOR DE 


BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO (*) 
CONSORCIO SUPERVISOR CONDAC 
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EN ESTE ESTADO SE PROCEDE А DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL ЕМ CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGA LA BUENA PRO AL CONSORCIO 


SUPERVISOR CONDAC: (NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO), 
POR EL MONTO DE S/ 174,514.99 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 99/100 SOLES). 


SIN MÁS QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA SIN 
NINGUNA OBSERVACIÓN, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRSE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 


MISMO DÍA. 


C.P.C. Jesús O. Martínez Panta Ing. Coronel Vásquez I 
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO 5 GUNDO MIEMBRO 
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 252 — 2021 — MDA/A 
ASIA IC 252 — 2021 - MDA/A 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA a 


VISTO, Informe N° 02-2021-MDA/CS, emitido por el comité de selección a cargo de la 


Adjudicación Simplificada N° 06-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N? 1 02-2021, y; 


CONSIDERANDO: 


Que, el artículo 194? y 195? de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 27680, 
establece que las Municipalidades provinciales y Distritales:son los Órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de Su competencia; promueven el desarrollo 


y la economía local y la prestación de los servicios públi 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, со 
de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972; ^ 2m 


Que, mediante informe de vistos el comité de Selección a cargo del mencionado procedimiento de 
Selección, informa que ante la observación N° 09 formulada por el postor Ramos Vásquez Juan Carlos, en 
virtud a la cual solicitó зе reduzca los años de experiencia del personal clave, ante dicha solicitud este 
comité de selección consideró el acoger la mencionada observación, sin embargo por error involuntario 
al momento de Integrarlas Bases Administrativas, no se ha reducido los 
pertinente d los Términos de Referencia haciéndos 
de los Requisitos de Calificación: ante ello al no ha 


que en condición de Titular de la Entidad se sirva el declarar la Nulidad de Ofici “mencionado 
procedimiento de selección:coñisiderando que se ha vulnerado lo dispuesto en el "Artículó.72:5*: Consultas, 


observaciones e integración " del Reglamento del R 


"d el glamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, solicitando que dicho procedimiento se retrotraiga hasta la etapa de Integración de Bases a efectos 
de corregir el error advertido. + 


> 


Que, “Artículo 72.5°: Consultas, observaciones e integración de bases” del Reglamento del 


q E X>R 9 


Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone textuglmentelosiguientep7e бду gp 
FUENTE EN ЗОРО? 


ITAL DE ANGUÍA > 


REN -—— Anguía, 26 de noviembre de 2021 . 


5 de SU responsabilidad, en armonía con las 
ante con el Artículo Il del título preliminar 
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que el comité de selección absuelva la totalidad de las consultas y observaciones presentadas por los 


participantes y registre las bases que integren todas las modificaciones previstas en el pliego 


absolutorio, así cómo su respectiva notificación a través del SEACE no puede exceder de cinco (5) días — 
hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones señaladas en las 
bases." e | 
Que, por su parte el “Artículo 72,1“: Consultas, observaciones e integración de bases” del 
Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone textualmente lo siguiente: 
"72.7. En caso el pliego de absolución de: у ultas-y ob ciones e integración de bases incurra еп 
alguno de los supuestos previstos en el numeral 44,2 del articulo 44 de la Ley, corresponde al Titular de 
la Entidad declarar la nulidad de este acto”. Е ї? 


Que, де la revisión де las bases administrativas publicadas a través del portal del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE); efectiv 
administrativas Integradas no se ha reducido los años 


ente se ha observado que las bases 
XI ncia solicitados al personal clave tal y 
como se ha establecido en el pliego de absolución: de consulta Y, observaciones, incumpliéndose lo 
dispuesto en el “Artículo 72 5°: Consultas, observaciones e integración de bases” del Reglamento del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; vulnerándose así mismo con dicha omisión el principio 


de transparencia, 


Que, el literal c) del articulo 2° del Texto Único Ordenado де la Ley de Contrataciones del Estado, 
respecto de los principios que rigen las contrataciónes, establece lo siguiente: "Las contrataciones del 
Estado se desarrollan con fundamento en los siguienfes principios, 5 perjuicio de ја aplicación de otros 
principios generales del derecho püblico que resulten aplicables al proceso de contratación. Los principios 
sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y Su reglamento, de integración 
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para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas 
contrataciones: (...3 c) Transparencia. Las Entidades proporcionan; información clara y coherente con 


el fin de que todas las.etapas de la contratación sean compre sipor los proveedores, garantizando 


la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones; de igualdad de trato, 


objetividad e. imparcialidad. Este principio respeta las excepcio es establecidas e e ordenamiento 


jurídico": EAN, = x, uU 
del Estado, modificado por el Decreto Legislatiio N° 1444, aplicado 
‚ del“ Procedimiento de Contratación” Pública Especial para ја 


Que, la Ley: П 
supletoriamente al^ "Reglameni 


Reconstrucción con Cambios"; establece entre otras disposiciones, las causales por las que se debe 


siguientes: a)Cuando hayan sido dictados por órgano incompelentë B Coftiravendan fas пойнт 


declarar la nulidad de los actos derivados de los procesos de select 


legales, c)Contengan un imposible jurídico, о d) Prescindan de las hormas ese 


| p : ki 
Без фало de ta 
e e a си 


— CONTRATO N° 078-2021-UNIFSLB/DGA/UABAST 


Sus servicios al Езјадо, teniendo la presente cláusula naturaleza de declaración jurada, asumiendo 
рог tanto las responsabilidades de Ley. ` 


CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO | 

Las partes acuerdan que LA ENTIDAD podrá resolver el presente contrato si EL LOCADOR no 
cumple cualquiera de las prestaciones establecidas en |a cláusula tercera, por limitaciones 
presupuestales o razones de índole netamente institucional, sin Pago de indemnización por concepto 


incumplimie i iusulas del presente contrato о ios términos 
rencia, a qu i 


вара kir contrato, previo informe del Área Чзџапа, cuyo protedirniento se encuentra prevista en el numeral 
| 11.1 де la Directiva2, . ; 


En caso de incumplimiento de la cláusula anticorrupción dej presente contrato, LA ENTIDAD podrá 


resolver el contrato unilateralmente sin previo aviso a EL LOCADOR, debiendo iniciar las acciones 
"E legales a que hubiere lugar. 


ст” ` CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DOMICILIO У JURISDICCIÓN 
f Ambas partes señalan como domicilios, los indicados en la introducción del presente contrata, que 
по podrá ser variado sin previa comunicación рог escrita; no obstante, de manera excepcional сог 
razones de la emergencia nacional, serán válidas las comunicaciones y/o presentación de. 
documentos via correo electrónico. siempre que la naturaleza del trámite lo permita. 


M ., Presente contrato, serán resueltas vía conciliación O decisión judicial рог los jueces Dertenecientes al 
А domicilio legal de LA ENTIDAD. 


idad por el contenido, se suscriben en tres (03) ejemplares de un mismo tenor у 
anticipada al 09 de Septiembre de 2021. y para un solo efecto firmado sn la Ciudad 


POR LA ENTIDAD POR EL LOCADOR 
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* CONSORCIO URBANO: (INVERSIONES AGUILAR CALLE EIRL - M & S PROYECTS S.A.C.) 

> CORPORACION HORIZONTE SAC. 

* CONSORCIO LOS SAUCES: (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS SAUCES S.A.C. - 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA QUETZAL S.A.C.) 

* CONSORCIO JM ASOCIADOS: (CORPORACION PORTILLA S.A.C. - REGIMA SAC.) 


ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA A FIN DE 
LLEVAR A CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 


DETALLE: 


DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA Y ADMISIBILIDAD 


CONSORCIO 
CAJAMARCA 


NO ADMITIDO 


= еда | 
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE | 


ми лик сы. 


y 
SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE SI CUMPLE | Si CUMPLE | ADMITIDO 


Ë 
TOT E 
5 


CONSORCIO 
EJECUTOR CHOTA 
NORTE 


SI CUMPLE SI CUMPLE 


CONSORCIO i | | 
ANGUIA мо NO 
| | Јер А z | 
EIECUTORES Ë cum | SICUMPLE | SICUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE ударе | "re Mist 
———|— 
| 
| Š 
CONSORCIO NO | No 
U è P! al H лот ITIDO 
RBANO SI CUMPLE | SICUMPLE | SICUMPLE | SI CUMPLE | 51 CUMPLE cuMPLE | cumpig | NOADMITID 
| | CORPORACION 
5 о Я ! 
S | HORIZONTE SAC 51 CUMPLE | SICUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | si CUMPLE Ss | NO ADMITIDO 
x Ц ы 
` i = E. I 
Su COPABANTI | | 
У Р CONTRATISTA i ба 
== | GENERAL EIRL. Но SICUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | si CUMPLE CUMPLE | NO ADMITIDO 
. * ___ > M 
| | 
| ; CONSORCIO LOS. NO Í мб 
Р š 
| ЗАЏСЕ5 SI CUMPLE | SICUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE BN cUMPLE | cuMpig | NO ADMITIDO 
| | 
A | CONSORCIO JM | | x pg TES 
ASOCIADOS SI CUMPLE | SI CUMPLE | CUMPLE | SI CUMPLE[|steumprera t E Ce l SONO ca "ОМО ADMITIDO 
| | SI CUMPLE SECUMEL 5 телет NO ^p 


FUENTE ES 


MOTIVACIÓN DE LA NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS: 
—— SIGN DE LA NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS: 


CONSORCIO CAJAMARCA: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSO CIO SE URRE] 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA LIQUI ACIÓN, DES: 


А QUE:NINGUNO DE LOS 
£2 міль 


g S 2, de 
¿OBRA INCUMPLEN a 


a а 


онаа yt 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUI 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


А 


SITTERS SSS, T SÑ A E 


DISPUESTO ЕМ LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD “PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS 


CONTRATACIONES DEL ESTADO”. 


ASI MISMO DE LA REVISION DE su ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL 
DESAGREGADO DE Los COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE. QUE EL LITERAL 221.1 


EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR 


) DEL NUMERAL 


LC! QUE, AL NO 


PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DeL ARTÍCULO 35° DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 


OBLIGA A Los POSTORES A PRESENTAR EN su OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUST 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA CENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍ 


ENTA EL TOTAL 


CULO 60° DEL 


REGLAMENTO DE La LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE La FALTA DE RUBRICA y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 


MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 


NO ADMITIDA LA OFERTA. 


ipi DOC рүн | 
CONSORCIO ANGUIA EJECUTORES: DE La VERIFICACIÓN DE sy PROMESA DERCONSÓREIo-sE ВЕКА Que 
о ИЛА EJECUTORES A DEACÓNSOR CIO 


1 
INCUMPLIENDO Lo DISPUESTO EN La DIRECTIVA ме а. ~ пакер 


ЁТ =] аду 2: $ 
NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A FuntPal Бу LA LIQUID, A 
CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO". | 


fy 
АНТИ ые 


DE LA O 


Mera N 


Tres mil ochocientos cuarenta y uno.3841 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


CONSORCIO URBANO: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSO 
—i URBANO: 


EN j EJECUCIÓN REAL Y PORUN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN 
UN EN ELPRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL NO 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS Q 


FERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 


` ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO ЕМ EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35* DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A [05 POSTORES A PRESENTAR EN sU о 
ОЕ SU OFERTA у МО SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


RMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESO 


DE 


ses ЗАТО 
, QUE LAS 'EONSE ES, 
“ER Curi уп per 


TAS 
iÀ т: аур“ i5 þa 
DOGUNMENTOS HOE La ENTEGRAN БЕДЕМ 


SER ASUMIDAS POR AQUEL”. 


Tres mil ochocientos cuarenta y dos.3842 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITE DE SELECCIÓN 


— НИ Tre E 


EN TAL SENTIDO AL NO HABE 
NO ADMITIDA LA OFERTA. 


CORPORACION HORIZONTE SAC: DE LA VERIFICACIÓN DE SU ANEXO 6: ОБ 


LANTEADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LOS CUAL SE GARANTIZA LA 
CALIDAD TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 


CE- 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ES 


Б PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS 


DES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU 
А20 DE EJECUCIÓN. 


LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35* DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 


FERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA у No SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60° DEL 


QUE EN EL 


DE CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN O SN LOS DOCUMENTOS aka, 


SER ASUMIDAS POR AQUEL”, 


Tres mil ochocientos cuarenta y tres.3843 


MATEMÁTICA DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN PRESUPUESTO QUE ESTÁ C ШАА 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITE DE SELECCIÓN 


ERENCIAL, EN LA QUE SE DESCRIBE 
CLARAMENTE QUE DICHO VALOR HA SIDO CALCULADO AL MES DE OCTUBRE DE 


L 2021, FECHA EN VIRTUD ALA CUAL 
AAA 3 LULL, 
LOS POSTORES DEBERIAN FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA. 


CABE INDICAR QUE YA EL MISMO TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y EL ORGANISMO SUPERVISOR DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) SE HAN PRONUNCIADO, RESPECTO A LA FECHA DE DETERMINACIÓN DeL 
VALOR REFERENCIAL А TRAVES DE Los SIGUIENTES DOCUMENTOS: : 


EN EL CASO DEL OSCE SE HA PRONUNCIADO A TRAVES DEL PRONU 


ESTABLECE TEXT UALMENTE LO SIGUIENTE: " ... RESULTA IMPORTANTE CONSIGNAR LA FECHA QUE CORRESPONDE A 
LOS COSTOS DE sU OFERTA, PUES LA FAL TA DE CONSIGNACIÓN DE LA FECHA INDICADA GENERA UNA SITUACIÓN DE 
INCERTIDUMBRE PARA LA ENTIDAD CONVOCANTE, QUIEN SE ENCUENTRA IMPEDIDA DE CONOCER, SIN MARGEN DE 
DUDAS, LA FECHA CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS TOMADOS EN CUENTA POR EL POSTOR IMPUGNANTE AL 
MOMENTO DE ELABORAR SU PROPUESTA ECONÓMICA. POR CUANTO NO PUEDE ASEVERAR CERTERAMENTE QUE 


ELLA SEA COINCIDENTE CON LA FECHA DEL VALOR REFERENCIAL. DICHA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE Y FALTA DE 


CLARIDAD NO PERMITE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA A LA FECHA 
DEL PRESUPUESTO BASE" " .. САВЕ PRECISAR QUE DICHA 


FECHA DEBE COINCIDIR CON LA FECHA DE DETERMINACIÓN 
DEL VALOR REFERENCIAL“, 


NCIAMIENTO N° 743-2013/DSU, EN EL CUAL SE 


МАН) тд PE OBRA 


NTEÉSTRICTURA DE 


ESTA CONSTITUIDA POR LA ¡SUMA TORIA QE 


—— 5. 


Tres mil ochocientos cuarenta y cuatro.3844 


TÉRMINOS, DENOMINADOS MONOMIOS, QUE CONSIDERAN LA PARTICIPACIÓN O INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES 
RECURSOS (MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, GASTOS GENERALES) DENTRO DEL COSTO O PRESUPUESTO 
TOTAL DE LA OBRA, CUYO MÉTODO DE ELABORACIÓN REQUIERE CONTAR BÁSICAMENTE CON EL PRESUPUESTO DE 


ОСТА ОВЕА Y | EL ANÁLISIS CIO UNITARIO DE CADA PARTIDA DE-DICHO PRESUPUESTO-BAJO-ESTE CONTEXTO, EN-DICHA—— ____ 


FÓRMULA SE EMPLEAN LOS ÍNDICES DE PRECIO DE LOS ELEMENTOS MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN, VARIOS Y GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, RESPEC TIVAMENTE, A/A FECHA DEL PRESUPUESTO BASE, 
LOS CUALES: PERMANECEN INVARIABLES DURANTE LA EJECUOÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSIGNARSE EN LAS 
BASES CORRESPONDIENTES LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS QUE CONSTITUYEN DICHO PRESUPUESTO ...” 


ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL 
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE EL LITERAL 2.2.1.1) DEL NUMERAL 
2.2.1 DEL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS “DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 
DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N 6) 
Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL B) DEL ARTICULO 35 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AHORA BIEN, EL ARTICULO REFERIDO ESTABLECE, QUE, 
TRATANDOSE DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS 
PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS 
Y ESPECIFI CACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU 

JECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. 

EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL МО 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL 8) DEL ARTÍCULO 35* DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA А LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. | 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60" DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, МО RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 


Tres mil ochocientos cuarenta y cinco.3845 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: "CABE SENALAR, QUE, EL COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBJET. IVA LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, 
REALIZANDO UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES NI INTERPRETAR SU CONTENIDO. 


POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 
DE CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN О EN LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTEGRAN DEBEN 


SER ASUMIDAS POR AQUEL”. 
чв» e 
кад rih Fi L DE, DEE mre 
- PUENTE Ej: чолы. "КТО 
EN TAL SENTIDO-AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CO FORME A LO SOLICITADO SE НЕМЕ ЦЗО R 
NO ADMITIDA LA OFERTA. () AG 2 | | 


CONSORCIO LOS SAUCES: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSÓRCIO SE Cas; RVA DUE MINGINET UE LO 
19 SAUCES | ie Е ; 


“EM л 


AT CM 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON La UQUIDA CANES E OBRAYNCUM PLIEGO Le 
M 


! 


S 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


DISPUESTO EN La DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD “PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO”. 


— АЗ ММО DELA REVISION-DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL - 


2.2.1 DEL CAPITULO || DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS “DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 


DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES [ANEXO N 6) 
Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL B) DEL ARTICULO 35 DEL 


PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE EST: 
ENCUMPLIENDO CON Lo ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35” DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO $0? DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSAMABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 


SER ASUMIDAS POR AQUEL", 


EN TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE POR 
NO ADMITIDA LA OFERTA. | 


CONSORCIO JM ASOCIADOS: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CO 
LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA 
LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD “PARTICIPACIÓN ĎE PROVEEDOS 

CONTRATACIONES DEL ESTADO", 


Tres mil ochocientos cuarenta y seis.3846 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
CIÓN 


COMITE DE 


SELEC 


SUSCRIBIERAN. 


ASI MISMO DE La REVISION DE SU ANEXO 06: PRECI 
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: 


O DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL 


COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE EL LITERAL 2.2.1.1) DEL NUMERAL 
2.2.1 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS “ 


`x Í EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, Ai. NO 


EL PLAN COVID-i9; SE ESTA 
N FNCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35” DEL MENCIONADO REGLAMENTO, суме 


OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR ЕМ SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA £l. TOTAL 
o») ss. 


“Уу  OESUOFERTA y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
a MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE sU OFERTA. 
кы. 


МО ADMITIDA LA OFERTA. 


Tres mil ochocientos cuarenta y siete.3847 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
OMITE DE SELECCIÓN 


 — xjILX — ÀáÀ— 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 


POSTOR PERENGA DEL POSTOR Mm 
EQUIPAMIENTO | FORMACION EXPERIENCIA DEL EN LA ESPECIALIDAD 
ESTRATEGICO | ACADEMICA PLANTEL PROFESIONAL 
і 
| SE 
CONSORCIO SE ACREDITARÁ | ACREDITARÁ А z 
Е ITARÁ P, 
ЕЈЕСИТОВ CHOTA PARALA PARA La | SEACREDITARÁ PARA LA | SE ACREDITA APARATA CALIFICADA 
| SUSCRIPCIÓN DEL SUSCRIPCIÓN DEL 
NORTE SUSCRIPCIÓN SUSCRIPCIÓN СӨНТВАТО CONTRATO 
DEL CONTRATO | DEL 
| CONTRATO 
| 


АМТЕ [05 RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE А EFECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOs 
POSTORES CALIFICADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


FACTOR DE EVALUACIÓN 


NOMBRE DEL POSTOR 


MONTO PROPUESTO ^ FORMULA 


PUNTAJE 
PI = Om x PMpE 
oi 
CONSORCIO EJECUTOR CHOTA 100 100 


NORTE 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


| |] RR e 


_PUNTAJE ECONOMICO 1 PUNTAIE TOTAL | 
100 100 


— .  . ج‎ 


CONSORCIO EJECUTOR CHOTA 
NORTE 


Tres mil ochocientos cuarenta y ocho.3848 = 


MISMA QUE FUE APROBADA SIN 
DAD SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 


C.P.C. jesús O. artínez panta 
PRESIDENTE 


"e 


uc lA FTL SEL DOC те 
PUENTE Ем зорстт“ pe ngg" 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021- 
PR 


EN EL DISTRITO DE ANGUIA, SIENDO A LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, SE REÚNEN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA, SITO EN LA CALLE COMERCIO ме 212- ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021-PRIMERA CONVOCATORIA, QUE TIENE 
COMO OBJETO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA», CON LA FINALIDAD DE 


LLEVAR A CABO LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN. 


SELECCIÓN Los MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 


C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA PRESIDENTE TITULAR 
ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 
ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 


EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. LUEGO DE y ERIFICAR EL QUÓRUM RESPECTIVO РА 
POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PÚBLICO. | 


Proveedor 
coa RUC 


Proveedor 


10266886654 SILVA SILVA АМА HARIA TESORO 


16/11/2021 válido 16/11/2021 10266386654 бөр 


2 comu 2913681802 SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES SA иц qid, Sua mos Do] 
сон 
Ptoveedor : " 
дс 29270971891 84 8 INGENIEROS S.RLIDA ушп уш 1/11/2021 2027097189 ol 
Proveedoi f 
1 алй 7 EL HORIZONTE 5 11204 удо пн quoa) өл 
0! 
Proveedor HL CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE An 
5 10409234462 КА УНШ? 1/1/2902: 10409234461 Dai 
con RUC MSPOISABLLIDAD LIMITADA - HL CONSTRUCTORES E L |. а те п [эй dan Vr 
Prove - 
6 de 10487655563 CONSTRUCTORA Y COMSULTORA QUETZAL S.A C. 22/14/2301 Суз Пи mense Hof 
с 
Proveedor a 
; = 20487660991 CORPORACION PORIILA S.A С. QUO o та, Bui wan Do? 
con 
Proveedor 
8 спс 2049573021 C & H CONSTRUCTORES EIRL, виши уза "ums messi) Qon 
c 
Proveedor : И“ 
9 annue 2049586570 SERVICIOS GENERALES JUVASA p v o 1/14/2021 vitas iun Weser (e^ 
c 
Proveedor CORPORACION HORIZONTE SOCIEDAD АНОМША CERRADA . 
10 10515807517 шин ч 
congue 051 CORPORACION HORIZONTE s. A c. шин чш 


бог 


Pun PSI, пива а EE t 


Tres mil ochocientos cuarenta y nueve. 849 


ka 


2 6715: 
1 con RUC 10601671531 
Proveed А 
2 рена 1060227230+ CARCCOH CONTRATISTAS GENERALES E.I,.L. уши Vido шумом 20602272304 Qeon 
Proveed ' 
n pi 10602655793 JACSOMARS.A.C. 15/1/1011 Vilido 16/11/2011 20601655753 е Г 
Proveedor -— " x Ma 
M анис 20604806312 COMSTRUPROJECT INGENIERIA ФА С. лупи vilio 15/11/2024 106048062 QOT 
RESA ORA Hi i DAD ANC 3 Det 
ado ровова  PAPRESA CONSTRUCTORA WESAJILOS SOCIE DANA 19111/121 Válida клан 1040402 Jo? 
€oo RUC CERRADA ч 
p awa 
10 => 10607121240 PERU GERENCIA А CONSTRUCCION S.R.L. 15/11/10: Vátdo 15/11/2022 70507121240 Jo? 
con 
ASÍ MISMO DE LA VERIFICACIÓN DEL SEACE, SE HA OBSERVADO QUE OCHO (08) EMPRESAS HAN 


REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


72/11/2021. 20523515103 


COPABANTI CONTRATISTA GENERAL EARL - COPCOGE Е.Я. 22/11/2021 Vido 


г 


E 10917760071 AMKAELRL 15/11/2024 уф 15/11/2021 10527750071 
жее 20527942773 антена IIOIVIDHAL OE 02/11/1002 — väida 17/11/2021 1052794773 Dof 
M 20529320379 SEINC MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L, 16/11/2020 válido tua 2052932009 — ог: 
Жыкы 20519290171 WILITOR S.A.C 13/11/2031 válido wur ses бөй 
Bio 20347097069 HA SPROYECIS S.A C. 13/10/2020 vildo tz 205470909 Del 
меље 20601024200 RAHBELCC CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIHA CERRADA 19/11/2021 Váhdo 19/11/1003 206010040300 Oo 
inen 7" 20601039381 MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E.I.RL 19/14/2021 vitdo 19/11/2020 2060105931 Do? 
= 20601106613 ASIELINGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. 15/14/2021 эй 15/11/2021 2060110660 о 
Proveedor 22/14/2021 10803632500 OOD 


20601632510  COMSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS SAUCES S.A.C. 


22/11/2021 Vido 


ДЕД 


14/11/2071 20601671531 


14/12/1024 Vildo 


TNGEWIERIA Y CONSTRUCCION NUEVA ERA E.TR.L. 


Tres mil ochocientos cincuenta.3850 


CONSORCIO CAJAMARCA ШИН 15:59 0900040 BANW A840 кебй Valida o 
20600106613 CONSORCIO EJECUTOR CHOTA HORTE ЭП AHAS IMONUSSD зуші цыз Enviado va o% 
10266886654 CONSORCIO ANGULA EJECUTORES БШП абан прва uf 9637 кшш мш 
20527941773 CONSORCIO URBANO BAJWA ал308 OSI зүн йым Enviado Vaido о; 

CORPORACION HORIZONTE SOCIEDAD ANORIHA | 
20515807617 БШШШ їй 2051502882 рюп шш кей Valido ° 

CERRDA - CORPORACION HORIZONTE S.A,C. 11 — Pu us < 

СОРАВАНТІ CONTRATISTA GENERAL E.LR.L- ; ; | 
0513535 BAM: 193302 2052335308 23/11/20 з м Valido о 
2 35308 COPCOCEELRL [11/2021 19:53:02 — 205235; /A1/ Envi ај 4 
1060162510 CONSORCIO LOS SAUCES ШШ C 183959 2060168500 шип © ши Enviado Valido 9-] 
20487660991 CONSORCIO JH ASOCIADOS 23/14/2024 63951 20487660991 DMUNDD 463836 эй Vids oy 
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CONSORCIO CAJAMARCA: (CORPORACIÓN ЅЕСЕМОВ. S.RjL.- F UBEBERU E: GERENCIA- рез" 


CONSTRUCCION S.R.L.) 
CONSORCIO EJECUTOR CHOTA NORTE: (ASIEL INGENIERIA f& CONS dr 


CONSTRUCTORA SANTALÍA SAC). 
CONSORCIO ANGUIA EJECUTORES: (SILVA SILVA ANA MARIA TE око 


1 
' 
о де 


GENERALES EIRL). 
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бо 


— аас 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


SERIES sep Четте AC TE гуу лаат = самым AN 


* CONSORCIO URBANO: (INVERSIONES AGUILAR CALLE EIRL - M & S PROYECTS S.A.C.) 
* CORPORACION HORIZONTE SAC. 


+ COPABANTFCONTRATISTAGENERALEIRL. U | NNNM 


* CONSORCIO LOS SAUCES: (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS SAUCES S.A.C. - 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA QUETZAL S.A.C.) 
** CONSORCIO JM ASOCIADOS: (CORPORACION PORTILLA S.A.C. - REGIMA SAC.) 


ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA A FIN DE 
LLEVAR A CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 


DETALLE: 


REPST.DE . 
-— QUIEN..... 
SUSCRIBE LA 
OFERTA 


. CONDICIÓN 


DO 
r CONSORCIO · о 
CAJAMARCA | sı CUMPLE мо ADMITIDO | Q 
5 
~ 
CONSORCIO £ 
2 | EJECUTOR CHOTA 
D 9 
МОНТЕ 51 CUMPLE ADMITIDO ¡9 
um 
ГО 
CONSORCIO I" 
ANGUIA T ‚ . | No ма о 
EIÉGUTORES SI CUMPLE | SICUMPLE Í| SICUIMPLE | SI CUMPLE | Si симе: | cumpre | сомр | NO ADMITIDO Ë 
i EV) 
Š 
° 
<< 
CONSORCIO si 9 
URBANO SICUMPLE | SICUMPL NO ADMITIDO 
SUME MELE CUMPLE = 
- Е 
Uv 
CORPORACION 9 
HORIZONTE SAC, SICUMPLE | SI CUMPLE SI CUMPLE NO | No ADMITIDO | E 
CUMPLE 
COPABANTI 
CONTRATISTA ÑO 
GENERAL EIRL. Í SI CUMPLE | 5! CUMPLE SICUMPLE | c pig | NO ADMITIDO 


CONSORCIO LOS 
SAUCES 


NO 
CUMPLE 


NO 
CUMPLE 


NO ADMITIDO 


SI CUMPLE SI CUMPLE 


NO 
CUMPLE 


ма 


cumple | NO ADMITIDO 


CONSORCIO JM 
ASOCIADOS SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE 


—— س کے 


MOTIVACIÓN DE LA NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS: "ESCLUSA DS bre OLET 
а: Ага DEL CGE ah TO 


CONSORCIO CAJAMARCA: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMÉESAIGECISNEGRCIGSE OBSERVA QUE NIN UNO DE LOS 
4 
OBRA INCUNIPLIENDO LO 


INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN 
072 | 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


1 kaki EDETE EPITOPE TL EEE pag 


DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD “PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO”. 


ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA E EL 
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE EL LITERAL 2.2.1.1) DEL NUMERAL 
2.2.1 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS “DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 
DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N 6) 
Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL B) DEL ARTICULO 35 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AHORA BIEN, EL ARTICULO REFERIDO ESTABLECE, QUE, 
TRATANDOSE DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS 
PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS 
Y ESPECIFI CACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU 
EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. 

EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL NO 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES. DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL В) DEL-ARTÍCULO 35” DEL MENCIONADO RISGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA. DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60" DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: “CABE SENALAR, QUE, EL COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBJETIVA LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, 
REALIZANDO UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES NI INTERPRETAR SU CONTENIDO. 


POR LO TANTO, 1А FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 
DE CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN O EN LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTEGRAN DEBEN 
SER ASUMIDAS POR AQUEL”, .- 


EN TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE POR 
NO ADMITIDA LA OFERTA. 


CONSORCIO 'O_ANGUIA EJECUTORES: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSORCIO SE OBSERVA QUE 
LA OBRA 


NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSCRCIO SE СОМРЕОМЕТ M Ta ) 
уво Ерак: 
1 VET j i 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


DE OTRO LADO SE OBSERVA QUE EL POSTOR NO HA PRESENTADO EL ANEXO N” 06: OFERTA ECONÓMICA, 


INCUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDD _. 


A a ara en 


DN 


DE LA OFERTA; EN TAL SENTIDO SE TIENE POR NO ADMITIDA LA OFERTA. 


CONSORCIO URBANO: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSORCIO SE OBSERVA QUE NINGUNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA INCUMPLIENDO LO 
DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N* 005-2019-OSCE/CD "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO". ASÍ MISMO SE HA VERIFICADO QUE EN DICHA PROMESA SE HACE REFERENCIA UNA 
ENTIDAD DISTINTA ES DECIR SE HACE REFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DISTRINTAL DE PAMPAS GRANDE, 


Y ESPECIFI CACIONES TECNICAS Y [AS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN А SU 
EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADC PLAZO DE EJECUCIÓN. 

EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, Ai. NO 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO СОМ LG ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35* DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES, 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: "CABE SENALAR, QUE, EL COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBJETIVA LA DOC UMENTACIÓN OBRANTE EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, 
REALIZANDO UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES NI INTERPRETAR SU CONTENIDO. 


POR 10 TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENT| E 

" А : š гә ра 606 
SELECCION ES DE ЕМТЕЗА Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA PO. Gf; DE.MANERA'QUE Em саме: МЦ 
Me. м SOPORTA STE 


: ИЕМЕСЕ 
DE CUALQUIER DEFICIENCIA О DEFECTO ЕМ SU ELABORACIÓN O EN 105 DOCUMENTOS QUE ГА 
SER ASUMIDAS POR AQUEL”. I 


RAN DEBEN 


— 
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CORPORACION HORIZONTE SAC: DE LA VERIFICACIÓN DE SU ANEXO 6: OFERTA ECONOMICA, SE HA OBSERVADO 
QUE EL POSTOR HA VARIADO EL PORCENTAIE DE GASTOS GENERALES: GASTOS FIJOS Y VARIABLES, ASÍ MISMO NO 
HA HECHO REFERENCIA A LA INCIDENCIA PORCENTUAL INCUMPLIENDO LO DISPUESTO EN LAS BASES 
ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS ЕМ SU CAPITULO III, NUMERAL li VALOR REFERENCIAL EN EL QUE SE EXIGIO QUE LOS 
POSTORES DEBEN INDICAR LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES VARIABLES Y GASTOS 
GENERALES FIJOS, MANTENIÉNDOSE LOS PLANTEADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LOS CUAL SE GARANTIZA LA 
CALIDAD TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 


AL RESPECTO YA EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA CONCLUIDO COMO POR EJEMPLO A TRAVES DE 
LA RESOLUCIÓN N° 1555-2020-ТСЕ-51 QUE “LAS BASES INTEGRADAS CONSTITUYEN LAS REGLAS DEFINITIVAS DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ES EN FUNCIÓN DE ELLAS QUE DEBE EFECTUARSE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS, QUEDANDO TANTO LAS ENTIDADES COMO LOS POSTORES, SUJETOS A SUS DISPOSICIONES” 


ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL 
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE EL LITERAL 2.2.1.1) DEL NUMERAL 
2.2.1 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS “DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 
DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N 6) 
Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL B) DEL ARTICULO 35 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AHORA BIEN, EL ARTICULO REFERIDO ESTABLECE, QUE, 
TRATANDOSE DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS 
PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS 
Y ESPECIFI CACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A 50 
EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. 


EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL NO 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35" DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 


Tres mil ochocientos cincuenta y cuatro.3854 


DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60* DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 

SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: "CABE SENALAR, QUE, EL COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBIETIVA LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, 
REALIZANDO UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES NI INTERPRETAR SU CONTENIDO. 

| "ES Ci GAFA Ger у 

POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 145 OFERTAS EN EE MAREO BEL Бар 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE МА 


DE CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN O EN LO. e. 


nono. 


SER ASUMIDAS POR AQUEL” 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


NO ADMITIDA LA OFERTA, 


GENERALES FIJOS, MANTENIÉNDOSE Los PLANTEADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LOS CUAL SE GARANTIZA LA 
CALIDAD TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 


CLARAMENTE QUE DICHO VALOR HA SIDO CALCULADO AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, FECHA EN VIRTUD ALA CUAL 
——  — u, 
LOS POSTORES DEBERIAN FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA. 


CABE INDICAR QUE YA EL MISMO TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y EL ORGANISMO SUPERVISOR DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) SE HAN PRONUNCIADO, RESPECTO A LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL 
VALOR REFERENCIAL A TRAVES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: | 


CONÓMICA. POR CUANTO NO PUEDE ASE VERAR CERTERAMENTE QUE 


О DE OBRA 
TENDRÁ UNA FÓRMULA POUNÓMICA PROPIA QUE SERÁ EL FIEL REFLEJO DE LA CORRESPONDIENTE ESTRUCTURA DE 
Mo LA позе == TACIÓN 
MATEMATICA DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN PRESUP м QUE 1YUIDA PGR ¿A SUMATORIA DE 


у ^" | 
А PABTICIRAGH -Q INCIDENCIA DE [05 PRINCIPALES 


EN TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE POR 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
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con FÓRMULA-SE-EMPLEAN.LOS ÍNDICES DE PRECIO DE LOS ELEMENTOS MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN, VARIOS Y GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, RESPECTIVAMENTE, А ЈА FECHA DEL PRESUPUESTO ВАЗЕ ^ ^c 


LOS CUALES PERMANECEN INVARIABLES DURANTE LA EJECUOÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSIGNARSE EN LAS 
BASES CORRESPONDIENTES LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS QUE CONSTITUYEN DICHO PRESUPUESTO ..." 


ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL 
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE EL LITERAL 2.2.1.1) DEL NUMERAL 
2.2.1 DEL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS "DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 
DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N 6) 
Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL B) DEL ARTICULO 35 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AHORA BIEN, EL ARTICULO REFERIDO ESTABLECE, QUE, 
TRATANDOSE DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO ¡AS 
PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS 
Y ESPECIFI CACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN À sU 
EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. 

EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA'OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL NO 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL 8) DEL ARTÍCULO 35" DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA El TOTAL 
DE SU CFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES, 


СА DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 607 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, МО RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EM El 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: “CABE SENALAR, QUE, EL COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBJETIVA LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, 
REALIZANDO UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES Ni IN TERPRETAR SU CONTENIDO. 


POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR. DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 
DE CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN O EN LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTEGRAN РЕВЕМ 


SER ASUMIDAS POR AQUEL”. 


EN TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CONFORME A LQ SOLICITADO SE TIENE POR 


. LE ОМА seu uu. we lU 
CONSORCIO LOS SAUCES: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSOBRICISEQESERVA QuE Вицо DE LOS 
MPLIENDO 10 


INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA ! | 
E | 
4 Au 1 


] 
1 “ft 


NO ADMITIDA LA OFERTA. 


Tres mil ochocientos cincuenta y seis.3856 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD 
CONTRATACIONES DEL ESTADO", 


"PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN IAS 


| 


| 


ES = 


EJECUCIÓN REAL У POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. 


SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 


DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENT, AR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUST ENTA EL TOTAL 


DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 


DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSORCIO SE OBSERVA QUE NINGUNO DE 


Tres mil ochocientos cincuenta y siete.3857 


MUNICIPALIDAD DI$ TRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


EE rm 


Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU. 


EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN, 


EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVIO-19, POR LO QUE, AL NO 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DE! ARTÍCULO 35* DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60° DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO Lo SIGUIENTE: “САВЕ SENALAR, QUE, Ei COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ЕМСЏЕМТВАМ 
OBLIGADOS А EVALUAR DE FORMA OBIETIVA LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN Las OFERTAS DE LOS POSTORES, 


DE CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN О ЕМ 105 DOCUMENTOS QUE La ENTEGRAN DEBEN 
SER ASUMIDAS POR AQUEL”, 


EN TAL SENTIDO AL No HABER FORMULADO su OFERTA ЕСОМОМ A 
NO ADMITIDA LA OFERTA. 


ASÍ MISMO SE OBSERVA QUE SU PROMESA DE CONSORCIO CARECE DE EFICACIA JURÍDICA, EsTO DEBIDO A QUE LA | 
PROMESA DE CONSORCIO PRESENTADA FUE SUSCRITA Y FIRMADA POR TODOS SUS INTEVINIENTES EL DÍA 23 DE 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETERMINA QUE UNA SOLA EMPRESA ESTA ADMITIDA POR LO QUE EN ESTE 
ESTADO SE PROCEDERÁ CON LA ETAPA DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 


DETALLE: mu 
. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
| POSTOR EXPERIENCIA DEL POSTOR CONDIEIÓN 
EQUIPAMIENTO | FORMACION EXPERIENCIA DEL ENLAESPEGAUDAD | | 
; ESTRATEGICO | ACADEMICA | PLANTEL PROFESIONAL 
SE 


CONSORCIO SEACREDITARÁ | ACREDITARÁ " 2 
Е SE ACREDITARÁ РАВА LA | SE ACREDITARÁ РАВА LA 
` PARA LA PARA LA ` á - CALIFICADA 
EJECUTOR CHOTA SUSCRIPCIÓN DEL SUSCRIPCIÓN DEL 


NORTE SUSCRIPCIÓN SUSCRIPCIÓN 
ч CONTRA CONTRATO 
DEL CONTRATO DEL SHAT а 
СОМТВАТО 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE А EFECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
POSTORES CALIFICADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL COMITÉ DË SELECCIÓN OTORGA LA BUENA PRO AL CONSORCIO EJECUTOR 
CHOTA NORTE: (ASIEL INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. - CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C.), POR EL MONTO DE 


S/ 2'033,176.54 [DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 54/100 SOLES). 


Tres mil ochocientos cincuenta y nueve.3859 


SIN MÁS QUE TRATAR SE PROCEDIÓ А DAR LECTURA А LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA SIN 
NINGUNA OBSERVACIÓN, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRSE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 


MISMO DÍA. 
" E г а 
; 2 ед < ~ 
C.P.C. Jesús О. Martínez Panta . Ing. Orlando Coronel Vásquez I Ing. Osferto Irigoin Vásquez 


PRESIDENTE d PRIMER MIEMBRO > > SEGUNDO MIEMBRO 


“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIADE “ 


Anguia, 10 de noviembre del 2021 


o INFORME N° 26 -2021-MDA/PRESUP ` 
EEN 026 -2021-MDA/PRESUP 


ú ' IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO (RT, 


SECRETARIA SE 
ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA ФЭ Z= — ia 


ENCARGADO DE PRESUPUESTO 


DE : RIERA IRIGOIN RONY | 
! 


ATENCION : DANY CHAVEZ SALDAÑA 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA 
ASUNTO : PREVISION PRESUPUESTAL 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle mi 
cordial saludo y a la vez informarle lo siguiente: 


Que, según informe N° 306-202 1-MDA/ABAST, con fecha 08 de 
noviembre del año 202 [de parte del área de Abastecimientos donde solicita la previsión 
presupuestaria, sobre el proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN ТА LOCALIDAD DE CHUGUR DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, , con código 2428270, f | : 

Que según la Directiva № Directiva N.° 0007-2020. EF/50.01 "Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria", Artículo 13. Previsión. En.el caso de ejecuciones 


correspondiente registro presupuestario, bajo la responsabilidad de la entidad. Por ello 
debo manifestar que segün DU N? 102-2021 de fecha 29 de Octubre de 2021, Artículo 1. 
Objeto El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera, para la ejecución de gasto público en 
inversiones orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial 
y equipamiento urbano, para contribuir a la reactivación económica y atenuar los 
impactos de la pandemia por el brote de la COVID-19 dicho proyecto tiene LA 
PREVISION de acuerdo al Anexo N? 03 previsión de recursos para el año fiscal 2022 y 
a continuación se detalla: 


FUENTE En sOPORTO Pf PEL" 


Tres mil ochocientos sesenta.3860 


= 


CADENA 

GENERICA FUNCIONAL META | CODIGO MONTO 
` -FPROGRAMATICA -PTAL-|-UNICO— — -PREVISION-——— 
PRESUPUESTAF 


FUENTE CATEG 
-FINANCIAMIEN. | GASTO | 


300579 | RECURSOS 
ORDINARIOS 


| 


GASTO 0057 2428270 1 827,659.54 


DE 
INVERSION 


Es todo cuanto informo a usted para las acciones que estime por conveniente 


Atentam ente, 


Tres mil ochocientos sesenta y uno.3861 
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DAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
janda jantos... 
зза 


RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 -2021-MDA/A 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANG UIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


VISTO 
El informe Мо 001-2021-MDA/CS 
la Adjudicación Simplificada N° 03-2021: 


porel Comité de Selección designado para llevar a cabo 

-MDAICS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene como 
objeto la ejecución de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
ЕМ LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA ` PROVINCIA DE CHOTA . DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA». | Я 


CONSIDERANDO: 3c 


Que, Que, el Artículo 41? del Re 
mediante Decreto Supremo Ме 344-2018. 


procedimiento: de selección”. Asi mismo indica que 1 
contrataciones, segú responda, elabora los documentos: de 
obligatoriamente los 


пдаг que aprueba el OSCE yl 


Entidad”. 


ET Paa SA ESO 
О CUENTE En эртте P^PEL" 


Anguía, 09 de noviembre del 2021, o 


Tres mil ochocientos sesenta y dos.3862 
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mr 


Que, mediante informe de vistos el Comité de Selección, en cumplimiento a lo dispuesto en los 


artículos indicados en los párrafos precedentes remiten el respectivo proyecto de bases administrativas que 


--egirá-la-Adjudicación-Simplificada-N*-03-2021-MDA/CS-DECRETO-DE-URGENCIA- N*-102:2021;-que tiene 


como objeto la ejecución de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO: DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 2'033,176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mil 
Ciento Setenta y Seis con 54/100 soles); para su revisión y aprobación pertinente, 


Que, luego de la evaluación pertinente se ha observado que el proyecto de bases administrativas 
derivadas por el mencionado comité de: selección que regirá la Adjudicación Simplificada N° 03-2021- 
MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene como objeto la ejecución de la obra denominada 
«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD: VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO 
DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; cumplen con las condiciones legales 
según lo dispuesto por la normativa de contrataciones, por. [о que se encuentran expeditas para su 
respectiva aprobación. p: dis 822 3 

Que, por los fundamentos expuestos у де. conformidad con. la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Ley N° 30225. у su Reglamento. aprobado medi ante Decreto Supremo N? 348-2018- 
EF, y en uso de las atribuciones: conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de 


Municipalidades Ley Мо 27972. ` 


SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, las: BASES ADMINISTRATIVAS, correspondientes 2 la 


| Adjudicación Simplificada N° 03-2021- MDA/CS- DECRET O DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene como objeto 


la ejecución de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por 
un valor referencial. ascéndente a la suma de SI 2'033,176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y 
Seis con 54/100 soles). dis % 


KS 


ARTÍCULO: SEGUNDO: DISPONER; que el órgano се legado bii realice la ra de 


contratación púbica 


ARTÍCULO T ЕСЕК 
де selección; а Іа Oficina de & 


ÓTIFICAR, el presente acto adfiinistrativo, alos ii де! comitë 
ncia Municipal, Unidad de Abastecimiento; Dirección de Infraestructura 


Desarrollo Urbano y Rural, Ofic icina de Asesoría Jurídica. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 


û c^: MEL И O 
= i ОР AT, P2 PEL" 


Tres mil ochocientos sesenta y tres.3863 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
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Pio del EZaxesands del Dori: 200 años de independencia 


 INFORMEN*"01-2021-MDAJCS ———————-—— TT m n 
— "= 2021-МрАЈСЅ 


A : Ing. Nenil Medina Guerrero f 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía 
DE : Comité de Selección | 
АЗИМТО : SOLICITA APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2024 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente a la vez para solicitarle lo siguiente: 


Que, el Artículo 47%: Documentos del procedimiento de selección; del Reglamento de la Ley de 


Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF: establece textualmente lo siguiente Los 


Así mismo según lo dispuesto зп el Artículo 47.3 del mencionado Reglamento, se sstableze lc 


En, tal sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos este Comité de 
Selección, ha procedido a elaborar las correspondientes Bases Administrativas que regirán la Adjudicación Simplificada 
N* 03-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021: a convocarse para la ejecución de la obra denominada 


Ante lo expuesto, solicitamos a su despacho se sirva emitir el acto resolutivo Sorrespondiente, a fin 
de que se proceda а la aprobación de las mencionadas Bases Administrativas pertinentes, 


Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines del caso. 


.. Atentamente, —— 


—— 1" 
EL Git, DOC. mekî 
" А СЕ TO pe SEL 


© «се 7 


л RA РАДИО Ија) 
FUENTE EN SUPER 


MATRICULA N° 094-3023 


| 
СС Jesus O. Martínez Panta | 
| 
| 


-— Mas | 
Nercha LA oon. 2758 pg 
асна VAL scs X # 
i s 
š 


onos ef 0 E сир, 


Tres mil ochocientos sesenta y cuatro.3864 
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 202 -2021-МРА/А 


EL ALCALDE DE LA UNA DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


VISTO 


El Informe №314 — 2021 — - MDA/ABAST, emitido. por la Unidad de Abastecimiento, у; 
CONSIDERANDO: Pn 


de la Ley Orgánica de municipalidades N° pia 


ey de Contratacion 1 les del Estedo, aprobado mediante 
“47. 1 Para convocar. un procedimiento de selecuión, esto 
e Contrataciones contar: con, el expediente de contratsción 
mité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos 


del procedimiento de — aprobados ‹ que se publican con la convocatoria, de acuerdo a іо que 
establece el Reglamento”. ` Р 


Que, el Artículo 419 деј Reglamento де lš 


Que, el Artículo 44. 2 del T de la: iy de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N? 344-2018-£F, establece que “Tratándose de los procedimientos de selección para la 
contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los tres (3) 
miembros que forman parte деј ¿comité de selección, por lo: 
técnico en el kd: de la contratación, salvo lo previsto en el / 


05, dos (2) cuentan con conocimiento 
Ра £ 


| ohvocamse para la 
EJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
DE ANGUIA - - PROVINCIA DE CHOTA - - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por 


un valor referencial ascendénte а; las suma de S/ 2'033,176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y 
Seis con 54/100 soles). | 


Que, рог los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley де conira 


aprobado mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado medina Decio ü 
4 E Alí n 3 


Бат 


_ Anguía, 09 de noviembre del 2021. | mu 


Tres mil ochocientos sesenta y cinco.3865 


Ша 


U'.!I Í].‏ ق 
Prause‏ 


MUNICIPALIDAD D DISTRITAL [ DE ANGUÍA B 


a 
ENES 
Ма DEL Pe ~, 


EF, у еп uso де las atribuciones conferidas еп virtud del numeral 6 del artículo 20* 
Palas Ley N° 27972. 


de la Ley Orgánica de 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR A Los. MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES, del comité de 
пала О PRIMERO: 
Selección que llevarán а cabo ја ADJUDICACIÓN PERDA N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 


MIEMBROS TITULARES: 
TENUIS ILULARES: 


° PRESIDENTE z: C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ: PANTA ONI N° 41142838 
• PRIMER MIEMBRO “МС. ORLANDO. CORONEL VASQUEZ DNI N° 46523558 
° SEGUNDO S : OSBERTO IRIGOIN VASO DNI N° 46456101 


MIEMBROS SUPLENTES: { à 

* PRESIDENTE : OSMAR YONEL в MONTENEGRO с: CHAVEZ. ONI N° 42002655 
» PRIMER MIEMBRO : HE Ч LIN YAHIR LLATAS, ¡SALDAÑA | Ом] N° 71635699 
° SEGUNDO MIEMBRO : : DANY ANDERSON. [CHAVEZ SALDAÑA . DNI N° 48413818 


ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente te Resolución al Comité de Selección designado a efectos | 


de que continúe con los trámites correspondientes para ја convocatoria del Procedimiento de Selección 
Correspondiente, 


ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, ala Oficina de Gerencia Municipal, 
А0 TERCERO: 
Unidad de Aaa Oficina de Asesoría Jurídica, Sin 


REGISTRESE, commatése Y EY ARCHVESE 


E E SIX, t ec Es. s£ AUTO 
ЧЕМ: КЄ Eh SOpeom Pr El" 


Tres mil ochocientos sesenta у seis.3866 


Z UNICIPALIDA D DISTRITAL OE ARGUIA ` 
INFORME N° 314 ~ 2021 - MDA/ABAST. | ышы 
ОЕ DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. | ed 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. کہ ی‎ 
A mY JOSE NENIL MEDINA GUERRERO ~ E AA A на 
ALCALDE DE LA MDA 
ASUNTO SOLICITA DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCION 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2024 
FECHA : Anguía, 09 de noviembre del 2021 
Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez para solicitarle lo 
siguiente 


mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que "41.1. Para convocar un procedimiento de 
selección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente 
de contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con 
los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convecatoría, de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento”. 


aprobado mediante Decreto Supremo № 344-2018-ЕЕ ‚ Establece que "Traiándose de los procedimientos 
de selección para la contratación de ejecución de Obras, consultoría en general y consultoria се obres, 
de los tres (3) miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con 
conocimiento técnico en el objeto de la contratación, salve lo previsto en el artículo 217" 


Оџе; а! Artículo 41% del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 


Que, el Artículo 44.2. del Reglamento де la Ley de Contrataciones del Estado, 


Tres mil ochocientos sesenta y siete.3867 


En cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos, y a fin de convocar el 


procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA 


(Dos Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y Seis con 54/100 soles), proponemos a los siguientes 
trabajadores de la Entidad a fin de que integren el comité de selección pertinente en conformidad al 


siguiente detalle: 


MIEMBROS TITULARES: 
nV HIULARES: 
s PRESIDENTE 


o PRIMER MIEMBRO — :ING ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
• SEGUNDO MIEMBRO : OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ 


: C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ PANTA 


MIEMBROS SUPLENTES: 

MIEMBROS SUPLENTES: 

o PRESIDENTE : OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ DNI N° 42002653 

> PRIMER MIEMBRO : HERLIN YAHIR LLATAS SALDAÑA DNI N° 71635699 
SEGUNDO-MIEMBRO - + DAN ANDERSON-CHAVEZ SALDAÑA: 22 --DNEN?-48413818-- - 


ES en tal sentido, que elevamos la presente propuesta para su respectiva aprobación 
a través del acto resolutivo correspondiente conforme a Ley. 


Atentamente, 


Tres mil ochocientos sesenta y ocho.3868 


“ER Fu AGE DEL DEC ETE 
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 197-2021-МРА/А 


LICA DEL 
#98! а, 
ES : e 


____ Anguía, 08 de noviembre del 2021. _ 


EL ALCALDE DE LA МОМ ICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


VISTO, 
El Informe N° 310 – 2021 – MDA/ABAST, de fecha 08/1 1/2021, del jefe de la Unidad de 
Abastecimiento, y ES га E E 


CONSIDERANDO: SEU Pe Си 
Que, el artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 27680, 
establece que las Municipalidades provinciales y Distritales: son los Órganos de gobierno local, tienen 


è 


autonomia política, económica y administrativa en los asuntos де su competencia; promueven el desarrollo 


y la economía local y la prestación de los ‚бегуїсїс 
políticas y planes nacionales у regionales de desarrollo 
de la Ley Orgánica de municipalidades № 27972 = 


Que, | 
Decreto Supremo N° 344-201 &EF, 
corresponde estar incluido en. el Plan Anual de. Coñtrataciones, contar con el expediente de contratación 
aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos de! 
procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece 
el Reglamento. 41,2. Tratándose de procedimientos: de selección para la ejecución de obras se requiere 


icio és del Estado. aprobado mediante 
“41.1. Para convocar uri procedimiento de selección, este 


contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las 
características de la obra, se permite entregas parciales del terreno, En este caso, la Entidad adopta las 
medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores 
gastos por demoras en la entrega; baja responsabilidad, s. Ivo! ) 


у Debs 


puesto en el numeral 146.2 del artículo 


" 


EUM 


146” got in | 


Que, el Artículo 42°: Contenido del expediente de contratación; del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF, езгабј се qilê êl órgano 
ntrataciór ! "eontiatación al 
funcionario competen рага s bación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas 


encargado de las c es es el responsable de remitir el expediente c 


de organización intema. ; Ph T. 


Que, así mismo segün lo dispuesto en el Artículo 34.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N? 344-2018- EF, *34.2. El valor rererencial se determina 
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conforme a lo siguiente: 8) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto деј 
presupuesto de obra establecido еп el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad” 


>C a £=. 
¿UBLICA Dey. EA 
a c 


CAJAMARCA»; рог un Valor 
Tres Mil Ciento Setenta y Seis con 54/100 soles); ^ ШЕ” 


convocatoria del Procedimiento de Selección correspondiente. | P UENTE ЕН SOPORT? pe ost" 


- Que, mediante ej Informe de vistos, la jefatura de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad 
Distrital de Anguía, eleva el respectivo Expediente de Contratación para su aprobación correspondiente, a 
la ejecución de la Obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por 
un valor referencial ascendente a la suma de S}: 2'033,176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mil Ciento 
Setenta y Seis con 54/100 soles); indicando así misino que correspondería el convocar un proceso de 
Adjudicación Simplificada ello en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 102-2021. 


Que, en efecto según lo dispuesto en el numeral 2 y3 del Anexo 1 del Decreto de Urgencia N° 
102-2021, establece que para la contratación de los Servicios de consultorías y/o ejecución de obras 


señalados en el Artículo 5° del mencionado Decreto de Urgencia, se utilizará el Procedimiento de 
Selección de Adjudicación Simplificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Ме 082-2019- EF (en adelante, TUO 
de la Ley) y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ме 344-2018-EF y modificatoria (en 
adelante, Reglamento). Е i ^ ; = Er: 


Que, la oficina de Planeamiento y Presupuesto de nuestra Entidad, emite la respectiva certificación 


Presupuestal N° 530, por el monto de S/ 2'033,176.54 (Dos Miliones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta 
y Seis con 54/100 soles), monto con el cual se garantiza presupuestalmente la mencionada ejecución. 


Que, por los fundamentos expuestos y. de conformidad.con la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Ley N° 30225 y su Reglamento:aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20“ де la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972. 


SE RESUELVE: no Ж 


ARTÍCULO PRÍMERO: APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, que regirá la 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO:DE. URGENCIA N° 102-2021, a convocarse 
para la ejecución de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR:DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 


cial ascendente a Іа вита de S/ 2'033,176,54 (Dos Millones Treinta y 


ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución al Comité de Selección designado 


a efectos de que asuma sus funciones y continúe con los trámites correspondientes рага continuar conta — 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a la Oficina de Gerencia 
Municipal, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Asesoría Jurídica. 
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INFORME N° 310 – 2021 - MDA/ABAST. 
— – 4021 - MDA/ABAST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


JOSENENIL MEDINA с GUERRERO. — ————‏ : - ج 
ALCALDE DE LA MDA |‏ 
ASUNTO : SOLICITA APROVACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION‏ 
REFERENCIA  : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021‏ 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2021‏ 


—_—_ — _—— —_ 


Sirva la presente para saludarlo. muy cordialmente y a la vez para solicitarle lo 
siguiente: 


Contenido del expediente de contratación; del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprodado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF, que establece que el órgano encargado de ¡as 
contrataciones 25 el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente 
para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna, 


Que, el Artículo 34,2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF, establece lo siguiente “34.2. El valor referencial 
se determina conforme a lo siguiente: a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al 
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad". 


En tal sentido en cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos, y a fin de 
convocar el procedimiento de selección pertinente para la ejecución de la obra denominada 
«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO 
DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» este órgano Encargado de las 
contrataciones ha procedido a determinar el valor referencial el cual asciende a la suma de S/ 
2033,176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y Seis con 54/100 soles); 
correspondiéndole la convocatoria de una Adjudicación Simplificada al amparo de lo dispuesto por el 
DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021, y contándose así mismo con la certificación presupuestal 
pertinente, solicitamos la aprobación del expediente de contratación-correspendienteca.tiavés del acto 

seem -—— "DO i FUENTE EN SOP: RT PAPEL" 
5010070 pertinente conformecall ву, 
ENTE En ours. С PAPEL" 


Atentamente, 


suos ed 


——. Я 
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"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERÜ: 200 ANOS DE INDEPENDENCIADE " 


Anguia, 08 de octubre del 2021 


INF ORME N° 021- -2021-MDA/PRESUP 
AA EE SL IDA /PRESUP 


A : IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO 
ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


DE : RIERA IRIGOIN RONY 


ENCARGADO DE PRESUPUESTO 


ATENCION : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS 


ASUNTO : REMITO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle rai 
cordial saludo y a la vez informarle lo siguiente: 


Que, segün informe de Área de abastecimientos N3 306- 2021-MDA/ABAST 
de fecha 08 de octubre donde solicita disponibilidad y/o certificación presupuestaria, 
Sobre el proyecto: MEJORAMIENTO DE La TRANSITABNIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE СНОТА - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, debo manifestar que dicho provectó cuenta con 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA por el monto total de 5/ 2 033, 176.54 de ia Fuente 
de Financiamiento Recursos por ordinarios. 


Para ello emito la certificación Ма 531, para su respectivo trámite correspondiente segün 


reporte SIAF (Sistema integrado de Administración Financiera), de las cuales detallo a 
continuación: 


Es todo cuanto informo a usted para ¡as acciones que estime por conveniente 


Atentamente, 


| [MUNICIPALIDAD GISTRITAL DE ARGUIA 
| SECRETARIA G ENERAL 
! Erin O 


| AER 


¿ TE k: 
| eo IBID =d 
„20105-47202. - ET ras 


^ 
| 
| 
|. 
~) 


Tres mil ochocientos setenta y tres.3873 


ПН EEE 


SIAF - Módulo as Proceso Presupuestario 


Fecha . 09/11/2021 
Relea. e 20.03.01 


Hora: 99:22:35 
Pag.: 1de1 
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 
NOTA N° 0000000531 


(EN SOLES) 
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA 


PROVINCIA : 04 CHOTA 
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA [300579] 


MES 77770 NOVIEMBRE  — ————— m AAA — FECHA APROBACIÓN :09/1172021 ^ 77 Мас 
FECHA DE DOCUMENTO : 09/11/2021 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO - |. 
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO 1. N° 306-2021-MDA/A 
JUSTIFICACIÓN * POR LA CERTIFICACION ANUALDE POR LA EJECUCION MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

JETALLE DEL GASTO 


SECUENCIA 
PRGPRODIPRY АСТ/АШОВЕ FN. DIVF GRPF 


МЕТА FF RB CGTTG SG SGD ESFESPD 


9001 INICIAL 
0146 2428270 4000079 19 041 0090 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 205,517.00 
0057 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA 205,517.00 
1 00 RECURSOS ORDINARIOS 205,517.00 
8 GASTOS DE CAPITAL 205,517.00 
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 205,517.00 
) 26.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 205,517.00 E. 
2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 205,517.00 OO 
2.6.2 3.2 — INFRAESTRUCTURA VIAL 205,517.00 en 
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 


2.6.2 3,2 3 


205,517.00 
05,517,007 
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INFORME N° 306 – 2021 - MDA/ABAST. 
=ч үтә 821 - MDA/ABAST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


ТА " 2 JOSENENIL MEDINA GUERRERO. ` ` И AE asss 
ALCALDE DE LA MDA 
ATENCION : RONY ROVERA IRIGOIN 
ENCARGADO DE PRESUPUESTO 
ASUNTO : SOLICITO CERTIFICACION PRESUPESTAL 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102.2024 


FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2021 


- — mn —  - 080000.. 4 A U U 


Sirva la presente para saludarlo muy cordiaimente y a la vez para solicitarle lo 
siguiente: 


Que, mediante el Decreto de la referencia el Gobierno Central autorizo la transferencia 
de partidas a favor de distintos Gobiernos Locales para financiar inversiones en materia бе saneamiento 
urbano y rural, drenaje pluvial е infraestructura vial y equipamiento urbano, Siendo unc de dichos 
beneficiarios nuestra Entidad, a través del proyecto denominada «MEJORAMIENTO OE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 2'033,176.54 (Dos 
Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y Seis con 54/100 soles). 


conformidad a lo dispuesto en los artículos 2,3 y 4 del Decreto de Urgencia Мо 102-2021, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado. 


Es cuento informo a usted para conocimiento y fines del caso. 


Atentamente, 
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 195 ROLE MDA/A 


Anguía, 08 de noviembre del 2021. 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION 
CAJAMARCA. PVT A ызыр 


VISTO, 


CONSIDERANDO: 


Que, el artículo 194^ y 195% dé la | Constitución Politica de! Perú, modificado por Ley N° 27680, 
establece que las Municipalidades p a E ix у Dites : son los o) de gobierno local, tienen 
‚ autonomía política, económica у admi 


Qué; el articulo 15° dela Ley N° 30225; 18у de Cont ateciones del Estado aprobado mediante Lay 

N° 30225, y modificado mediante el Decreto: Legislativo N° 1341, e establece que “7; eniendc “ел cuenta la 
etapa de formulación y programación presupuestária correspondiente al: Siguiente año fiscal сада Ei ntidad 
debe programar en el Cuadro de Necesidades los (equerimientos де bienes, servicios. y obras nscesarios 
para el cumplimiento de: Sus objetivos y actividades | para dicho año, los que deben encontrarse vinculados 
al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar ej Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual 
de Contrataciones | que Se apruebe debe prever las contrataciones: de bienes, servicios ; y ovres cubiertas 
con el Presupuesto Institucional de Apertura, con indepenc : 
де la presente. ; ma: 0 по, y де la fuente de financiamiente 


el artículo 6° del Reglamento de la Ley de n lado. 
Decreto Supremo № 3 |8-ЕР, establece que el = Plan: "Anual de Contrataciones, eseprbado por e! 
cionario a a guais s ° hubiera: délégado dicha facultad, de conformidad con 


Bede que 58 P dnd al ámbito de aplicación 


Plan Anual de Contrataciones; | puede ser modificado e en cualquier momento durante el año fiscal para incluir 
o excluir contrataciones. La Entidad pública su Plan А; ша! de Contrataciones y Sus modificaciones en el 
SEACE y, cuando [0 tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) 


días hábiles siguientes a la aprobación era ual de Contrataciones 0 de sus = Icaciones, e incluye 
ES CEZA 
la publicación del correspondiente documento арор d 0 L ridi elio: El 


Ce 


Tres mil ochocientos setenta y seis.3876 


ENTRO POBLADO DE 
- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; 
6 .42 (Cuatrocientos Veintiün Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 42/100 


° SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada. Е 
° FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

e TIPO DE MONEDA: Soles, 

° FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


2. Про de procedimiento de Selección: Adjudicación Simpliicada- Decreto de Urgencia N° 102-2021. 
* OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUÍA - PROVINCIA DE CHOTA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 
• VALOR REFERENÇIAL: S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno con 11/100 soles). 
• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 
} ° FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
7 ° ПРО DE MONEDA; Sõles. —— hi 


° FECHA PREVISTADE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2024 


3. Про де procedimiento де Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021: | 
° OBJETO: EJECUCIÓN DE L OBRA: «MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN. 
LA LOCALIDAD DE CHUGUR: DE DISTRITO ПЕ АМОША ~. PROVINCIA DE: CHOTA - DEPARTAMENTO DE 


CAJAMARCA» Ai ex. 

o VALOR REFERENCIAL: 5/ 2'033,176,54 (005 Millonés Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y Seis con 5400 
soles). ui FE T PUN 

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios ` wee e TAN 


ыс Ж морт" pe Sg" 
» FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios | FUENTE EN ЗОРОПУ 
• TIPO DE MONEDA: Soles. | | v 
* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Tres mil ochocientos setenta y siete.3877 


` Que; mediante-eHnforme-de-vistos.-la- jefatura de-la-Unidad-de-Abastecimiento de la Municipalidad" — - 
Distrital de Anguía, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del anexo 1 del DECRETO DE 


URGENCIA N° 102-2021: “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTA DO 


ИНИҢ 


ER REED 4... Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021... 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE, ANGUÍA - 
rabajando jantos... 


e 
A 


° OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 


EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL кш DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA» 


e VALOR REFERENCIAL: S/ 3' 490,299.79 | res 5 Millones малма Noventa Mil Doscientos Noventa y 


Nueve con 79/100 soles). EE 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precio Unitarios : 
• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
o TIPO DE MONEDA: Soles. 
• FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre de 2021 
ги Про де procedimiento де Selección: Adjudicación Б, сай, Decreto де Urgencia N° 102-2021. 

• OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO O! ГА АСТОМ DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO: “BÁSICO EN LAS LOCALIDADES. DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA 
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGL | - PROVINCIA. DE CHOTA - DEPAR AMENTO DE CAJAMARCA» 

• VALOR REFERENCIAL: 5 5 4 :098.263.13 ( Tres: Milleres Noventa y y “ocho mil бог 
13/100 soles). E | 

» SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios йай. 

o FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
» TIPO DE MONEDA: Soles. 


• FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA; Noviembre del 2021 


a 


ecientos sesenta y tres con 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado 

у aprobado mediante Ley N° 30225 y 5и Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350. 2015- 
) EF, у еп uso де las atribuciones ‹ conféridas en virtud del. пи пе 
Municipalidades ву! № 27972. 


L6 del аы 20° de la Ley Orgánica de 


1 
+ 
7 
> 


de 


SE RESUELVE: | ES 


ARTÍCULO. PRIMERO :.APROBAR !a modifi cación. del Plan Anual de € 'ontataciones de la 


Municipalidad Distrital Ç correspondiente al ejercicio presupuestal 2021; para la inclusión de los 
Siguientes procedimientos de selec : Ж 


1. Про de procedimiento de Sálección: Adjudicación прса Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
» OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - еды DE CAJAMARCA» 
° VALOR REFERENCIAL: 5/ 421 1078. 42 ¡(Cuatrocientos Veintiün Mi 
soles). 


° SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 


“ES COPIA 22 DEL DOC mer ro | 
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Tres mil ochocientos setenta y ocho.3878 
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ALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 


Te ПРОБЕ MONEDA: Soles. lll ______ am m 


» FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


2. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


• OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 


DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA. 


° VALOR REFERENCIAL: S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno con 11/100 soles). 


° SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 
° FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
• TIPO DE MONEDA: Soles. E E 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre el 32021 


3 


E - 3. Tipo de procedimiento de Selección: : Adjudicación Šimplifcada-Decreto de Urgencia N° 102-2021, 


| dd ° OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LÀ TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 


LA LOCALIDAD DE- CHUGUR'DEL DISTRITO, РЕ АМСША - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» E ud e 

• VALOR REFERENCIAL: 5/2'033, 176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y Seis con 54/100 
soles). | z A. Uu 

° SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

» FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

• TIPO DE MONEDA: Soles, - 

• FECHA PREVISTA DELA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


4. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
* OBJETO: EJECUCIÓN DE LÀ OBRA: «MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
OBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ÁNGUIA - PROVINCÍA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 


DE CAJAMARCA» "cde P 3 
° VALOR REFERENCIAL: S/ 3'490,299.79 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil: Doscientos Noventa y 
Nueve con 78/100:soles) B o ос гие “- п п: 
° SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios U 
° FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios, 
° TIPO DE MONEDA: Soles. :_. 
° FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


* Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplifica ad 


Mena 
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Tres mil ochocientos setenta y nueve.3879 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE E ANGUÍA | Эз, 
N QU CEA a, { х aJ 
SJETU: EJECUCIÓN DE LA OBRA: eon E PLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 

INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO У VISTA 


ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


• VALOR REFERENCIAL: S/ 3,098.263.13 


(Tres Millones Noventa y ocho mil doscientos sesenta y tres con 
13/100 soles). i 


» FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Reci 505 Ordinarios = 
° ПРО DE MONEDA: Soles. die 3 


= 


° FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: "HK del 2021 


ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el rga no. Encargado de las Contrataciones de la 
— | ДУ | | < | 
Municipalidad Distrita| де Anguia, realice Ja publice ón d: 


sente resolución de aprobación en el portal 
del Sistema Electrónico de Contrataciones d del Estado- SEACI у dentro del plazo establecido por las normas 
de contratación püblico, reda 


mic 


ARTÍCULO TERCERO. - - NOTIFICAR el piešente acto adininistrativo a la oficina de planificación : y 
ОАО TERCERO. 
presupuesto, Gerencia Municipal, Unidad de Abastecimiento, Asesoría Legal y demás dependencias 
involucrados дага los fines correspondientes; quedando una copia en él archivo de Secretaria General, - 


REGÍSTRESE: Y COMUNÍQUESE: ARCHÍVESE 


Tres mil ochocientos ochenta.3880 
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INFORME N° 304 - 2021 - MDA/ABAST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 


JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


ЗА з —- -—' r JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. RECS 
ALCALDE DE LA MDA 
ASUNTO : SOLICITO MODIFICACIÓN DE PLAN ANUAL FECHA SAA 
| A = 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2021 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente a la vez para solicitarle lo 


siguiente: 


Que, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del anexo 1 del 
DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021: “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDICAS 
EXTRACRDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN 
ORIENTA 20 AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO , INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y EQUIPAMIENTO URBANO", y así mismo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 15? de la Ley 
de Contrataciones con е: Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, modificado mediante ei 
Decreto Legislativa N° 1341 y el Artículo 6° del Reglamento де la Ley de Contrataciones con el 
Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se solicita la modificación del 
Plan Anual de Contrataciones de nuestra Entidad a fin de incluir les siguientes 


procedimientos de selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 

102-2021. 

| OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN El. CENTRO 
POBLADO DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA 
DEFARTAMENTO DE CAJAMARCA> 

e VALOR REFERENCIAL: S/ 421,679.42 (Cuatrocientos Veintiún Mil Seiscientos Setenta y 
Nueve con 42/100 soles). 

° SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios | EOM 

s TIPO DE MONEDA: Soles. 

» FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OZ АЧСА", 
_ | SECRETARIA GENERAL. —-|-- 
О ушт" ачу 5 155 УУ 


» SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

з FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

s TIPO DE MONEDA: Soles. 

• FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Es cuento informo a usted para conocimiento y fines del caso y a fin de que 
se emita el acto resolutivo correspondiente; a fin de proseguir con la correspondiente 
convocatoria. 


Atentamente; 


AL JE ANGUIA 


D dom ЗАО ОДО АЈ 
£nguez Saldaña 
ЈЕ ABASTEONAJENTO 


“ES По A FILA DEL ос. 


FUENTE EM SOPORTE PLPEL" | 


MENTO 


Tres mil ochocientos ochenta y dos.3882 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANGUIA - CHOTA-CAJAMARCA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESAR&OLLO 
URBANO Y RURAL - DIDUR 
“уйга del Elecatenanto del сла: 200 años de indefendencla” 


INFORME N?04- 2021-MDA/DIDUR 


DE = ING.ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
JEFE DE DIDUR MDA 


A š Ing.NENIL MEDINA GUERRERO 
Alcalde Municipalidad Distrital de Anguía 
ASUNTO š REMITE TDR PARA INICIO DE CONVOCATORIA 
REFERENCIA š EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA <MEJORAMIENTO DE LA 


TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

FECHA š Anguia, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 


= د A‏ ي 
Tengo a bien dirigirme a Usted, para expresarle mi‏ 


cordial saludo y al mismo tiempo mediante la presente informarle lo siguiente: 


Que, es conformidad a lo dispuesto en sl numeral 2 vw 
del anezo 1 del DECRETO DE URGENCIA N? 192-2621: "DECRETO DE UEZENCIA QUE EGTA 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO 


EN 
INVERSIÓN  ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO Dg PROYECTOS - DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO", y así mismo en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16” de la Ley de Contratsciones del Estado, en 
concordancia con el artículo 29? del Reglamento de la Ley de Conzzetaciones del 
Estado, se eleva а su Despacho 105 respectivos TÉRMINOS DE REFERENCIA que 
regirán la convocatoria де la EJECUCIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE 
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SHUGUR DEL DISTRITO 
DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; сок un valor 
referencial ascendente a la suma de S/ 2'033,176.54 (Dos Millones Treinta y 
Tres Mil Ciento Setenta y Seis con 54/100 soles), a fin de que su Despacho 


disponga a quien corresponda se proceda con los actos preparatorios contarme а 


Es oportuna la ocasión para expresarle mi distinguida 


consideración. 


ا име a‏ سم مہ اس مھ مک —— 


Z MUNICIPALIDAD DISTRITA {L DE ANGUÍA h 
SECRETARÍA GENERAL | 


коз 
RETISIDO | 


l ! 
L M 
FS KEEPS nom 12:52 p, и 
-j 


_ Fotos. А = ТАМА 


Tres mil ochocientos ochenta у tres.3883 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


TERMINOS DE REFERENCIA 


«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD 
DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - 


PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 


CAJAMARCA» 


NOVIEMBRE 2021 


| £€ Cc. iA Fic t DEL DOC! “ENTO 
FUENTE ER SOPORYZ PEPEL' 


Tres mil ochocientos ochenta y cuatro.3884 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


TÉRMINOS DE REFERENCIA 


l. CONSIDERACIONES GENERALES 


рр 


1.2 


1.3 


FINALIDAD PUBLICA 


Mejorar y ampliar la transitabilidad vehicular y peatonal permitiendo una mejor accesibilidad 
a las viviendas y servicios, así como fortalecer el tejido social, organización iocal y mejorar 
la calidad de vida de la población de dicho Centro Poblado. 


UBICACIÓN GENERAL 


Localidad : Chugur 
Distrito - Апаша 
Provincia : Chota 
Región : Cajamarca 


DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE | 

El diagnóstico де la situación actual де! ámbito de intervención que describe y explica en 
gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer a través de un 
diagnóstico compartido el problema principal que afecta a la población: "Deficiente 
Infraestructura Vial Y Peatonal La comunidad de Chugur – Anguía - Спега ~ Cajamar 


El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por parte de la Municipalidad 
Distrital de Anguía, así como de sus pobladores, ámbito donde se desarrollará =! Proyacto, 
debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años рог la 
población, la misma que está relacionada con la carencia de pistas y veredas әп buen 
estado, dificultando de esta manera el acceso vehicular y реатопа!. 


Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: 


e Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, reduciendo los 
gastos de mantenimiento y pintado de los mismos. 

• Ahorro en los costos por higiene personal. 

• Aumento de la seguridad en el зе de peatones, ya que desaparecen hoyos, 
piedras, tierra, etc. 

° Ahorro del tiempo por contar con una superficie apropiada para la circulación de los 
vehículos. 

e Ahorro en tiempo por tener una superficie adecuada para el desplazamiento de los 
peatones. 


° Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. 


e Ahorro de costos de operación vehicular. 


м m ES COFIA FIL DEL DOC: 
° Facilitar el tránsito de los peatones у sí 368855. tasoinstalagiongs i 


proporcionando además seguridad. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


e Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo 
ruidos, polvaredas e incrementando la convivencia. 


e Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. 


° Contar con Infraestructura Vial, en buen estado con capa de rodadura óptima. Esto se - 


obtiene como resultado de la ejecución del proyecto según diseño definitivo conforme 
el estudio de suelos y especificaciones técnicas. 
` e Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir 

drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las calles. 

° Mejoramiento de la imagen de la zona urbaria del Centro Poblado de Chugur. 

e Vías más seguras. 

° Incremento en la formalización de predios. 

° Mejora en la calidad de los servicios públicos. 

e Fomento de la recreación. 

° Mayor movimiento comercial. 


° Integración de autoridades con su población 


1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 


Con el presente proyecto se pretende contribuir соп el embelecimiento urbano. sievar ia 
calidad de vida de la población. así como brindar una buena via de circulación vehicular y 
veredas de circulación peatonal г ia población Jo Спидиг, рага io cual se ha planteado LA 
ESTRUCTURA DE PAV RÍGIDO CON AREA DE CONCRETO. Las vías varían con ancnos 
promedios de 3.40 a 6.00 m. de calzada. Los componentes: plaíeados se describen а 


continuación: 


1.4.1 PAVIMENTO RÍGIDO: 


Se considera 763.44 m de pavimento rígido de ancho variable 3.40 m. hasta 6.00 m., la 
cual representa 2,829.98 тг, incluido el pavimento en las bocacalles que conectará con las 
calles de Chugur dando mayor fluidez de tránsito vehicular a futuro. 

El Pavimento Rígido tendrá una inclinación mínime de 2% hacia las partes laterales a fin 
de permitir ei escurrimiento de las aguas superficiales, y estos a su vez recorrerán el borde 
del sardinel hasta su ingreso a las eles Tr tenguares. У рог consiguiente а la red де 


aguas pluviales Existentes. 


El pavimento rígido estará compuesto por losas con paños de 3.0 т, con anchos variable 
(2.00 a 3.80 m), con un espesor de 0.20 m y mortero Гс= 175xa/cm*, separadas por juntas 
transversales de dilatación a cada 4.00 m, juntas de construcción a cada 3 m, jurtas 


longitudinales en la parte central y lateral de рам тате sellado edremortero.asfáltia 
| | PUENTE E« SOPORTO pf DEL" 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


1.4.2 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS: 


— „тте 


5,554.12 m2 
m, con cama de arena, e= 0.10 m. 


Construcción de Martillos y Rampas en todas las esquinas у Cruces de calle, con un área 


de 308.34 т?, de resistencia fc=175 Kg/cm?, espesor e= 0.10 m, con cama de arena e= 


0.10 m. 


acabado. 


1.4.3 CUNETA RECTANGULAR: 


1.4 


Se construirá un total de 644.78m. de cunetas, con de mortero f'cz 175 kg/cm”, en los 


.4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 


* Pintura de tráfico en cruce peatonai, Simbolos de tránsito, ias esquinas y cabecera de 
sardineles sumando un total de 517.25 më 


° Señai reguladora (0.60 x 0.60m) 2 unidades, 


5 


тр <‏ د صصص 

— n | | Meta Costo Presupuesto 

Descripción . Unid, Física Directo Total 
gib 1.00 273,644.70 371,335.86 
MOVIMIENTO DE TRSN Sb . ..100 23363598 3 7,044.02 
VIMENTOS . iT +. 2,829.98 — 356,429.92 483,675.39 
CREDAS m? 2,218.12 228,539.69 310,128.36 
PLR . s wore Co. сте 544.78 332,636.22 491,587.35] 


na | S um ng РС P 
'НАВАЈО5 COMPLEMENTARIOS FUCgIBE Ex БОР 39g 59,81 


METAS FíSICAS 

El proyecto "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" ha considerado en el expediente técnico las 
siguientes partidas: 


El área del desarrollo de la infraestructura comprende: 


CUADRO N° 01.. METAS FÍSICAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE OBRA 


n n 
ісе Dua AF U ^ vE " 


.48 81,165.54 


de Veredas, las cuales tendrán una resistencia fc=175 Kg/cm?, espesor O. 10 


2€ CONTENCIÓN: px NT шер 18,440.02 | 


Tres mil ochocientos ochenta у siete.3887 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


| TOTAL `: 1,498,287.80 2,033,176.54|) „7 
——-—— - 33,176.54] 
Fuente: propía š 


----__-___БМАРВО № 02..METAS FÍSICAS DE ACUERDO A. LOS COMPONENTES DEL. . 


PMIB-MVOS 


Descripción ' Unid. الا‎ 7 эш Ratio 
А. PAVIMENTOS [CONCRETO] m? 2,829.98 800,719.41 282.94 m? 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PAVIMENTOS | 
З. VEREDAS (CONCRETO: т? 2,216.12 310,128.36 139.94 тг | 
МЕВЕРА5 | 
|| *. DRENAJE PLUVIAL (CONCRETO AR: m 644.78 451,387.35 700.06 т | 
| DRENAJE PLUVIAL 
| b. GROS DE COR ENGGA ICONCESTO AB m 8.98 18,440.02 2,053.45 m 
| MUROS DE CONTENCIÓN 
| £ | OTROS gib 1-00 ` 452,501.40 452,50: 40 gib | 
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS > , | 
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 
| TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | al 


Fuente: орна 


Hl. VALOR REFERENCIAL: 


El valor referencial para la eiecución de la obra esciende а la suma de S/ 2"033,176.54 (Dos 
Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y Seis con 54/1 00 soles), dicho valor referencial 
incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas de puesta en marcha, ensayos, costos laborales vigentes y gastos administrativos y 
financieros, siendo que se deberá indicar la incidencia porcentual de los gastos generales 
variables y gastos generates filos, manteniéndose los planteados en el expediente técnico 


con los cual se garantiza la calidad técnica de la ejecución de la obra con precios 


determinados a NOVIEMBRE del 2021. 


Costo Directo 


Gastos Generales 10.00% 
Utilidad А | 5.00% ` 
Parciel 

I.G.V. 18.00% 
TOTAL : 


IIl. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 


"ES Cc JA z; 
El plazo de ejecución de la obra materia d 


caleridarios, en concord 


1,498,287.80 
149,828.78 
74,914.39 
1,723,030.97 
310,145.57 
2,033,176.54 


За Dei А Q. 


Е EKTO 
la presente segnvocatpriaz,es 150 días 


fe. tro 


Tres mil ochocientos ochenta y ocho.3888 


A A а 


VI. 


VII. 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEAN GUIA 
expediente técnico de obra. 


SISTEMA DE CONTRATACION: 
| El presente procedimiento se rige por el sistema de a PRECIOS UNITARIOS. ` 


PERFIL DEL CONTRATISTA 


se realizarán de la siguiente manera. 


Mediante valorizaciones de forma mensual de obra. conforme a ¡as vatorizaciones que se 
encuantran directamente relacionados al avance físico ejecutado de la obra, hasta un monto 
equivalente al monto cfertado del contrato para la Ejecución de la Obra, más reintegros er 
caso existieran, previa conformided de Supervisión de obra y la entidad. 


concepto de interés. 


RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 


Ejecutar las prestaciones conforme a lo previsto en el Expediente Técnico, cumpliendo 
estrictarnente los alcances de la misma. 


Corresponde de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 

Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia que genere o podría generar retraso en la 
ejecución de las. Prestaciones, [6 cual deberá і 3 IST реге de 


| Шш » ПРСТА JA EI DEL Doc БАТ 
ocurrido el hecho o io identificado. i FUENTE EN ЗОР Т per" 
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VIII. 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


Ejecutar las prestaciones adoptando medidas de seguridad que eviten daños a las personas 


y la propiedad y sin afectar el medio ambiente. 


— - El.Contratista está -obligado-a tomar todas. las-medidas de-seguridad-necesarias- para-evitar-----: 


peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 
durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo 
aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización 
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realización de trabajos en 
condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas. 
Todos los demás aspectos relativos al presente procedimiento de selección, contratación, 
construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc. 


DE LA PENALIDAD 


De acuerdo al artículo 162* del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, en caso 
de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 
К F x plazo vigente еп días 
Donde F tiene ios siguientes valores: 
Para plazos mayores а sesenta (60) días: 
Para obras: Е = 0.15 | 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato 
o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 


periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso. 


OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo al artículo 163* del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, Los 
documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la 
mencionada. en el artículo 162°, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes 
y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos 
de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad 
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. 

Se aplicará la penalidad de acuerdo a los parámetros y a los montos (En Soles) establecidos 


en el siguiente cuadro: - 
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MUNICIPALIDAD DISTRIT 


ÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CÁLCULO 


0.5 UIT por cada día de | Según informe del 
ausencia del personal en Supervisor de Obra.; 


SUPUESTOS DE APLICACI 
Cuando el personal acreditado permanece menos de 
Sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 


ejecución del contrato о del íntegro del 


ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, 


conformidad con las disposiciones establecidas en 


numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 


debidamente Sustituido. 


cuaderno de obra al supervisor de obra, impidiéndole 


anotar las ocurrencias. (5) 


En caso el contratista incumpla con su obtigacién de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 


Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 


de 
el 


plazo de | obra en el. plazo previsto... 


0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Cinco por mil (5/1000) dei Segün informe del 
monto de la valorización del | Supervisor de Obra. 


AL DE ANGUIA 


| PROCEDIMIENTO 1 


| 


Según informe del 


Supervisor de Obra. 


periodo por cada día de 


dicho impedimento. 


— 


! (*) Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. El uso del cuaderno de obra digital es obliçatorio para los 


obra fisico, según lo previsto en el nu 


4 


EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 
Cuando el Contratista no cuente con los equipos mínimos 


exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta 


técnica y al Programa de utilización de los mismos, o que los 


[ tenga incompletos para la ejecución de la obra. La multa será 


| por día y por equipo, la misma 


que será constatada рог fa 


| Supervisión de Obra y anotado en el cuaderno de obra con la 


با 


| 
| 
| 
| 


| 


| 


i | cual se aplicará la penalidad establecida. 
5 PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 


El Residente es de forma permanente y directa, (Art. 156 del | 


cada día de inasistencia injustificada. 


Reglamento de la ley de contrataciones). En caso que el 
Residente de Obra no permanezca permanentemente en la 
obra será causal de la aplicación de la multa. La multa será por 


La justificación de ausencia deberá ser notificada al Supervisor 


O Inspector de Obra mediante carta o anotación еп el cuaderno 


de obra. La verificación de la inasistencia será efectuada por la 


¡ Supervisión o Inspección de obra. Para la aplicación bastara 


con que el supervisor o inspector anote en el cuaderno de obra 


tal hecho y comunique a la Entidad. Asimismo, esta penalidad 


será aplicada si en las visitas del coordinádor de obra o Monitor 


de obra o cualquier representante de la Entidad no encontrase 


al Residente lo cual será comunicad 


Inspección para la anotación en el cuaderno de obra. 


RESIDENTE DE OBRA. 


PAGO DEL PERSONAL 


CAMBIO DEL PROFESIONAL PROP 


UESTO 


CAMBIO DE OTROS PROFESIONALES PROPUESTOS 


o a la Supervisión o 


COMO | 


Pme 


1 
Por la детога еп el cumplimiento de los pagos del persohal al 
N 


Servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. L. 


será por cada caso detectado. 


El hecho será corrobor. 


ajmulta 


| 


| 
| 


| 


cución de obras, convocados а verir се fa entrada en 
-OSCE/PRE (1 4.08.2020), salvo que se haya autorizado e! изо as; cuaderno de 
meral 9.3 de dicha Directiva. 


0.4/1000 del monto | Según informe 


contratado 


5/1000 del monto 


contratado 


ı del Supervisor 


~ 


Según informe 


del Supervisor 


del monto Í Según inforrne 


| 


| 


del Supervisor 


- del monto | Según in 


| del Supervisor 


— —— и 


OLET: Stu 
ENTS p МЕ Dui 
prie ER SOR E ` 
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Ségün informe 


| api Supervisor 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


la Supervisión de obra. Para la aplicación de la penalidad 


deberá anotarse en el cuaderno de obra por la Supervisión o 


Inspección. 
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO. 
CONTRACTUAL. 

Cuando el contratista no cumpla en entregar el calendario 


valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, 


en un plazo de 24 horas. La multa será por cada día de retraso 


en la presentación. 
ACTOS DOLOSOS. 


Cuando se compruebe que el personal del Contratista realizó 


actos dolosos (incluye el residente de obra) en perjuicio de la 


10/1000 del monto 
contratado 


Municipalidad Distrital de Anguía, además де ја separación de 


los trabajadores, se le aplicará la multa correspondiente. La 


misma que será constatada por la Supervisión de obra y 


anotado en el cuaderno de obra con lo cual se aplicará la 


penalidad establecida. 


De detectarse alguna infracción cometida por el Contratista, el Supervisor deberá anotar en 
el Cuaderno de Obra o comunicar mediante carta al Contratista la ocurrencia (que se 
considerará un pre aviso, otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de !а falta, 
según corresponda. 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones о en la liquidación final, según 
corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resuitante de la =; jecución de la garantia 
ce fiel cumplimiento. 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monio máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el casc, del ítem 


que debió ejecutarse. 


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora о el monto máxirno para 
otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incuraplimiento. 


DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos де! presente 
proceso de selección, por cuanto la entidad antes de la suscripción del contrato iniciara 21 
proceso de verificación documentaria con la finalidad de identificar que la documentación 
presentada se ajuste a la verdad. 


El Postor se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de la 


documentación. 


La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio del 


postor ofertar profesionales con mayor сараск 


H dx ~ 
profesional sin que ello represente mayores cortos a, A eñtidad 
zd SG ^d 


Las constancias y certificados que se ч ы deberán haber sido emilldos 


-...... 


2/1000 del monto | Según informe 
del Supervisor 


Según informe 


del Supervisor 


rofesional, о nivel де ac! tualización 
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como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades 


correspondientes. 


.Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser.en- 


función a ellas que el postor formule su oferta. 


Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverán conforme a 
lo establecido en bases-y la Ley. 

El contratista de ningún modo podrá solicitar a la Entidad, indemnización por pérdidas o 
daños en los materiales, Herramientas, Instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo 


produzca. 


El contratista es responsable de la ejecución de la obra, y queda obligado a considerar como 
prioridad básica que el personal a su cargo deba contar con una póliza de seguro de vida y 
contra accidentes (SCTR). 


El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos 
O situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la 
suscripción del contrato. Situación que también será aprobado por la Entidad. Е! profesional 
sustituido, deberá demostrar igual o mayor experiencia, del profesional saliente, en caso 
hubiese cambio de personal. 

No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos 
documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten legibles ar tanto no 
permitan identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, 
etc.). 


REQUISITOS DE CALIFICACION 


Acreditación: 


de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Und 


FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 


Requisitos: 
ы 


| Residente de obra 


че ¢ . : E L K Дам s e TO 


De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia N° 102-2021, este requisito | 
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Especialista en Seguridad en obra y salud 
ocupacional 


.-Especialista.ambiental. .. . 


Especialista en Calidad 


Acreditación: 


Requisitos: 


CARGO . PROFESIÓN: 


Residente de obra Ingeniero Civil titulado 
Especialista еп | Ingeniero Civil о 
Seguridad en obra y | Ingeniero de Higiene y 
Salud ocupacional Seguridad Industrial o 

| Ingeniero Industrial o 


Seguridad y Salud en 


| Ingeniero de 
el Trabajo, titulado. 


Ingeniero Civil o 
Ingeniero Ambientai o 
Ingeniero de Gestión 
Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y ае 
Recursos Ambientales 
о Ingeniero de 
Recursos Naturales y 
Energía Renovable o 
Ingeniero de Recursos 
Renovables ° 
Ingeniero Ambiental y 
de Recursos 
Naturales titulado ` 
Especialista en | Ingeniero civil titulado 
Calidad 


Especialista — 
ambiental 


Acreditación: 


—  .. . ÀJ 


Requisitos: 


--Ingeniero--Civik--o— ngeniero-—AmbientaH-o-| - 


De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia N° 102-2021, este requisito 
de calificación se acredita para la suscri ción del contrato. 


A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 


—  . . . . . PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 


De conformidad con el literal €) del numeral 3 del Anexo ! del Decreto de Urgencia N° 102-2021, este requisito 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 77 
— == " 


+ 1 Fi ЈЕ YE M Pu 173577, 2) ^ Citra. в 
El postor debe acreditar un monto facturado acunjuladó dufvalénie а una (01) Vez"el ! alor referencia! de 


| la contratación, en la ejecución de obras similares, "durante los 10 años anteriores a la fecha de la 


Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
titulado. 

Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales o 
Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero de Recursos 
Renovables o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales, titulado. 
Ingeniero civil, titulado 


| ° `. :EXPERIENCIA 
Con experiencia minima de 36 meses (computado desde 
la fecha de la colegiatura) como Residente y/o jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o 
residente principal y/o director residente y/o jefe residente 
y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o 
supervisor principal de obra; en obras similares. 
Con experiencia mínima de 24 meses como especialista | 
ylo ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o i | 
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad | 
e higiene ocupacional o seguridad de obra о seguridad 
en el trabajo o salud ocupacional o implementación de | | 
pianes de seguridad e higiene ocupacional о еп | | 
| 


prevención de riesgos laboras en obras еп general, que 
se computa desde la colegiatura. — — 

Con experiencia mínima de 18 meses como especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor o y/ jefe y/o responsable y/o 
residente ambiental y/o ambientalisia ` en: Mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en 
obras en general que se computa desde ia colegiatura. 


Tres mil ochocientos noventa y cuatro.3894 


` Con experiencia minima de 12 meses como Especialista 
y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor 
y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad 
o calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad, en obras en general, que 
Se computará desde la colegiatura. 
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- __ REGISTRO DE LAPTOPS E COMPUTADORAS LE LA MINICIP-ALIDAC DE ANGUIA Е 


| 


COMPUTADORA Dš ESCRITORIO . SECRETARIA GENERAL DADO A(GAVI ZELGACC MONTEZA) 
= = NEC Be P 


LAPTOP THINKPAD 17, AREA DE TESORERIA DADO ALERAN RUBIN CABRERA FERNAMDEZ) 


TACORA OE ESCRITORIO ¿AREA DE LOGISTICA Y ABAS TECIMIEMTOS DADO А YNVILBERT GUEVARA GUERRERO) 


compu 


COMPUTADORA 2E ESCRITORIO, AREA DEFENSA Civi. DADO АМАЈМЕ DLANO DIAZ) 
AA E | 
-- COMPUTADORA DE 3SCRITOSIC, AREA DE REGISTRO CIVIL(FORENCIO CHEVEZ DIAZ) OE 
2H k És s 


LEID. A ~ 


r Я.А. № б.з. 2. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 


Se considerará obra similar: Vías urbanas de ci 
mejoramiento y/o ampliación y/o recuperació 


e remodelación.y/o.renovación-de-vias-urbanas-de-circulación-peatona 


Acreditación: 


De conformidad con el literal е) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia Ме 102-2021, este requisito 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9, 


Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 


de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción. 


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 


importante 


t 

| 

i 

En el caso de consorcios, [а calificación de la experiencia se realiza conforme a ja Directiva | 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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ING. NENIL MEDINA GUERRERO 
Alcalde Municipalidad Distrital de Anguía 


| ВЕ — —- . * DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA" KA 
Jefe de Abastecimiento MDA 
ASUNTO 


CUADRO COMPARATIVO PARA CONTRATACIÓN DE 
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialme 


nte a la vez para solicitarle lo siguiente: 
Tengo a bien de dirigirme a usted con la fi 


nalidad de ponerle en conocimiento y remitirle el cuadro 
comparativo para la contratación de un especialista en contrataciones del estado, cumpliendo con — 


los Términos de Referencia y con la Oferta de menor precio el C.P.C. Jesüs Omar Martinez Panta A 


con el detalle: 


| NOMBRE 


CONCEPTO 


PRECIO TOTAL S/ 


| 


° 
5 
л 
| S 
===! Q 
JESUS OMAR MARTINEZ | ра 
- Consultor Especialista en | 14,000.00 (catorce mil y Ë 
PANTA Contrataciones del Estado | 00/100 soles) E 
| 
| E 
IDROGO MEDINA e ` 
SEG BELISARIO - Consultor Especialista en | 15 o ate mil y E 
O BELISARI Contrataciones del Estado | soles) | 
AIM] 
Es cuanto informo a usted para su autorización correspondiente. 
Atentamente; 
- i Fs BBTA Siz: SL m RENTO d 
Archivo, ГЕЗ COPIA Fifa DEL DuC 


& ебет 
FUENTE EN SOPA! 
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COTIZACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 


ANGUIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 


CARTA N? 05-2021 


DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA 


ASUNTO CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 


Es propicia la oportunidad para expresarle mi cordial saludo, luego para ofrecerle mis 
Servicios como especialista en procesos de Selección y a la vez para agradecerle por la 
invitación para ofrecer mi propuesta económica. 


EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA 


w 


MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP. 
HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUÍA PROVINCIBA CHOTA DEPARTAMENTO 
CAJAMARCA. ü 

* MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARA Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD 
DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUÍA PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO 
CAJAMARCA. 


+ CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CP. HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUÍA 
PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO CAJAMARCA. 


> CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL CP. CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA, 


PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. SIN SUPERVISION 


RAZON SOCIAL : SEGUNDO BELISARIO IDROGO MEDINA - 
DNI : 46910283 f 
DIRECCION : Giron 27 de noviembre N°672-Chota 
CORREO ELECTRONICO : beli041991 @hotmail.com 
TELEFONO : 976512704 

PROPUESTA ECONOMICA : 15,000.00 


Me despido de usted, no sin antes darle las gracias por la invitación 


Tres mil novecientos dos.3902 


SEGUNDO BELISARIO IDROGO MEDINA 
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO 
MATRÍCULA N°: 02-- 8643 

RUC N°: 10469102837 

Email: beli_04_19910 hotmail.com 


CARTA DE PRESENTACIÓN 


Mi nombre, es.Segundo Belisario Idrogo Medina, de Profesión Contador Público, de 
Nacionalidad Peruano, con experiencia en el Sector Público y Privado; llámese como Sub 
Gerente de Logística y Control Patrimonial, así como Especialista en Contrataciones 
Públicas; así mismo cuento con los conocimientos de Sistemas Informáticos que ayuda en 
gran medida a la gestión administrativa de las instituciones públicas (SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SIGA), al ordenamiento y simplificación 
de los procesos de la gestión administrativa en el marco de la modernización de la gestión 
pública (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ~ SIAF), y el sistema 
electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre ias contrataciones 
del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas (SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE). 

Radico en Chota, con el firme objetivo de desenvolverme profesionalmente en una Entidad 
Pública o Privada sólida donde pueda volcar mi experiencia y conocimientos por un 
desarrollo mutuo. | 
Tenso los conceptosclaros de trabajo en equipo у proactivo рог naturaleza yesunañupara 
mi persona inculcarles ase animo a mis compañeros de trabajo. Dispuesto а emprender 


nuevos retos y a capacitarme constantemente para avanzar al ritmo de la modernidad, 
Espero que mi Currículum pueda describir en detalle mi carrera laboral. 


Gracias. 


Tres mil novecientos tres.3903 


SEGUNDO BELISARIO (08060 MEDINA 
CONTADOR PÜBLICO COLEGIADO 
MATRÍCULA Ns: 02 - 8643 

RUC мг; 10469102837 

Email: beli 04 1991Ghotmail.com 


= 


_CURRICULUM VIT/ ЈЕ | 
IDROGO MEDINA, SEGUNDO BELISARIO 
CONTADOR PÚBLICO 


É | COLEGIADO CON MATRÍCULA N2: 02 - 8643 


y... 


Nornbres y Apellidos : SEGUNDO BELISARIO IDROGO MEDINA. 
Fecha de nacimiento : 08/04/1991. 
DNI N2 : 46910283. 
RUC : 10469102837 
Registro del Colegio de Contadores  : soltero. | 
Domicilio Jr. 27 de noviembre N“ 672 – Chota. 
Celular : 976512704. 
Email ` : beli 04 1591@һоһтай.сот 
y Proveedor de Servicios : Registro Nacional de Proveedores (RNP) 


1. ESTUDIOS REALIZADOS. 


CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS — 
CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD (2010-2014) 


e SUPERIOR : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA — FACULTAD DE 


° SECUNDARIA : COLEGIO NACIONAL SAN JUAN — CHOTA (2003-2007) 7: i" ide 
¡TEEN TOEN t 


PUENTE? 


° PRIMARIA : LE Ме 10384 -- CHOTA свога 


72 
2. GRADOS Y TÍTULOS. | mme Ou Diez 
1 4 ROM” Bee = arar Anea: 
t aprano ds ls Punico: — т 
° Universidad Nacional de Cajamarca : Grado desatar En Contabilidad 


* Universidad Nacional de Cajamarca : Título Profesionai de Contador 
Público. 
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SEGUNDO BELISARIO IDROGO MEDINA 
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO 
MATRÍCULA N: 02 -8643 

RUC N°: 10469102337 


а U EL 


CURSO EN “SISTEMA; 
INTEGRADO DE: 
ADMINISTRACIÓN 

шаш — SIAF-SP 


ESCUELA 
NACIONAL DE. 
ACTUALIZACIÓN. 
PERMANENTE EN 
EL PERÚ ~= 
ENAPEP 
ESCUELA 
NACIONAL DE 
ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE EN 
EL PERÚ >= 
ENAPEP 
INSTITUTO 
FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN 
COMERCIO DEL 
PERÜ- IFOCAP _ 
INSTITUTO DE | 25/11/2018 
FORMACIÓN, 22/12/2019 
"CAPACITACIÓN 
COMERCIO DEL 
PERÚ - IFOCAP' 
11 | CURSO ESPECIALIZADO | INSTITUTO DE | 07/10/2019 
ЕМ “OBRAS PÚBLICAS” FORMACIÓN, 26/10/2019 
CAPACITACIÓN 
COMERCIO DEL 
PERÚ - iFOCAP 


CURSO EN “OFIMÁTICA. 


13/01/2020 
EMPRESARIAL” 


31/01/2020 


CURSO. ESPECIALIZADO. 
EN ` “Ley DE 
` CONTRATACIONES DEL 


DE | 23/12/2018 


12/01/2019 


CURSO -ESPECIALIZADO 
EN "GESTIÓN PÚBLICA” 


CERTIFACADO 
"PRESUPUESTO DISTRITAL. DE 
PARTICIPATIVO BASADO JOSÉ SABOGAL. 
EN RESULTADOS”, 
PARTICIPANDO COMO 
AGENTE PARTICIPANTE 
13 | CERTIFACADO MUNICIPALIDAD | 15/05/2019 
“PRESUPUESTO. DISTRITAL DE 
PARTICIPATIVO BASADO | JOSÉ: SABOGAL 
EN RESULTADOS", 
PARTICIPANDO COMO 
MIEMBRO DEL. EQUIPO 
TÉCNICO“ 


12 


ANTES gw 


"a DM 
| рачето de la PP pe 


WE 


06/01/2020 
25/01/2020 


MUNICIPALIDAD | 15/05/2019 


| 
| 
| 


| 


| 


| 


90 heras. 


90 horas. 


7150 horas. 


150 "150 horas. | 


150: horas. 


Tres mil novecientos cinco.3905 


5. EXPERIENCIA PROFESIONAL 


SEGUNDO 8ELISARIO [0106 0. MEDINA 
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 
MATRÍCULA N2: 02 - 3633 

RUC №2: 10469102832. 

Email: beli_04_1991 2 hotmail.com 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ SABOGAL 


Cargo desempeñado : Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial 
Periodo (mes/año) : 02 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 
Documento de referencia : Resolución de Alcaldía N° 010-2019-MDJS/A 
Empleador : Municipalidad Distrital de 1056 Sabogal 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL 


Cargo desempeñado : Asistente de la Sub Gerencia de Logística y Control 
Patrimonial 

Periodo (mes/año) : 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

Documento de referencia : Constancia de Servicio - 

Empleador - :Municipalidad Distrital de José Sabogal 


EMPRESA CASROD.STEPHANO S.A.C. 


Cargo дезетрећадо : Asistente de Contabilidad 

Periodo (mes/año) : 01 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017 
Documento de referencia : Constancia de Trabajo 

Empleador ; Empresa CASROD STEPHANO S.A.C. 


EMPRESA CORPORACIÓN HERMANOS TAPIA D&H S.A.C. 

Cargo desempeñado : Contador y Administrador 

Periodo (глез/аћо)  :01 de enero de 2015 al 30 de mayo de 2016 
Documento de referencia |. : Constancia de Trabajo 

Empleador : Empresa CORPORACIÓN HERMANOS TAPIA D&H S.A.C. 


Tres mil novecientos seis.3906 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LA LIBERTAD 


MIEMBRO TITULAR 


3909 


_СРС. SEGUN DO BELISARIO IDROGO MEDINA 


Se le expide el presente Diploma que lo acredita como Contador Público 
Colegiado y lo Autoriza para el ejercicio de la profesión de acuerdo a la 


Ley N*28951 y su Reglamento y el Estatuto del Colegio de Contadores 
Püblicos de la Libertad. 


Tres mil novecientos nueve 


Matrícula ^" 02-8648 ` 


Registro Colegio de Contadores Püblicos de La Libertad 


Trujllo.13 de |^ MARZO ае! .2017 


m Qaem у 
P E P 
; 
` s 
ч 
` 
س‎ 


- MIGUEL ARANCIBIA CUEVA 
| DECANO 


La Directora у la Coordinadora Académica де! Centro de Idiomas у Sistemas 
de Comunicación, otorgan el presente: 


Ne 003243 


CERTIFICADO "2° 


A: SEGUNDO BELISARIO IDROGO MEDINA 


Por haber concluido satisfactoriamente sus estudios del idioma 
INGLÉS, correspondiente al nivel ELEMENTAL. 


El presente curso, ha tenido una duración de VIII ciclos, con 192 
horas efectivas de clase, y fue desarrollado del 06 de eriero del 
2014 al 28 de febrero del 2014. 


Se expide el presente Certificado a solicitud de! interesado para 
los fines que estime conveniente. 


Cajamarca, 20 de marzo del 2014. 


|. OIRECTORA 
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__ CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTO NIVEL | 
Y ESPECIALIZACIONES DEL PERÚ 


"CENTRO DE ESPECIALIDADES 
TÉCNICAS PROFESIONALES” 


"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 


CONSTANCIA DE ESTUDIOS 


La Dirección General 


CERTIFICA 


Que: C.P.C. SEGUNDO BELISARIO IDROGO MED INA concluyó de manera exitosa el 


DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SEACE encontrándose registrado en Libro 


М? £ con el Diploma N ° 084-69 10283-21 en nuestra Institución y segúr nuestros archivos, no 


Se expide con fecha 27 de : Agosto del 2021 у se amite la presente a solicitud de la parte interesada 
para los fines que estime conveniente. | 


El presente documento habilita para el ejercicio de la profesión, pero es independiente de los alcances de 
los Artículos: 16? у 152* de la Ley N° 29016 


Lima, 27 de Agosto del 2021. 


Dirección Ejecutiva о аъ 
Yuliana S Касам Саво. 


Tres mil novecientos quince.3915 


DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SEACE 


Nombre: C.P.C. SEGUNDO BELISARIO IDROGO MEDINA 


Realizado: Desde el 03 de Agosto del 2020 hasta el 27 de Agosto del 2021 


ESTRUCTURA CURRICULAR 


MÓDULO 1. EL SEACE Y SU INTERACCIÓN CON OTROS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA. 
MÓDULO 2. MÓDULO PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. 

MÓDULO 3. APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN. 

MÓDULO 4. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO. 

MÓDULO S. PANTALLA DEL MÓDULO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 
MÓDULO 6. MÓDULO DE ACTOS PREPARATORIOS Y SELECCIÓN. 

MÓDULO 7. CONSOLA DE ACTOS PREPARATORIOS. 

MÓDULO 8. CONSOLA DE SELECCIÓN. 

MÓDULO 9. PUBLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

MÓDULO 10. MÓDULO DE CONTRATOS. 

MÓDULO 11. TRANSFERENCIA AL SIAF. 


w w w w 


v v v 


v v w w 


. Código: 084-6910283-21 — = pre 2 = 


Tres mil novecientos dieciséis.3916 


`CENTRO DE INVESTIGACION DE ALTO NIVEL Y ESPECIALIZACION ES DEL PERU" 


"Апо del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 


BOLETA DE NOTAS 
DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SEACE 


NOMBRE: C.P.C. SEGUNDO BELISARIO IDROGO MEDINA 
CÓDIGO: 084-6910283-21 


PERIODO € ODIOS: Desde el 03 de Agosto del 2020 hasta el 27 de Agosto del 2021 


- ASIGNATURA ` ! NOTA2 | PROMEDIO 
“MÓDULO 1. ELSEACE Y SU INTERACCIÓN CON OTROS SISTEMAS DE | 
| ADMINISTRACIÓN INTERNA. 16 16 
MÓDULO 2. MÓDULO PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. 16 | 16 16 
: MÓDULO 3. APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN. 15 19 17 
: MÓDULO 4. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO. 15 15 15 
| MÓDULO 5. PANTALLA DEL MÓDULO DEL PLAN ANUAL DE і 
| CONTRATACIONES | 16 | 16 15 
| MÓDULO 6. MÓDULO DE ACTOS PREPARATORIOS Y SELECCIÓN. 15 | 19 - 17 
| MÓDULO 7. CONSOLA DE ACTOS PREPARATORIOS. — 16 | 16 : 16 
` MÓDULO 8. CONSOLA DE SELECCIÓN. MU | 16 | 16 ` 16 d 
MÓDULO 9. PUBLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. TT 15 | Гоу 
; MÓDULO 10. MÓDULO DE CONTRATOS. T 16 | 
"MÓDULO 11. TRANSFERENCIA AL SIAF. О ОС B 17 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA == | аде 


ERENCIA GENERAL ^ 
RUC: 20600657462 


Tres mil novecientos diecisiete.3917 
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Municipalidad Distrital de Jasé Sui 


“Rumbo al Progreso de José Sabogal” 


“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 


RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 010-201 9-MDIS/A 


José Sabogal, 02 de enero del 2019. 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL, - PROVINCIA DESAN 
MARCOS: 


VISTA: 


La necesidad рата el buen funcionamiento a nivel estructural y funcionai al interior de la 
Municipalidad y la situación de urgencia de atención a la ciudadanía debido al cambio en ја 
gestión municipal; у, 


CONSIDERANDO: o Е 


Que, de conformidad con el Artículo 1949 dela Constitución Política del Perú. modificado 
por la Ley de reforma de la Constitución Política del Perú, Ley N° 30305, concordante соп =l 
Artículo H del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N2 27972; (а 
Municipalidad Distrital de José Sabogai as un órgano de gobierno local, tiene autonomía política. 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 


Que, según lo establecido en el artículo 2? del Decreto Lagisiativo № 276, зе encuentran 
fuera de la carrera ad ministrativa el personal contratado, no obstarite, les son de aplicación las 
disposiciones del Decreto Legislativo Ме 276, en lo que resulte pertinente, Asimismo, se 
encuentran excluidos de la carrera los funcionarios que desempeñan Cargos políticos о de 


confianza; 


Que, de acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Final de ta Lay que 
establece la eliminación progresiva del régimen especial del.Decreto Legislativo 1057 y otorga 
derechos laborales - Ley N? 29849; el personal del empleo público clasificado como funcionario, 
empleado de confianza y directivo superior, según las definiciones de la Ley Marco del Empleo 
Público, puede ser contratado mediante el régimen de contratación administrativa de servicios, 
estando excluida de la realización del concurso público referido en el artículo 82 del Decreto 
Legislativo N° 1057; 


Que. los funcionarios Públicos sobre los cuales recae lo establecido en el párrafo anterior 
son solamente los de libre nombramiento y remoción, а! cumplir éstos con la exclusión de 
realización de concurso püblico. Esta disposición no es extensiva а los funcionarios de elección 
Popular o de nombramiento y remoción regulados, quienes se rigen nor sus normas у 
características de su cargo; 


Que, en esa línea, ia Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de! Decreto 
Supremo N? 075-2008-PCM, madificado por Decreto Supremo N* 065-26 L1-PCM Gia aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo Ме 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios señala que рог la naturaleza de las funciones que desempeñan, los 
cargos cubiertos рог personas designadas por resolución no se encuentran sometidos a las 
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“Rumbo al Progreso de José Sabogal” 


reglas de duración del contrato, procedimiento, causales de suspensión о extinción aplicables a 
los demás servidores CAS, siéndoles aplicables las disposiciones de la Ley N° 28175; 


Que, en consecuencia, las entidades comprendidas en el Decreto Legislativo N° 1057 
pueden contratar directameñte personal bajo el régimen CAS para que ejerzan funciones que 
son propias de un funcionario o directivo de la entidad, siempre que su designación en el cargo 
se haya efectuado por libre decisión del titular de la entidad. 


Estando а las facultades conferidas а los Alcaldes en ei inciso 6) dei Artículo 20? де la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; 


SE RESUELVE; 


ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR a partir del 02 de enero de 2019 al C.P.C. SEGUNDO 
BELISARIO IDROGO MEDINA, en el cargo de SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL 
PATRIMONIAL de la Municipalidad Distrital de José Sabogal, bajo la modalidad del Régimen 
de Contratación Administrativa de Servicios - CÀS. ` 

ARTÍCULO SEGUNDO. - FIJAR la suma S/ 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles), 
como remuneración mensual por el desempeño del cargo descrito en el artículo primero de la 
presente resolución, monto que será abonado conforme a las disposiciones de Tesorería que 
haya establecido el Ministerio de Economía y Finanzas e incluye los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al designado. 


ICU O. - NOTIFICAR а la designada el contenido de la presente Resolución, a fin 
de que asuma el cargo con responsabilidad, eficiencia, cumpliendo a cabalidad las funciones 
encomendadas para el presente caso, bajo responsabilidad. 


ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR SIN EFECTO, toda disposición que se oponga a la presente 
Resolución. 


ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Recursos Humanos 
y demás dependencias el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. ^ 


ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR a Secretaría General la notificación de ia presente resoiución 
a las áreas correspondientes. 
POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÜMPLASE Y ARCHÍVESE 
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Municipalidad Distrital de José Sañagat 


“Rumbo al Progreso de José Sabogal" 


“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 


RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N* 165-2019-MDIS/A 


José Sabogal, 


23 de Diciembre del 20 18. 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DESAN 


MARCOS: 


CONSIDERANDO: 


Que, de conformidad con el Artículo 194" de 


modificado рог ја Ley de reforma де la 


concordante con el Artículo | del Título Preliminar de la | 

sex N? 27972; la Municipalidad Distrital de José Sabogal es 
) autonomía política, económica y administratiy 
autonomía que la constitución política del Estad 


Constitución Política 


facultad de ejercer actos de Gobierno Administrativo, con sujeción al 


Que, el artículo 20°, numerales 17 y 


27972, establece que es atribución del Alcalde, 


de confianza. 
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de la Municipa 
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| CPC. Wilder Alberto 109230 19/MDIS/A 


; Ríos Castañeda | 
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| Lic. Adm: Carlos | 006-2019/MDIS/A 
| Alberto Bazán Muñoz ! 
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| Abg. Henry Michael | 109-2019/MD[S/A - 
: Bardales Valdivia | 


z Que, mediante Resoluciones de Alcaldía dadas durante 


| 02 Че Епсто 2019 — 


15 de julio 2018 7 


la Constitución Política del Perú, 


del Perú, Ley N° 30305, 


Lev Orgánica de Municipalidades, Ley 
un órgano de gobierno local, tiene 
а en los asuntos de su competencia; dicha 
9 establece a la municipalidades, radica enla 


ordenamiento jurídico; 


18 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
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| Recursos Humanos 


Secretario Genera! 
A 


«теж 


Tres mil novecientos treinta.3930 


Municipalidad Distrital de Jasé Sabogal 


“Rumbo al Progreso de José Sabogal” 


! Patrimonial 
i : 
Ц 


Que, estando а lo expuesco; y. en uso de las facultades atribuidas por el artículo 20* 
numeral 6, artículo 39? v artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 


SE RESUELVE: 


ARTÍCUL О PRIMERO. - DAR POR CONCLUIDA, a partir del 21 de diciembre 2019, la 
designación de cargos de confianza de los trabajadores antes mencionados de la 
Municipalidad Listrital de José Sabogal. 


ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO, las Resoluciones de Alcaldía de la Municipalidad 
Distrital de José Sabogal que Designan a los trabajadores en cargos de confianza. 


ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal. Sub Gerencia de Recursos 
Humanos y demás dependencias el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, 


POR TANTO: 


REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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BIENES Y SERVI 


5 EN GETIERAL 


RUC: 20482637125 
CU UU Via < 


CONSTANCIA DE TRABAJO 
oA UE TRABAJO 


LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CASROD 
STEPHANO SAC, Hace constar que: 


El Sr. SEGUNDO BELISARIO 

46910283, У COn domicilio еп el J 
Cajamarca, ha laborado en mi r 
Contabilidad, en el 
де! 2017, demostra 


IDROGO MEDINA, con DNI! N° 
r. 27 де Noviembre N*642-Chota- 
epresentada, como Asistente de 


periodo del 01 de Junio 2016 al 31 de Diciembre 
ndo durante su 


permanencia en dicho puesto de 
trabajo, respeto, puntualidad y responsabilidad en las laboras 
encomendadas. 


Se expide ја presente a solicitud de la 


parte interesada para los 
que estime por Conveniente. 


ro del 2018. 


Huamachuco, 12 de Ene 
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El que suscribe TAPIA DIAZ HUBELMER, identificado con D.N.l. N- 


46980166, en calidad de Gerente General de ia Empresa CORPORACIÓN 
HERMANOS TAPIA D&H S.A.C. con RUC N°: 20570837298, con la finalidad de 
hacer constar que el Sr. IDROGO MEDINA SEGUNDO BELISARIO, identificarlo 
con DNI N* 46910283, ha laborado en mi representada ocupando el cargo de 
CONTADOR Y ADMINISTRADOR en las obras ejecutadas рог mi representada, 
durante el periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2015 hasta eí 30 de 
Mayo del 2016; durante ei desempeño de sus funciones demostró eficiencia, 
responsabilidad y liderazgo en las funciones encomendadas. 


Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines 


que estime pertinentes. 


Chota, 15 de Junio de! 2016 


Atentamente, 


AV Carbajal N^ 246 – Стога Сине anosa Вата cem „э, 343 15 52 20 
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CARTA N° 010 - 2021 — MDA/ABAST. 
алга N 010- 2021 - MDA/ABAST. 
DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA 


E JEFE DE ABASTECIMIENTOS MDA .- . 


А : SEGUNDO BELISARIO IDROGO MEDINA 
RUC : 10469102837 
ASUNTO : SOLICITUD DE COTIZACION Y/O PROFORMA 


De mi consideración: 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre de la 
municipalidad distrital de Anguía, Con relación al asunto indicado le solicitamos que nos 
alcance su propuesta económica para ofrecer sus servicios en los procesos de licitación de 
ejecución y supervisión de las obras: 


+ MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
CP. HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUÍA PROVINCISA CHOTA 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA. 


+ MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULARA Y PEATONAL EN 


LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUÍA PROVINCIA CHOTA 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA. 


> CREACIÓN DE LA PLAZA EN. EL'CP. HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUÍA PROVINCIA CHOTA DEPARTAMENTO CAJAMARCA. 
> CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL CP. CHUGUR DEL DISTRITO DE 


ANGUIA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. SIN 
SUPERVISION. 


En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a los 
Términos de Referencia que se adjuntan. 


En total sentido, sírvase por favor, remitir sus cotizaciones a la oficina de 


abastecimientos de la municipalidad distrital de Anguía, situado en la calle comercio N° 


212 plaza de armas -Ánguía — Chota — Cajamarca. 


Sin otro particular y agradecido por la atención prestada, se despide de usted. 


pe e ут ` 
Anguía 02 de noviembre de 2021 


Atentamente; 


س می a‏ 
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CURRICULUM VITAE 


Jesus Omar Martínez Panta 


RESUMEN PERSONAL: Contador Público Colegiado de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Privada “Señor de Sipán”, con Especializaciones en 
Gestión de las Contrataciones con el Estado. Siendo funcionario certificado por el OSCE 
desde еГайо 2015 y actualmente según examen supervisado cuento con Nivel Básico. Con 
amplia experiencia en el manejo del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACE; así mismo, con solvencia asesorando a entidades públicas en la formulación de 
requerimientos dé bienes, servicios y obras, elaboración de bases. administrativas, 
absolución de consultas y observaciones en materia de contrataciones con el Estado, 
gestión y seguimiento de la ejecución contractual. Cuento además con experiencia 
calificada como miembro Titular de los Comités de Selección, con la suficiente capacidad 
de interpretar v poner en práctica la normativa de contratación estatal, en la admisión, 
evaluación y calificación de ofertas en actos públicos y privados. Me considero proactiva, 
responsable, respetuoso, innovador, honrado y perseverante, trabajo en equipo, capacidad 
para interrelacionarse a todo nivel y resultados óptimos bajo presión, con una actitud de 
aprendizaje de manera continua, reflejado en la permanente retroalimentación. Mi 
experiencia profesional fue obtenida, por mis constantes servicios de asesoría a 


instituciones públicas. 


#77 Datos Personales. 
a Documento de Identidad : 41142638 
3 Fecha de Nacimiento : 26 de Octubre de 1981 
3 Dirección : Calle Santa Rosa N° 924 - Ferreñafe 
a Celular | : 956176659 - 
а Correo electrónico : imartinezpanta(z)email.com 
a RUC : 10411426381 
а Certificación OSCE : Nivel Básico - Vigente 
3 Matricula de Colegiatura : 04-3029 " 


m Estado Civil : Soltero A | ы | 


~ — СОМТАРОВ PUBLICO COLEGIADO 
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Z Formación Profesional. 
a UNIVERSIDAD PARTICULAR “SEÑOR DE SIPAN” 
CONTADOR PÚBLICO 


Facultad de Ciencias Empresariales 


Chiclayo, Lambayeque 


© Diplomado de Especialización. 
3 CAMARA PERUANA DE INDUSTRIAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO 350 horas académicas lectivas. 
Chiclayo — 2020. 


>) жы Certificados/Seminarios. 
o CIETSI 


Curso Especializado Gestión de las Contrataciones Públicas y su Modificatoria. 
Chiclayo — 2017. 


a JG CONSULTORES 
Habilidades Directivas y Modernización de la Gestión Pública . 
Chiclayo — 2017. 


a COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMMINISTRACION 
Seminario el Sistema de Integración de Gestión Administrativa (SIGA MEF) y . 
su interrelación con el Sistema Integrado de Administración Financiera (STAF 
FP) y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (ЗЕАСЕ). 
Chiclayo — marzo де! 2017. 


а IAGP 
Taller de Preparación para la Certificación OSCE. 
Chiclayo — junio del 2021. 


£ EXPERIENCIA LABORAL COMO ASESORAMIENTO, EXPERTO 
INDEPENDIENTE Y ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES: 


> Municipalidad Distrital de la Libertad de Pallan, como E: xperto Independiente para 
formar parte de comité de selección para la Ejecución 7 Supervisión.. de 
procedimiento de selección, por el Decreto de Ur. gencia 102- 2021, . correspondent 
desde el 01 de noviembre del 2021 al 31 de diciembre del 202 L 


Tres mil novecientos treinta y nueve.3939 


» Municipalidad Distrital de Mochumi, como Especialista en Contrataciones del 


Estado para las ejecuciones de los procedimientos de-selección y cumplimiento del 


Plan Anual de Contrataciones PAC-2021, correspondiente al periodo del mes de 06 __ 


de noviembre al 05 de diciembre del 2021. 


Universidad Nacional Intercultural *Fabiola Salazar Leguía" de Bagua, como 
asesoramiento y personal calificado en el manejo de la plataforma del SEACE, 


correspondiente al periodo del mes de 09 de Setiembre al 30 de noviembre del 2021. 


Universidad Nacional Intercultural *Fabiola Salazar Leguía" de Bagua, como 
asesoramiento y personal calificado en el manejo de la plataforma del SEACE, 


correspondiente al periodo del mes de 06 de junio al 05 de agosto del 2021. 


Universidad Nacional Intercultural *Fabiola Salazar Leguía" de Bagua, como 
asesoramiento y personal calificado en el manejo de la plataforma-del SEACE, 


correspondiente al periodo del mes de 06 de mayo al 05 de junio del 2021. 


Municipalidad Distrital de Chontali, como Especialista еп Contrataciones del 


Estado, correspondiente al periodo del mes de enero del 2021. 


Municipalidad Distrital de la Ramada, como Experto Independiente, 


correspondiente al periodo del mes de enero del 2021. 


Municipalidad Distrital de T. ocmoche, asesoramiento técnico er el área de 


contrataciones, correspondiente al periodo del mes de diciembre del 2020. 


Municipalidad Distrital De El Parco, asesoramiento еп contrataciones, 


correspondiente al periodo del mes de octubre del 2020. 


Municipalidad Distrital Las Pirias, experto independiente en contrataciones del 


estado, correspondiente al periodo del mes de octubre del 2020. 


Gobierno Regional de Amazonas, asesoramiento para el área de contrataciones, 
correspondiente al periodo de 03 de agosto de 2020 hasta el 30 de setiembre del 
2020. 


а 
Municipalidad Distrital de T. остосће, asesoramiento Técnico en elá area de logistica (Hj 


correspondiente al periodo del mes de agosto del 2 T pe 


Tres mil novecientos cuarenta.3940 


——À'1 


Gerencia Regional de Salud, asesoramiento de las diferentes áreas de acuerdo a la 
normativa vigente durante la declaratoria de estado de emergencia nacional 


"Contrataciones Directas”, correspondiente al periodo del mes de junio del 2020. 


^ Gerencia Regional de Salud, asesoramiento de las diferentes áreas de acuerdo a la 


normativa vigente durante la declaratoria de estado de emergencia nacional 
"Contrataciones Directas", correspondiente al periodo del 11 de mayo al 31 de 
mayo del 2020, y del 01 de julio al 08 de julio del 2020. 


Municipalidad Distrital de Tocmoche, asesoramiento técnico en el área de lo gística, 


correspondiente al periodo del mes de agosto del 2020. 


Municipalidad Distrital de T. ocmoche, asesoramiento técnico en el área de logística, 
correspondiente al periodo del 20 de agosto del 2019 al mes de 20 noviembre del 
2019. 


Municipalidad Provincial de Ferreñafe, asesoramiento en el área de logística, 
como especialista en Contrataciones y cotizador, periodo correspondiente del mes 
de 01 de junio al 30 de septiembre del 2017. 


Municipalidad Distrital de Morrope, consultor para el Asesoramiento en Ejecución 
Presupuestal, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, correspondiente al periodo 
del 18 de diciembre del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015. 


7 EXPERIENCIA LABORAL COMO JEFE DE ABASTECIMIENTO: 


2 Jefe de Abastecimiento, en la Municipalidad Distrital de Cayalti, comprendiendo 


del periodo del mes de setiembre del 2019 hasta el mes de octubre del 2020. 


Jefe de Abastecimiento, en la Municipalidad Distrital de Опегосого, 
comprendiendo del periodo de 03 de junio del 2019 hasta 31 de agosto del 2019 


Jefe de Abastecimiento, en la Municipalidad Distrital de Pueblo, comprendido del 
periodo de 13 de marzo del 2019 hasta el 14 de mayo del 2019. 


Sub Gerente de Logística, en la Gerencia Regional de Educación Lambayeque — 
GRED, comprendido del periodo del 02 de octubre де! 201 8 hasta el 28 de febrero 
del 2019, 


Sub Gerente de Logística, en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Lambayeque - EPSEL, comprendido del periodo del 10 de Julio del 2018 hasta. el, 
19 de Setiembre del 2018. MT TN 


Tres mil novecientos cuarenta y uno.3941 


| | 
| ^ Jefe de Logística, en la Municipalidad Distrital de Picsi, comprendiendo desde el 
periodo de 12 de marzo del 2018 hasta el 09 de Julio de 2018. 


777 7 E EXPERIENCIA LABORAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN С 


CONTRATACIONES: 


^ Gobierno Regional de Lambayeque, asistente administrativo en contrataciones del 


estado, correspondiente al periodo del mes de marzo de 2020. 
7 EXPERIENCIA LABORAL COMO ASISTENTE EN EL AREA DE LOGISTICA: 


> Municipalidad Distrital de Morrope, como Asistente del Área de Lo gistica У Control 
\ А Patrimonial, correspondiente а! periodo del 04 de Enero del 2016 hasta el 31 de 
Enero del 2017. 


^ Municipalidad Distrital de Túcume, como Asistente del Área de Logística y Control 
Patrimonial, correspondiente al periodo del 03 de Enero del 2013 al 31 de 
Diciembre del 2013; y desde el 13 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014. 


> Municipalidad Distrital de Morrope, consultor para el Asesoramiento en Ejecución 
Presupuestal, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, correspondiente al periodo 
del 18 de diciembre del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015. 


> APTITUDES PERSONALES : 


= Liderazgo y Orientación al logro de objetivos. 
" Alto sentido de responsabilidades y pro actividad. 
a Deseos de asumir retos exigentes con espíritu de superación. 
= Capacidad para trabajo en equipo. 
a Conocimientos sobre movimientos en instituciones financieras y comerciales. 
" DISPONIBILIDAD INMEDIATA. 
Chiclayo, diciembre del 2021 
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N° 008493 


CONSTANCIA DE HABILITACIÓN 
DIGITAL 


Art. 3 D.S. N° 096 — 086. EF 


EL Decano del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque que suscribe 
declara que en base a los registros de la Institución se ha verificado que: 


CPC. MARTÍNEZ PANTA JESÚS OMAR 
MATRICULA 04-3029 


Se encuentra hábil a la fecha para el ejercicio de las funciones profesionales que le 
faculta la Ley 13253 -28951 y conforme al Estatuto y Reglamento Interno de este 
Colegio, en fe de la cual y a solicitud. de parte se le extiende la presente para efectos 
y usos que estime conveniente. 


Chiclayo, 11 de Febrero del 2021 


SIÓN С 


Fimta а digitalmente 


e 
CPC. MANUEL ANTONIO CUZQUEN MONTALVAN 
, DECANO COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LAMBAYEQUE 


EXP 


HÁBIL HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2022 
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2/8/2021 CONSTANCIA DEL RNP 


КОС № 10411426381 


CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA 


MARTINEZ PANTA JESUS OMAR 
Domiciliado en: LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE (Según información declarada en la 
SUNAT) 


Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros: 


PROVEEDOR DE BIENES 
Vigencia : Desde 03/10/2018 


PROVEEDOR DE SERVICIOS 
Vigencia f : Desde 03/10/2018 


FECHA IMPRESIÓN: 02/08/2021 


Nota: 


Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la páqina 


web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción. 


| Retornar | 


ete 


hanan, aa no t 


https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP. Constancia/default Todcs.asp?RUc-1 0411425381 
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ral RUC: 20230873756 ri 
son Б | PLAZA DE ARMAS Jr. LA PURÍSIMA AA. 
Z^ Trabajando juntos por el Cambio" PALLAN-CELENDIN- CAJAMARCA Uus Лазе 


^ . CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N2006-2021-MDLLP 
МАЛТА МЕ SULALIUN ОЕ SERVICIOS №2006-2021-Мрир 


Conste por el presente Contrato de Locación, que celebran de una parte, LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLÁN, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, con 
RUC N° 20230872756 con domicilio legal en la Jr. La Purísima N° 230, debidamente representado por 
su Gerente Municipal Lic. VÍCTOR JOEL QUIROZ TIRADO, identificado con DNI N* 27909643, 
designado mediante Resolución de Alcaldía Ме 0033-2021-MDLLP/A, a quien en adelante se le 
denominará LA MUNICIPALIDAD y de la otra parte el CPC. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA, 
p" RITE EN identificada con DNI N? 41 142638, con RUC: 10411426381, Matrícula N* 043029 con domicilio real en 
S ала calle Santa Коза №924, del Distrito у Provincia де Ferreñafe, departamento de Lambayeque, a quien 
jen adelante se le denominará EL LOCADOR, en términos y condiciones siguientes: 


“S CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL: 


Ley N? 27972-ley orgánica de Municipalidades. 

Ley N? 29951- ley del presupuesto 30281. 

Decreto Legislativo n° 295 código Civil. 

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2021. 


Decreto Supremo N° 350-2015-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus 
modificatorias y complementarias. 


V v V v v 


CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 


Que conforme a las atribuciones por la Ley orgánica de Municipalidades N227972, corresponde al 
señor alcalde como representante de la Municipalidad Distrital La Libertad de Pallán, cautelar y 


CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVO DEL CONTRATO. 
El presente tiene como objeto la contratación de los servicios de un profesional en calidad de Experto 
M independiente para formar parte del Comité de Selección para el procedimiento para la contratación 
de ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO DE LOS 
Se CASERIOS DE SARAUZ-EL TRIUNFO Y ROSAPATA, DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN-CELENDÍN- 
| CAJAMARCA”, el cual se llevará а cabo la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N*01-2021-MDLLP/CS- 


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE SARAUZ-EL TRIUNFO Y ROSAPATA, DISTRITO 
DE LA LIBERTAD DE PALLAN-CELENDÍN-CAJAMARCA”, el cuai se llevará a cabo la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N*01-2021-MDLLP/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021, en consideración que la 


entidad no cuenta con un especialista, debiendo el LOCADOR, desarrallar sus actividades en forma 
responsable y eficiente. 


SP Decreto de Urgencia N° 102-2021. y la Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 


Escaneado con Сап:$саппег 
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CLÁUSULA СЏАВТА: PLAZO DEL CONTRATO. 


El plazo contractual entra en vigencia a partir de la firma del presente contrato hasta la suscripción del 
Acta de Buena Pro. 

CLÁUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL. 

El monto de la contratación a favor de EL LOCADOR, asciende a la suma de 2,000 (D0S MIL CON 
00/100 SOLES). A partes del 01 de noviembre al 31 de diciembre del año 2021, será en forma 
mensual. El pago de los servicios prestados por el LOCADOR, se efectuará previa presentación de 
~ informe sustentatorio, conformidad por el área de abastecimientos, recibo por honorarios 
Electrónico, Suspensión de Cuarta Categoría, copia de DNI. 


CLÁUSULA SEXTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 


LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: El servicio contratado será financiado con la fuente de 
financiamiento, Rubro 07 FONCOMÚN de la Municipalidad Distrital La Libertad de Pallán. 


CLÁUSULA SETIMA: OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y PROHIBICIONES. 


EL LOCADOR declara que tiene pleno conocimiento y se somete a todas las obligaciones para 
la realización de su trabajo objeto де! presente contrato. 
EL LOCADOR, no podrá alterar ni sustituir parcial o totalmente las características del objeto 
del contrato. 
EL LOCADOR, declara bajo juramento, su compromiso de cumplir con las obligaciones 
derivadas del presente contrato. 
EL LOCADOR, se compromete a cumplir estrictamente todo lo estipulado en los términos de 
referencia materia del presente contrato, lo cual en caso de incumplimiento será 
responsable y asumirá las sanciones administrativas, civiles y penales a que diera lugar. 
EL LOCADOR, garantiza la calidad del objeto del presente contrato, asumiendo plena 
responsabilidad en cao que, por defecto en la calidad del servicio, este produzca daños y/o 
perjuicios a terceros o a la ENTIDAD. 
Informar a la entidad respecto de cualquier irregularidad o contratiempo que se produjera 
con ocasión de la ejecución del presente contrato. 
EL LOCADOR, coordinara con la municipalidad para cumplir las funciones inherentes a su 
cargo. 


Tres mil novecientos sesenta y cinco.3965 
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PS ` LOCADOR, E ORE roc LA ENTIDAD, EL 
LOCADOR, se compromete a no utilizarla para fines distintos, ni duránte su ejecución, sin que medie 
autorización escrita otorgada por la Municipalidad. 


CLÁUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO. 


% El incumplimiento por causas imputables a El LOCADOR de las obligaciones contenidas en el 


' Por mutuo acuerdo. 
` % Por caso fortuito o fuerza mayor. 


CLÁUSULA NOVENA: EXT INCION DEL CONT RATO. 
| Ера 
siis El presente contrato concluye: 


3. Vencimiento del Plazo convenido 


b. Anticipadamente antes del vencimiento si existe algún motivo justo y no cause perjuicio a 
ENTIDAD. 


с. Рог resolución de contrato Р 
d. Рог muerte о incapacidad de EL LOCADOR, salvo que la condición no fuera motivo determinant 


3966 


enta у seis. 


да modalidad del presente contrato es de naturaleza temporal, no generando relación laboral alguna, еп 
este sentido EL LOCADOR desarrollara sus actividades bajo ningún tipo de dependencia, en consecuencia, 


grum AA | . Ë à не: Š 
р. CLAUSULA UNDECIMA: DOMICILIO Y JURISDICCION $$ 
Las partes fijan como sus domicilios los indicados en ја introducción del Presente contrato a [os cuales seg 


harán las comunicaciones y notificaciones derivados de ја ejecución contractual, cualquier modificación 2 
S 


eS 


CLÁUSULA DUODECIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
— DUODECIMA: 


la vía judicial. 


CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DE LA LEGISLACION SUPLETORIA. | 
Cualquier situación no prevista en el presente documento se regirá Supletoriamente por las reglas del 
` artículo 1755* del código Civil, así como demás normas aplicables del mismo Cuerpo normativo, 


En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente contrato en tres ejemplares del mismo tenor, en 


la ciudad de La Libertad de pallán, a los 01 días деј mes de noviembre де! año 2021. + 
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 


Conste por el presente documento el CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 
que suscriben de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MOCHUMI, la misma que para efectos del presente contrato se identificará 


institucional en la Calle San José N" 455 del distrito de Mochumi, Provincia y 
Región Lambayeque, quien está debidamente representada por su Alcalde Ing. JOSE 
ALBERTO RODRIGUEZ ALVARADO, identificado con DNI N° 17634149 y, 
de la otra parte el C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ PANTA, identificado con 
DNI N° 41142638, con domicilio real en Calle Santa rosa N° 924 P.J San Juan Bosco 
Distrito y provincia de Ferreñafe, a quien en adelante se le denominará "El 
Contratado”, de acuerdo a las cláusulas siguientes: 


CLÁUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES: LA MUNICIPALIDAD es un 
O 


rgano de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho público y con plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de autonomía política, económica 


_como LA MUNICIPALIDAD, con RUC N° 20190384757-—corr-dormi icilio ° 


-INMACULADA СОМСЕРС 42 > administrativa en los asuntos de su competencia. 
Jj DEMARÍA /© [X3 ^N , г 
у Patrona de Nuestro быб „Ян €ILAUSULA SEGUNDA — OBJETO DEL CONTRATO: La Municipalidad 22 


contar con un Especialista en Contrataciones del Estado para las ejecuciones 
de los procedimientos de selección y cumplimiento del Plan Anual de 
Contrataciones – PAC 2021 y metas institucionales de la Municipalidad 
Distrital de Mochumí, requerimiento efectuado mediante Informe № 032- 
202 1-RIST-U.A-MDM de fecha 21/01/2021 del Jefe de la unidad de Abastecimiento, 


CLÁUSULA TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓN: Las partes acuerdan que 
presente contrato tendrá una duración de un (01) mes correspondiente desde 
06/11/2021 – 05/12/2021. 


el 
caseríos la Pava Salecape, ej 
Ноаса de Toro y Puebla Nuevo. 


CLÁUSULA CUARTA – MODALIDAD Y MONTO: 
4. l.-El servicio materia del presente Contrato que deberá ser realizado por 
el Contratado, será lo descrito en la Cláusula Segunda. 


4.2.-Las partes acuerdan que el monto que pagará la MUNICIPALIDAD por 
los servicios prestados al Contratado será la suma de S/ 2.300.00 (Dos Mil 
Trescientos con 00/100 Soles) mensuales . 


IGLESIA "INMACULADA 
ONCEPCIÓN DE MARÍA" 

udad efernamenfe Católica" 4.3.-El Monto total del servicio será cancelado cuando se cumplan con los 
trabajos requeridos en la cláusula segunda, previa presentación de la 
documentación pertinente y estará sujeto a los tributos que correspondan de 
conformidad con las disposiciones legales pertinentes. ` 


CLAUSULA QUINTA - LEGISLACIÓN. - El preseñte contrato es 


Autónomo, no está sujeto a horarios y по genera vinculo làboral, ni beneficios 
sociales para el Contratado. 


Tres mil novecientos sesenta y siete 


-gontrata los servicios del C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ PANTA a fin de M 


EP лашы 


EN 


t دت‎ a аа 


HUACA LA PAVA 
Prémices Arqueológicas ел los 
czars fa Pava $о!есаре, 


Hueco de Taro y Pueblo Nuevo, 


su domicilio, el 


válidamente se le efectuarán todas las citaciones, 
notificaciones a que hubicre lugar, reconociendo el contratad 
las-eitadas-comunicacio 


con anterioridad hubiera 
domiciliaria, | 


CLÁUSULA “SEPTIMA — APLIC 


3 


este contrato, donde 
comunicaciones y 


comunicado a la MUNICIPALIDAD variación 


ACIÓN SUPLETORIA DE LEY: Para 


efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y 
ejecución del presente contrato, las partes se someten а la competencia de la instancia 


administrativa superior y/o de ser el caso se someten a lo establecido en el Sistema 
Jurídico que resulte aplicable. 


El presente contrato, se redacta en dos (02) ejemplares del mismo tenor, que 


suscriben las partes en señ 


«aL YE MOCHUMÍ 


7 


LA MUNICIPALIDAD 


al de conformidad y aceptación, en la ciudad de 


ochumí 06 de Noviembre del апо 2021. 


qe I 
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t 
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CONTRATO N° 078-2021-UNIFSLB/DGA/UABAST ______ 


CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 
Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran, de una parte 
la UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “FABIOLA SALAZAR LEGUÍA* DE BAGUA, con 
domicilio legal en el Jr. Ancash N* 520 de la Ciudad de Bagua. Distrito y Provincia de Bagua, Región 
Amazonas, con RUC N? 20561164437 y representada legalmente por el Ing. HERNÁN PENA 
VINCES, identificado con DNI N° 003231 97, en condición de Director General de Administración, 
facultado para tal fin, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 137-2020-UNIFSLB/CO, de 
fecha 28 de Mayo del 2020, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD"; y por otra parte 
JESUS OMAR MARTINEZ PANTA, identificado con DNI N° 41 142638, RUC N° 10411426381, con 
domicilio en Calle Santa Rosa N° 924, Distrito y Provincia de Ferreñafe, Departamento de 
Lambayeque. correo electrónico fnarinezpantsqpgriaii.ccin, número telefónico 945770334, a quien 


AT en adelante se le denominará “EL LOCADOR", bajo los términos contenidos en las cláusulas 
SA siguientes: 


AP ge а 
1 à 


CLÁUSULA PRIMERA... BASE LEGAL 


Ка мада 37 Constitución Política del Estado. 
Nurs * Ley N* 30220, Ley Universitaria. ; 
* Ley N° 31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la 

modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada. 

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública. 

* Ley № 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

* Ley N° 30294, que modifica el Artículo 1 de la Ley 26771. que establece la prohibición de eierzer ` 
la facultad de nombramiento y contratación de personal en ei sec:or púbiico en caso de - 

i parentesco. 

4 ° Código Civil - Decreto Legislativo N° 295. 

° Decreto Supremo N° 004-2019-jUS Texto Único Ordenado de Ley N” 27444, Lay де! . 
Procedimiento Administrativo General. 

° Ley N° 31084 — Ley del Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2021. 

* Ley N° 31085 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público Para el Anc 
Fiscal 2021. 

° Decreto Supremo N° 007-2013-Ef, Decreto Supremo que regula el Otorgamiento de Viáticos 
para Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio Nacional. 

° Decreto Supremo Ме 034-2005-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 26771, dispone 
el otorgamiento de la declaración jurada para prevenir casos de nepotismo. 

* Decreto Supremo N^ 025-2021-S.A. 

* Directiva N° 001-201 8-UNIFSL-B/DGA-ULSG. 


Tres mil novecientos sesenta y nueve.3969 


El costo del servicio es menor a ocho (08) Unidades impositivas Tributarias (LITA, correspondiente ај 


E año 2021; por lo que será de aplicación la Directiva № 001-261 8-UNIFSL-B/DGA-ULSG (en adelante 
E " la Directiva). 
At 
x 
2 El presente contrato se celebra para el desarrollo de actividades profesionales de responsabilidad y 
Sas: T calificadas, vinculadas a las Metas y/o Logros de LA ENTIDAD. | 
"OW | $ ELAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES 
| р 1. Mediante Informe N° 614-2021-UNIFSLB/DGA-UABAST. de fecha 02 de agosto de 2021. la 


| Unidad de Abastecimiento presenta requerimiento y solicita la contratación de un personai 
CC calificado en el manejo de la plataforma del SEACE de la UMIFSLB, por el periodo del 09 de 
agosto al 31 de diciembre de 2021. = - — ` 


Ж. Comercio 8128 


Вади, Amazonas, Perri 


2. 


CONTRATO N° 078-2021-UNIFSLB/DGA/UASAST 


* Mediante Informe Lega! N° 141-2021-UNIFSLB/CO/P/OAJ, de fecha 09 de agosto de 
2021, la Oficina de Asesoria Legal opina que es procedente atender el requerimiento 
.. contenido en el Informe N° 614-2021-UNIFSLB/DGA-UABAST. 


Y Mediante el Informe N° 644-2021-UNIFSLB/DGA-UABAST, de fecha 09 de agosto de 
2021, la Unidad de Abastecimiento solicita disponibilidad presupuestal para la 
contratación del personal calificado en el manejo de la plataforma del SEACE de la 
UNIFSLB, bajo la modalidad de Locación de Servicios, por un monto total de S/. 14, 300.00 
(Catorce Mil Trescientos con 00/100 Soles) por el periodo del 09 de agosto al 31 de 
diciembre de 2021. 


< Mediante Oficio N° 390-2021-UNIFSLB/P/OPP. de fecha 11 de agosto de 2021, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto emite la disponibilidad presupuestal por el monto de S/. 
2. 500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles), debido a que la Unidad Ejecutora 
registraba una significativa limitación de disponibilidad presupuestal en la Genérica de 
Gasto 2.3 Bienes y Servicios, Rubro 00-Recursos Ordinarios. 


~ Con proveido al Oficio N° 390-2021 -UNIFSLB/P/OPP, de fecha 11 de agosto de 2021, la 
Dirección General de Administración autoriza la contratación del servicio; razón por la cual, 
con el afán de atender parcialmente el requerimiento contenido еп el Informe N° 614-2021- 
UNIFSLB/DGA-UABAST, se procedió а la realizar la contratación del persona! mediante 
la Orden de Servicio N° 0000289, por el periodo de un mes, contabilizados desde el 09 de 
agosto al 08 de setiembre del 2021. 


Mediante Informe N° 738-2021-UNIFSLS/DGA-UABAST, de fecha 06 de setiembre de 2021. ta 
Unidad de Abastecimiento, solicita certificación presupuestal para atender e! requerimiento 
contenido en el Informe N° 614-2021-UNIFSLB/DGA-UABAST por el periodo restante. esto es. 
del 09 setiembre al 31 de diciembre de 2021, por el monta de S/. 9 416.85 (Nueve Mil 
Cuatrocientos Dieciséis con 66/100 Soles), ya que debido a las razones que se exponen en el 
Oficio N° 380-2021-UNIFSLB/P/OPP no fue posible atender el requerimiento en su totalidad. 


Y Mediante Oficio N° 444-2021-UNIFSLB/P/OPP, de fecha 10 de setiembre de 2021. la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, refiere que previamente а la modificación 
presupuestaria requiere opinión legal referente a lo dispuesto рог la Ley N° 31298, Ley 
que prohíbe a las entidades púbicas contratar personal mediante la modalidad de locación 
de servicios para actividades de naturaleza subordinada. 


“ Mediante Informe Legal N° 176-2021-UNIFSLB/CO/P/OAJ, de fecha 13 de setiembre де 
2021. la Oficina de Asesoria Jurídica ratifica el criterio dirirnido en el Informe Legal № 141- 
202 1-UNIFSLB/CO/P/OAJ; en consecuencia, opina que es procedente la contratación del 
personal para desempeñar la función de persanal calificado en el manejo de la Plataforma 
del SEACE de la UNIFSLB. Š 


7 Mediante Oficio N° 447-2021-UNIFSLB/P/OPP, de fecha 14 de setiembre de 2021, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite la disponibilidad presupuestal por el monto 
de S/. 6 916,66 (Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis con 86/100 Soles). 


3. Mediante proveido al Oficio N° 447-2021-UNIFSLB/P/OPP, de fecha 14 de setiembre de 2021, 


la Dirección General de Administración autoriza la contratación del servicio; razón por la cual, y 
con la finalidad de atender el requerimiento que se indica en el informe N° 738-2021- 
UNIFSLBIDGA-UABAST. se expide la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000406. 
por el monto де S/. 6 833.33-(Seis-Mil Ochocientos Treinta y Tres con 33/100 Sales), para 
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dr. Comercio N*128 
Задул, Ímazenas, Perú 
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CONTRATO N^ 078-2021-UNIFSLB/DGA/UABAST  — 


contratar el servicio por el periodo del 09 de setiembre al 30 de noviembre de 2021. en virtud de 
los términos de referencia emitidos por el Área Usuaria. 


CLÁUSULA TERCERA.. OBJETO DEL CONTRATO Ка 
Рог el presente documento LA ENTIDAD contrata a EL LOCADOR para que brinde sus servicios 
como Personal Calificado en el Manejo de la Plataforma del SEACE de la Universidad Nacional 
Intercultural “Fabiola Salazar Leguia” de Bagua, cuyas actividades a desarrollar, según los 
términos de referencia. son las siguientes: 


Participar como miembro de ios comités Je sefección, 

Apoyar en la elaboración del proyecto de las bases de los procedimientos de selección. 

Apoyar a subir a la plataferma del SEACE ia convocatoria del procedimiento de selección 

con las bases aprobadas. 

Absolver «consultas realizadas nor los participantes mediante el SEACE de los 

procedimientos de selección. f 

* Realizar la fiscalización de documentos provenientes de 105 procesos de selección, 

° Elevar ante el OSCE los cuestionamientos a las observaciones realizadas por participantes, 
de ser el caso. 2 

* Mantener en reserva y no revelar a tercero aíguno, sin previa гототидаа escrita de la 
institución, toda información que ie sea Suminisirada durante ја arestación dei servicio las 
cuales gocen de protección legal. 


^ 


CLÁUSULA CUARTA: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS 

En vigencia del Artículo 1" del Decreto Supremo N° 007-2013-Ef, Decreto Supremo que regula ai 
otorgamiento de viáticos pare viajes en comisión де Servicios en el territorio nacional’. En ios casos 
Que sea necesario el traslado de EL LOCADOR en el ámbito regional y racional, para el c mplimiento 
de las actividades materia del contrato, los gastos (pasajes, movilidad, hospedaje y tarifa Única por 
uso de aeropuerto) inherentes a estas actividades, serán asumidos por cuenta de LA ENTIDAD para 
la cual deberá asignar los viáticos correspondientes. Siendo obligación de EL LOCADOR, efectuar 
la rendición de viáticos según los procedimientos establecidos nor LA ENTIDAD. 


CLÁUSULA QUINTA.- MONTO.DEL CONTRATO, 


El monto del contrato asciende a S/. 6 833.33 (Seis Mit Ochocientos Treinta y Tres соп 33 90 
Soles). El радо que se realizará a EL LOCADOR será pur todo concepto en cumplimiento al 
requerimiento del Área Usuaria. 


En cumplimento de las normas tributarias, LA ENTIDAD está 'acultada a efectuar las retenciones г! 
Impuesto a la renta cuando corresponda. salva que =l perceptor de las rentas cumpla con lo 
establecido еп el articulo 8° de la Resolución Че Superintendencia N* 993-2005/8UNAT, el cual 
dispone que los contribuyentes deberan exhitwr y/o entregar, la constancia de autorización de 
Suspensión de cuarta categoría, 


Los impuestos y contribuciones Que generen el presente contrato que de acuerdo а Ley están afectos 


~ 3 pagos serán de cargo exclusivo de EL LOCADCR. 


CLAUSULA SEXTA.. PLAZO DEL CONTRATO 
La vigencia del presente contrato es coh eficacia anticipada У tendrá un plazo de dos (02) meses У 
veintidos (22) días, computados desde ei 09 da setiembre ai 29 de noviembre del 2021. fech 
la cual vencerá indefectiblemente de conformidad con st numeral 3.2 de la Ley № 


аег 
Sta Ley № 31298. > 7 
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indepen lentemente del vincula Uv tengan cun el Estado: inzjuvendo aquell 3 que brinden se 


necesidad a naturaleza del servicio, in Ча requiera realizas Viajes al interior Uei oN 
отне п naturaleza del servicio, I iO ошатты", 
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La forma де радо зега de manera mensual, según el siguiente detalle: 


+ Por el mes de setiembre - 15/.1833.33 
Por el mes de octubre : Sí. 2 500.00 
+ Por el mes de noviembre : Sí, 2 500.00 


CLÁUSULA ОСТАМА.. PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado рог el requerimiento (Pedido de Servicio N° 00328), los 


Lim términos de referencia y los documentos vinculados a la contratación que establezcan obligaciones 
S" VU SNS para las partes. 


NY 


CUR Ма 9 EL LOCADOR declara у garantiza no haber, directa c indirectamente, o tratándose de una persona 
Mese tun jurídica a través de sus Socios, integrantes de los organos de administración, apoderados, 
ho” representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
138.4, litera| a) del Reglamento de Contrataciones деј Estado, ofrecido, negociado o efectuado 


cualquier радо en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 


i Asimismo, EL LOCADOR se obliga a conducirse en todo momento, durante ја ejecución del contrato, 
, con honestidad, probidad, veracidad a integridad y de no cometer actos ilegales a de corrupción, 
ign : directa o indirectamente a a través de sus Socios, accianistas, participacionistas, integrantes de !os 

} Órganos de administración, apoderados. representantes legales, funcionarios, asesores у personas 
= vinculadas а las que se refiere el artículo 138.4. 


directa y Oportuna, cualquier acto o conducta ilícita y сопирга de la que tuviera conocimiente: y 


adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. j 


;; CLÁUSULA DÉCIMA... LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
У La conformidad será otorgada por el Área Usuaria (Unidad че Abastecimiento), Para lo cual. EL 
LOCADOR deberá presentar 2 LA ENTIDAD su informe de actividades detallado conforme a la 


| Cláusula Tercera. Sexta y Séptima де! presente contrato, solicitando la contraprestación 


correspondiente, adjuntando la Siguiente documentación: 


E 3) Recibo por Honorarios Electrónico. 


ма b) Suspensión de Cuarta Categoria, de ser el caso. 
SP C) RNP vigente, 
У d) Habilidad Profesional Vigente (si 25 cerscnal con título profesional). 
e) ССІ, | | 
"AD f Copia simple de contrato, 
TE 5 ~ Recibida el requerimiento de pago de parte de EL LOCADOR, el Área Usuaria, de encontrarse 
м 


А conforrne ја prestación de! serricio a actividad realizada, elevará un informe dirigido a fa Dirección 
1 . . . a s. . 
I General de Administración solicitando ef. Dago correspondiente, adjuntando la siguiente 
‚| Cocumentación: 

1 


b) Informe de actividades detallado de EL LOCADOR 
с) Recibo por Honorarios Electrónico. ` 

d) Suspensión de Cuarta Categoria, de Ser а! caso. 
e) RNP vigente, _ 

f) Habilidad Profesional Vigente (si es 
g) CCI. . . "owed 


а) Formato de Conformidad según Directiva Interna dë LA.ENTIDAD. 


A 
5 = E. 
Personal con titula orofesional). 
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A Drac 


h) Copia simple de contrato. 


CLÁUSULA UNDÉCIMA.. DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

La afectación presupuestal se efectuará con cargo a la Meta 0005: Gestión del Programa, Fuente de 
Financiamiento: Recursos Ordinarios, Partida Presupuestal 2.3.2 9,11: Locación de Servicios 
Realizados por Personas Naturales Relacionados al Rol de la Entidad. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

A. DE ELLOCADOR 


° El trabajo consistirá en realizar las actividades especificadas en la Cláusula Tercera de 


MAU; 
He 
AS 
ue 


p 1 T E 


^g sea a título de dolo o culpa ocasionado рог su parte o por terceros o‏ کیچ دی 
yg TE к H e Obligado a informar dentro de las 24 horas a LA ENTIDAD de cualquier hecho con‏ 
ARIAS relevancia jurídica y ética.‏ 


Cumplir Oportunamente con las actividades contenidas en los términos de referencia. 
Mantener vigente su habilidad profesional. 


B. DE LA ENTIDAD 


А °  Aprobará у cancelará oportunamente los pagos de conformidad a lo establecido en la 
zu Cláusula Séplima del presente contrato, 


° No se requiere haber culminado sl репосо o mes de prestación del servicio para tramitar 

i los pagos, toda vez que, éste se encuentra supeditado a la conformidad del servicio ael 

i Área Usuaria. Ésta excepción debe ser aplicada en la medida que no afecte la naturaleza 
de la prestación del servicio. ` 


ә Proporcionar bienes o instrumentos necesarios, de ser el caso. para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 


CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD 
EL LOCADOR se obliga a guardar confidencialidad y reserva абзојша de todos los conocimientos, 
5 de visitas e información y documentación relacionada con el servicio a ia que tenga 


ncui j i omisión o falta grave рог parte de EL LOCADOR, sin 
у perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar incluyendo la responsabilidad penai рог ej да с 
previsto en el artículo 155” del Código Penal. 


` CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA..- CLAUSULA PENAL 
ДР Que, conforme lo establece el artículo 1341 del Código Civil, queda establecido әп caso de 
~. 5 incumplimiento рог parte de EL LOCADOR de las cláusulas contenidas en el presente у ias 
` VN obligaciones ! asumidas, será posible de una penalidad - limitando el resarcimiento а ja 
ES contraprestación, de Dersistir an el incumplimiento se Procederá a la resolución del contrato. 
у ~ " | 
i z DN CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.- NATURALEZA DEL CONTRATO 
M. X El presente contrato es de naturaleza civil y se encu 
i 


por lo tanto, queda establecido que EL LOCADOR 


ción de depend 
y LA ENTIDAD, es decir ng genera ningu j partes танка н 
consecuencia EL LOCADOR no tendrá derechos | : рог horas extras aguinaldos 
bonificaciones, incrementos de honorari Я nso vacacional así corno 
tampoco al pago de beneficios 506! incapacidad a de salud. atc 
En tal sentido EL LOCADOR tendrá li Чё SerViciós 5 usando 


ж ( 
amero Netes 
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CONTRATO N° 051-2021-UNIFSLE/DGA/ UABAST 


CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 


DE BAGUA, con 
e Bagua, Región 


CLÁUSULA PRIMERA... BASE LEGAL 
° Constitución Política деј Estado, 
= LeyN? 30220, Ley Universitaria. 
a Ley № 28411 Ley General del Sistema Nacional деј Presupuesto. 
° Ley № 27815, Código de Ética de la Función Pública. | 
° [еу ме 27806, Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública. 
e LeyN? 30294, que modifica el Artículo 1 de la Ley 26771, que establece la prohibición de ejercer 
iento y cont iÓ 


la facultad de nombram ratación de personal en el sector público en caso de 
parentesco. 


Código Civil - Decreto Legislativo N° 295. 
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Fiscal 2021, 

• Decreto Supremo N° 007-2013-Ef, Decreto Supremo que regula el Otorgamiento de Viáticos 
para Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio Nacional. А 

» Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 25771, dispone 
el otorgamiento de la declaración jurada Para prevenir casos de nepctismo, 

= Decreto Supremo N° 009-2021-S.A. | 

* Directiva N° 001 -2018-UNIFSL-B/DGA-ULSG. 


/ El costo del servicio es menor a ocho (08) Unidades impositivas Tributarias (UIT), comespondiente al 
año 2021; por lo que será de aplicación la Directiva N* 001-201 8-UNIFSL-B/DGA-ULSG 


El presente contrato se celebra para el desarrollo de actividades profesionales de responsabilidad y 
calificadas, vinculadas a las Metas y/o Logros de LA ENTIDAD. 


La UNIDAD DE ABASTECIMIENTO de la Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” 


de Bagua, mediante Informe N* 246-2021-UNIFSL-B/DGA-UABAST, de fecha 04/06/2021, solicita la 
5 Contratación де Una Persona Natural Para Cumplir con los Requisitos Como Personal 
m] Calificado en el Manejo de la Plataforma del SEACE de la Universidad Nacional Intercultural 


і Pa ~ > TAE: 
CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO /| 
А E £ 
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ОТА establecido en el artículo 8° de la Resolución de Sup 
МА dispone que los contribuyentes deberán exhibir y/o entr 
| =) suspensión de cuarta categoría. 


кы 


computados desde el 06 de junio al 


| 


СОМТЋАТО Ме 051-2021-UNIFSLB/DGA/UABAST 
-Ontrata a EL LOCADOR рага que brinde su 
` la Plataforma del SEACE Че la Universidad Naciona] 
” - Bagua; Hyas actividades a desarrollar, según los 


S Servicios 


Participar como mia 
Apoyar en la elabo ` 95 procedimientos de selección. 
Apoyar a Subir a la Plataforma del SEACE la Convocatoria «del pracedimiento de selección 
COn las basps aprobadas. 


Absolver consultas realizadas por los participantes mediante el SEACE də los 
Procedimientos de selección. 


mbro de los comités de selección. 


ar a tercero alguno, sin previa conformidad escrita de Ја 


Institución. toda información que le sea suministrada durante la prestación del servicio los 


cuales gocen de Prolección legal. 


-2013-Ef, Decreto Supremo que regula el 
ervicios en el territorio nacional". En los casos 


rato asciende а S/ 6 000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles). El рабо que se realizará а 
9 en cumplimiento al requerimiento деј Área | 'suaria, 


MSS 


» Salvo que еј Derceptor de las rentas cumpla con lc 


erintendencia N^ 099-2005/SUNAT, el cual 
egar, la constancia de autorización de 


Los impuestos y contribuciones que generen el prese 


nte contrato que de acuerdo a Ley estén afectos 
3 pagos serán de cargo exclusivo de EL LOCADOR 


CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DEL CONTRATO 
La vigencia del presente contrato os con eficacia antl 


indelectiblemente, pudiendo ser renovado solo | 


por necesidad institucional Y Drevio acuerdo de las 
" partes, 


CLÁUSULA SÉTIMA,- FORMA DE PAGO 
forma de радо será de manera mensual, según el siguiente detalle: 


+ Del 06 de junio al 05 de julio :8/.3 000.00 wm. | 2 
* Del 06 de julio al 05 do agosto : Sí. 3 400.00 


i 
Чыг i 


ü e di E 
Artículo Те. Ustablé£zcasc quc los viáticos por viajes a nivel naciona! en comisión de LS. ; "ficio aries emp des públicos, 
Independiente, dej v Y "Ut репрдр га rj Estado; {arinyenia agiteilis our b fe F; ДЕ consaKorfa que. per ta 
necesidad o naturaleza dej servicio, Ја entidad requiera realizar A 
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dr, Cuires Ц” 
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términos. 
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СОМТВАТО Мо 254- 


ido de Servicio N° 00211), los 


AS | 
ix EC LUSULA NOVENA.- ANTICORRUPCIÓN 
lords ил declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
side : Través de sus SOClos,. integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
Г entantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
138.4, literal a) del R 


beni eglamento de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
quier pago en general, cualquier beneficio о incentivo ilegal en relación al contrato. 


Asimismo, EL LOCADOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 
directa o indirectamente o 8 lravés de sus Socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 


o. E Órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
IS vinculadas a las que se refiere el articulo 138.4, 


Además, EL LOCADOR se compromete а comunicar a las autoridades 
directa y oportuna, cualquier acto O conducta ilícita о corrupta de ја 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de perso 
prácticas. i 


competentes, de manera 
que tuviera conocimiento; y 
nai apropiadas para evitar los referidos actos о 


«| CLÁUSULA DÉCIMA.-LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO 


a) Recibo por Honorarios Electrónico. 

b) Retención de Cuarta Categoría de ser el caso. 

c) RNP vigente (obligatorio a partir del valor de una UIT del monto total contratado). 
9) Habilidad Profesional Vigente (si es personal con título profesional). 

e) CCI. 

f) Copia simple de contrato. 


Recibido el requerimiento de pago de parte de EL LOCADOR, el Área Usuaria, de encontrarse 
conforme la prestación del Servicio o actividad realizada, elevará un informe dirigido a la Dirección 


General de Administración Solicitando el pago correspondiente, adjuntando la Siguiente 
а documentación: 


a) Formato de Conformidad según Directiva Interna de LA ENTIDAD. 


b) Informe de actividades de EL LOCADOR, conforme a la Cláusula Quinta, Sexta y Duodécima 
и Ñ del presente contrato, | 
3 
< 
5 
= 


с) Recibo por Honorarios Electrónico. 


d) Retención de Cuarta Categoría de ser el caso. "meorum ns 

e) RNP vigente (obligatorio a partir del valor de una UIT dei montc total contratado)... | 

f) Habilidad Profesional Vigente (si es personal con título profesional)" — | 

J g) CCI. | | > Y. 2022 | 

h) Copia simple de contrato, | | SHION Af. i 
CLÁUSULA UNDÉCIMA.- DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL d | 


La afectación Presupuestal se efectuará con cargo а la Meta 0005 Gestión деј Programa, Fuente де 


Financiamiento: Recursos Ordinarios, Partida Presupuestal 2.3.2 9.11: Locación de Servicios 


| > Jr. Comercio N*125 
Www.Unibagua,edu.pe Bagua, Amazonas, Perú 


- Escaneado con CarnScanner 


š i: : Para las pattes — 7 05 Оосит ntos vinculados а la contratación que establezcan obligaciones " 
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СОМТВАТО N° 051-2021-UN IFSLB/DGA/UABAST 


CLÁUSULA DUODÉCIM 
12.1. DE EL LOCADOR A. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 


° El trabajo con 
contrato. 


Š “Está obligado a responder por la conservación de los bienes, en caso LA ENTIDAD le 
Para el cumplimento de met 
de dolo o culpa ocasionado 


* Obligado a informar dentro de las 24 horas a LA ENTIDAD de cualquier hecho con relevancia 
Juridica y ética. 


Sistirá en realizar las | 


asigne 
as џ objetivos, responsable por su pérdida o extravío sea a titulo 


umplir Oporlunamente con las actividades contenidas en los términos de referencia. 


C 
A cumplir con otras actividades que asigne el Área usuaria, siempre que sean compatibles 
con el objeto del presente contrato, 


Mantener vigente su habilidad profesional, 


DE LA ENTIDAD 


Aprobará y cancelará oportunamente los pagos de conformidad a lo establecido en Ја 

Cláusula Sexta del presente contrato, 

° Nose requiere haber culminado el periodo (mes) de prestación del servicio para tramitar los 
pagos, toda vez que, éste se encuentra Supeditado a la conformidad del servicio del Área 

Usuaria. Ésta excepción debe ser aplicada en la medida que no afecte la naturaleza de la 

prestación del servicio contratado, ` 


PA ° Proporcionar bienes o instrumentos necesarios, de ser el Caso, para el cumplirniento del 


Ens objeto del contrato, 


8: 
их 
EZ) 


Lj 


— 


* иту CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD 
vmm EL LOCADOR se obliga a guardar confidencialidad y reserva absoluta de todos los conocimientos 
br andi accesos, registros de visitas e información y documentación relacionada con el servicio a ia que lenga 
z acceso, quedando expresamente prohibida de revelar dicha información a terceros. 
TT 


previsto en el artículo 165* де! Código Penal 


CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULA PENAL 

Que, conforme lo establece el artículo 1341 del Código Civil, queda establecido en caso de 

incumplimiento por parte de EL LOCADOR de las cláusulas contenidas en еј presente y las 
igaci idas, será posible de una penalidad limitando el resarcimiento a ја 

isti to se procederá a la resolución деј contrato, 


EJ n e 
i ~ A 


е радо рог 

5 horas eytras aguinaldos, bonificaciones Incrementos de honorarios derecho a pago o descanso 
= vacacional, así como tampoco ај pago de beneficios Sociales, seguros de vida, seguros por 
OS incapacidad о de salud, etc. En lal sentido EL LOCADOR tendrá libertad para elegir la forma de 


| realizar sus servicios, procurando cumplir de manera cabal con | 


t. 


SUS Servicios a| Estado; tenlendo la presente 
por lanto las responsabilidades de Ley. 


FAN ho xh i 
i cio ПО Jn Cometcia №125 
Waw Unies РО FE Bague, Amazcr:as, Реп} 
LI 


Escaneado con CamScanne: 


abores especificadas en la cláusula tercera del presente — 
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CONTRATO No 051-2021-UNIFSL Ву DGA/UABAST 


айза tercera, рог limitaciones 
1 Жопа, sin радо де indernnización рог concepto 
el INCumplimiento total o parcial de alguna de las cláusulas doi 


eferencia Por parte de EL LOCADOR, LA ENTIDAD se reserva 
а salvo sy derecho de Iniciar las acciones legales a que hubiere 


guna de las cláusulas del presente contrato о los términos 


D podrá resolver unilateralmente e 
Suaria, cuyo procedimiento se encuentra previsto en el numeral 
NIFSL-B/DGA-UL 50. 


áusula anticorrupción del presente Contrato, LA ENTIDAD podrá 
e sin previo aviso a EL LOCADOR, debiendo iniciar las acciones 


“e un mismo tenor v 
21, y para un Solo efecto firmado en [э Ciudad de 


POR LA ENTIDAD ` POR EL LOCADOR 


JESUS OMAR MARTINEZ PANTA 
o DN, N° 4114263 | 


PARRA A 


—Y 
° Numeral 11.1. Cuando el 


Proveedor no templa срп c] plazo establecido e los términos de reltrencia 0 especificaciones técnicas, su le 
Tequerirá medlar uerirá n lante са arta as (...), cl cumplen) de sus ясі резу urme del área пати (...). En caso de persistir 
el incomplimiento la Universidad Naciona) Intercultural Киһи Salazar Leguía de Б 

servicio o contrato p. 


agm podrá dejar sin efecto In nrden «le compra, 
or cumplimiento; ¿n tal sentido, ile Ebtrespunder se pudi lamar ај proveedor que ocupo ej segundo fugar de 
acuerdo al cuadro comparativo. 


i 
і 


Escaneado con CamScanner 


i E Contrato si El. LOCADOR-ng- = 
9514сібпеѕ pst ls еп la са 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHONTALI 


JAEN . CAJAMARCA 
| RUC. 20201602506 


la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI. соп КОС N." 20201602506, con 
domicilio legal en la calle Comercio s/n Plaza de Armas del Distrito de Chontali, Provincia Jaén, 
Departamento Cajamarca, debidamente representado por su alcalde el Lic. ROBERTO 
NELVER ALARCÓN PÉREZ, identificado con DN] N" 43811295 y su Gerente. EVER 
DANTE CORONEL ALTAMIRANO, quien por medio de Resolución de alcaldía N.? 072-2020. 
de fecha 03 de junio cuenta con suficientes facultades para celebrar el presente contrato; y de la 
otra parie el Sr. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA, identificado con DNI A” 41 142638, con 
R.U.C. N° 10411 426381. con domicilio real en calle Santa Rosa N? 024 Ferreñafe/Ferreñafe - 
Lambayeque quien en adelante se le denominará EL LOCADOR en los términos y condiciones 
contenidos en las cláusulas Siguientes: 


CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD 

LA MUNICIPALIDAD, según la ley N 27972. Ley Organica de Municipalidades. es una 
persona juridica de Derecho único, con autonomia económica y administrativa, 

LA MUNIC APALIDAD, representa al vecindario. promueve la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales. fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico 
de las circunscripciones de su "jurisdicción. 


CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 
= Lev NX" 27072. Ley Orgánica de Municipalidades. 
^ Ley N” 28411. General de Sistema Nacional de Presupuesto. 
^” Ley N? 308 79-Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 202 j 
^ ley №27785 .] у Orgánica Del Sistema Nacional De Control Y Contrataria Generaj 
De La Republica. 


AE ~ Ley N^30225. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
MA ^ Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Chontali (РРА) 
A E 2021. | 
EE ^ Código Civil -Artículo 1764 y 55. 
n 9 | | 
^ wd ` CLAUSULA TERCERA: EL ОВЈ ETO DEL CONTRATO 
| ђе EL TRABAJADOR y MUNICIPALIDAD suscriben el presente Contrato a fín que el primero 
EM d | se desempeñe de forma individual como ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL 
| ESTADO REGISTRA DO EN LA OSCE para realizar los Siguientes procedimientos de 


selección: 


7 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DEL 
VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021. s 


^ CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN El 


(LA) IE 16107 . CHONTALI EM La LOCALIDAD CHONTALL DISTRITO Di 


CHONT ALI, PROVINCIA — JAEN. DEPARTAMENTQ CAJAMARCA 
CORRESPONDIENTE AL ANO FISCAL 2021 


_ . у ` _ r E y ryn 289) 
CLAUSULA CUAR ТА: PLAZO t AU tii 
Las panes acuerdan que la duración де! presente contrato es desde elbinicio.de 
del comité de selección hasta la culminación de los siguientes procesos de se 


nformación г 
Нала КЕ 


RED 


> ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PRO, 
VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021. 


¡RAMA DEL 


` 
AN | 


rm 7 два 


Por el Progresa y fuen vinin do T а Puebla 
“ОЛ EL wUlOnucàa yy GAČE CUL Ag Мед ЛӘ ага 


кз ш 


ت م 
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS _‏ 


a— ماک‎ нен жардагы чыл наше кч алны c... 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHONTALI 


JAEN - CAJAMARCA 
R.U.C. 20201602506 


(LA) IE 16107 CHONTALI EN LA LOCALIDAD CHONTALI DISTRITO DE 
CHONTALL ^ PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2021 


Б EM NE . ü 
7 CONSTRUCCIÓN DE COBERTI ¿RA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN FL _ 


CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO 

Ambas partes conviene que la contraprestación por el total del servicio a ser prestado asciende a 
S/ 4,000.00 (С UATRO MIL y 00/100 SOLES), estos pagos se abonaran previa presentación del 
informe del servicio. la conformidad emitida por el área de Abastecimiento de la Municipalidad 
Distrital de Chonrali. previa presentación del recibo por honorarios profesionales, 


CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES /GBLIGACIONES DEL LOCADOR. 
Mediante el presente documento LA ENTIDAD. contrata los servicios del LOCADOR рага lo 
siguete: | 
^ Brindar asesoramiento en la revisión de ios expedientes de contratación en el marco de la 
iey vigente. Realizar cl seguimiento a los procedimientos de selección en cada una de sus 
clapas, veri fivando el cumplimiento de los vronogranias de parte del funcionario usuario 
responsable. "ë 
^ Asesorar al área de abastecimiento en la elaboración de estudios de posibilidades que 
Ofrece el mercado. absolución de consultas y observaciones, implementación de 
pronunciamientos, integración de hases. actas. proyectar contratos. etc. 
7 integrar los comités de selección. cuando la necesidad del servicio lo exija según la 
experiencia del profesional contratado. 


CLAUSULA SEPTIMA: NO TRANSFERENCIA 

EL LOCADOR по podrá ceder o tansfenr tul] o parcialmente 5 fePCPTOS sU posición 
хоатастаћ, ni asociarse o subcontratar ei servicio haciendo que disminuya sus iesponsabilidades. 
Asimismo, en calidad de gastos no podrá contratar servicios de terceros. 


CLAUSULA ОСТА VA: RESOLUCION DE CONTRATO 

7 LA MUN ICIPALIDAD целе ја Opción de resolver el contrato por incumplimiento de 
obligaciones de EL LOCADOR. asimismo. podrá resolver 21 presente contrato por los 
perjuicios materiales У/О económicos causados en su perjuicio рог el deficiente servicio 
del locador. 

^ ta Municipalidad coMunicata con una anticipación de (3j dias mediante carta sinple u 
otro documento similar а la resolución del contrato. 

^ Fl locador puede resolver el contrato sin expresión de causa. mediante comunicación ala 
MUNICIPALIDAD con una anticipación de diez (103 días hábiles. 


CLAUSULA NOVENA: DE LÀ RELACION PERSONAL 

La prestación de los servicios que se contrata. por su propia naturaleza. no implica de modo alguno 
establecimientos mantenimiento de relación laboraj. nj senera pagos indemnizatorios por los 
servicios prestados que son de carácter de locación de Servicios profesionales, Y de consecuencia 
el presente contrato se rige por lo señalado en el An. 1764 У demás Subsiguientes dej codigo civil. 


CLAUSTLA DECIMA: 501 1 CIÓN BF CONTROVERSIAS 
Cuando la ejecución a interpretación ¿let contrato surja entre las pa 
definida mediante ei precedimiento de consolidación exirajudicial 
las partes, 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHONTALI 


JAEN - CAJAMARCA 
R.U.C. 20201602506 


NOS p 
— —ÀÓÀ—Ó———MÀÀ M7 


ago CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICTION ^ ^^ 
Las partes se someten expresamente а la jurisdicción de los jueces y tribunales de Jaén - 
Cajamarca, para lo cuai señalan como domicilio legal, los indicados en el encabezado del presente 


En señal de conformidad y aprobación con las condiciones establecidas en el presente Contrato. 


las partes lo suscriben en tres ejemplares igualmente válidos. en el Distrito de С hontali a los 13 
días del mes de enero del 2021. 


ر 1 


LA ENTIDAD EL ш a 
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Dor el وو‎ y бива обоа de Прага ба Della 
2019 - 2022 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA Рад. 1 де 1 


КАМАРА 
[*] 
ORDEN DE SERVICIO N°. 000003 
RUC: 20220894551 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
. 788 —— mn 
== —PROVEEDOR : _ P00003-JESUS OMAR MARTINEZ PANTA Tm oM -- — -RUG:- 10411426381. DIA MES АКО 


11/01 2021 


REPRESENTANTE JESUS OMAR MARTINEZ PANTA 
DIRECCION : FERREÑAFE-CHICLAYO-LAMBAYEQUE. / TEL. 


SÍRVASE ATENDER A : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA 
DE CONFORMIDAD CON SU PROFORMA : 00 


REFERENCIA: OTROS DOCUMENTOS AUTOR.CON PIE DE PAJINA UNIDAD: ABASTECIMIENTO 

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA ia 

| DEL SERVICIO | PRECIO 

TET ти ===... — "TUND.DE MEDDA T === —— — —— — uM À——ÁáÀ— 

' SERVICIO | CANTIDAD SA DESCRIPCIÓN | UNITARIO | — PARCIAL 
йй г-у ы A _ _ __ — T RETE — —— E 

50004266 | SERVICIO — | SERVICIOS COMO EXPERTO DEPENDIENTE 2.00006: 5.00000 

SON: Dos mil Con 00/100 Nuevos Soles О” Wi w г 


SERVICIOS PRESTADOS COMO EXPERTO INDEPENDIENTE PARA REALIZAR EL PROCESO DE SELECCION DE ESTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LA RAMADA SEGUN REQUERIMIENTO. 


N 
RESUMEN DE: | L 
SEC. SIAF МЕТА PRESUPUESTAL | e 
М rp a 
1 ¿$019 GESTION ADMINISTRATIVA 2, 000.20;-B 
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ШИ эт | 
I || f| S 
i ii ergy i < 
li p tQ 
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| AAA ———— a ыы ~ E 
TOTAL 2,000.00; E 
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ORDENADO РОК | © 
AA SIN A Š 
JEFE ABASTECIMIENTO) GERENTE MUNICIPAL / ADMINIST. AFECTACION PPTAL. CONFORMIDA Š 
m ьан E aa ii AE Це ЛЕД -з £ 
RUBRO: = 
+ = 
43 e E" 
ESPECIFICA DEL GASTO Š 
ЖОЛУ. usss d 201 == 
ен Јаше! 204 


OBSERVACIONES: 


GRANDE, LLUSHCAPAMPA ALTO У LLUSHCAPAMAPA BAJO" 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE 
PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA, 
"ANO DE LA UNIVERSAL JZACION OE LA | SALUD" 


(000 0007077 7£8NTRATO DE LOCACIÓN- DE SERVICIOS PROFESIONALES — 
SUNTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 


x, Conste por la presente el presente documento sl contrato que suscribe de una parte LA 
SK 
преци DISTRITAL DE ТОСМОСНЕ, =n adelante LA MUNICIPALIDAD, con вис NW 


2013 951705, representada legalmente por su Alcalde =! Sr. MIGUEL BAZAN RAMIREZ. 
= нчы io con DNI N° 27413072 y con domicilio tegal en la с 


» 


n alle 18 de Setiembre 5/M, del 


ocmocne-Provincis de Chota, Departamento de Cajamarca, quien en adelant 
de este contrato se le белопипага LA MUNICIPALIDAD у : 
C.P.C. JESUS йрй MARTINEZ PANTA, identificado con DNI N° 411: 

santa Rosa Ме 323, del Distrito y provinzia de Саггећа; y 
sele dominará EL LOCADOR en los términos y condiciones siguientes: 


p eem A PRIMERA. - ANTECEDENTES 


Local, emanado de voluntad popular, сол 


oncmia económ:ca y айй. an ici 


untos que son des зи competencia ada pars celebrar actos y contratos para = 


€ SCN inherentes de acuerdo а io previsto sn 
^ 


amca de Municipalidades N^ 27972. 


es pcr alic 


а que se 


PECHSB y correcta 


pnectaliz 


A 

c 

i CLAUSULA SEGUNDA. DBJETO 

9 Por zi presente, "LA MUNICIPALIDAD" contrate tos servicios de un Contador Público Coles 


trataciones del Estado Dara pr2síar servicios de asesoramiento tecnico En ја 


diversos procedimientos de selección que llevará г cabo nuestra і ! 
2020.(РКОСЕЅО DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO TIPO 


e itir una correcta aplicación de las cornetas correspondientes y 
z А na" 
nales š travez del cumolimienitc dej ?lan Anual de onu 


T 
2 ASSOLE 7 
Wa. 


CLAUSULA TERCERA. - DE LA RETRIBUCIÓN 


LA Mi JNICIPALIDAD pagara ar LOCADOR la suma de 5; 1260 00 ПИН Doscientos 


Scie:l incluidos los impuestos ле Lev. como retribución por la 


б : 40801 3 | CUARTA. - 


ente de suscripción de 


renovables si asi 


Direccion: ca 


УЭ КЧ «нешс бо: тошэ йэ ¿Del 


— ama. Áo! 


m реј 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ТОСМОСНЕ 


= PROVINCIA DE CHOTA- -REGION CAJAMARCA : 
"ANO DE La UNIVERSALIZACION DE 1. A SALUD Um 


——  —— e 


MEN 


-—— TEE 


facilitar ја informacion Y documentacion зевип cada asunto g 


š 105 medios "н GUE 32an necesarios al LOCADOR 


Son causales de Resolucion dai 


ar © 
a 
а 


El incumplimiento d de las obli 


с) 


2 Отип acuerdo 2ntra las parte 
Са ASULA SEXTA: DE 14 CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 


La contormidad del servicio contr Muncipal, ai culminar ias 


V iaDOrcs enco "nendadas 

1 

3 

5 DLAUSULA SETIMA: МАТИВАЈЕРА DEL CONTRAT 


“or i0 modalidad el OrEsEnTe contrato РО implica relacion laboral, по гле огигап обе, en 
secuencia "EL LOCADOR jo dependencia o subordinación de “La LA MUNICIPALIDAD" р, 

su celebración nc genera para “El LOCADOR" ninguno de los beneficios Brevistos en 15 
иа бл laboral 


=> (л 
є 
a 


SUSULA OCTAYS: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 


CONUM eris o diferencias 


санте зе телеп 


tribunales dela Wnstiucón de aste D 


CLAUSULA DEC А NOVENA; DOMICILIO Y VARIÀCION N. ОЕ MISMO 


Para la validaz ge sodas jas comunicaciones у notificaciones 5 igs Partes, ambas señatan coma 
ius Je sts domicilios los indicados en ta troduecion del pressnie contrato. El camh e oda 
de las partes surtirá oferto desde la fecha 


finadio escrito. 


n faire 


` ——— LL ی‎ ОНИ = as. „ыы носа 


M-Plaza de Armas-T: и! 


| Ge setiembre 3j 


Corin siogiro Оту ги $C 32h. oimas cem 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE EL PARCO 


—— DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | — 


Conste por el presente documento. el contrato de LOCACIÓN DE SERVICIOS 
PROF ESIONALES, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
EL PARCO con RUC N° 2018024286. con domicilio para efectos del presente contrato en 


Jirón Amazonas N° 22] del Distrito de El Parco 


- Provincia de Bagua – Departamento de 
DN 


2Mazonas, debidamente representada de acuerdo а la Resolución de Arcadia N°001-2020- 


JEP/A, de fecha 02 de Enero del 2020. por su Gerente Municipal el Econ. EDWIN 
NTURA VARGAS. identificado con DNI No 44300544. 
denominará LA MUNICIPALIDAD 


PANTA. identificado con DNI N° 


a quien en adelante se le 
5 y de la otra parte el CPC JESUS OMAR MARTINEZ 
41142638, con RUC мо 10411426381 


Соп domicilio legal 
EN la Caile Santa Rosa N° 924 — Ferreñafe — 


Chiclayo - Lambayeque, que en adelante se 


minará “EL CONTRATADO”. bajo los términos y condiciones siguientes: 


AR? Ley М 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 


2. Ley N° 2841! . Ley Genera] del Sistema Naci 
A 


onal de Presupuesto, 
. de Urgencia N° 014-2019 _ Presupuesto del 5 


Ley n? 27815. código de ética de la Fu 


ector Público para el Año F iscal 2020. 

nción Püblica y normas complementarias. 

* Código Civil.- Decreto Legislativo N° 295 

° Las demás disposiciones relacionadas directamente con 
mencionadas. 


las normas anteriormente 


CLAUSULA SEGUNDA; AN TECEDENTES 


LA MUNICIPALIDAD". es un Órgano de Gobierno Local, emanado de voluntad popular, con 


-Bersonería jurídica de derecho püblico y con Autonomía económica y administrativa, cn los 


asuntos que son de su Competencia, estando facultada para celebrar actos Y contratos para el 


mejor desempeño de sus funciones que le son inherentes de ac 


uerdo a lo previsto en la... 
Constitución Política del Perü у la Ley 


Orgánica de Municipalidades n 27972. E 


EE 60 fn 
" Г: 25 МЕ А У, 
Que, el Artículo 44 meso 34.1 del Reglamento de la Ley dei Сопта оне ai Estado, 


determina textualmente lo Siguiente: 


“El comité. de selección extá HORT br Ires (3; 
: А 


miembros, de los cuales uno f] / pertenece al бғоапо encargado deis CONT'HUCIOWex de Ја 


с ¡E E CREADO EL 12 DE SETIEMBRE DE 1941 CON LEY Мо 9364 ` 
BAGUA - AMAZONAS 
` CONTRATO DE j ый. 


Tres ти novecientos ochenta у cinco.3985 
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remera, 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE EL PARCO 


CREADO EL 1° DE SETIEMBRE DE 1941 CON LEY N° 9364 
BAGUA - AMAZONAS 


Entidad y pi 2 fo menus uno (1) tiene conocimiento léchico enel 
inciso 44.2 "7 tratándose de Ejecución de (bra de 


comité de 


Obfeto-de la comtraración nee 


lov tros Bj miembros que forman puerto de 
selección, Por lo menos, dos (2) cuentan con Conocimiento técnico en el objeto de lu 
contratación, salvo LO previsto en el artículo 217. 


Y lo que la Entidad no cuenta con los profesionales que estipula la norma citada, para Cuyo 
^ efe à зе requi i - con conocimiento técnico 
4 3 ог уо en Contrataciones del 

NON саен 


Supervisión Че ја Obra 
denominada: “CONSTRUCCION DE PISTAS y VEREDA 


AS. AREAS VERDES Y DRENAJE 
SN AL DE LA LOCALIDAD DE y PARCO - 
(пуне, PE N° 2284215" | 


Estado, Para el desarrollo de la convocatoria las 
tos de selección a co 


BAGUA ~ AMAZONAS", con Código 
=$ 


SHSÓRIA Ji 
GAL y 
pag. 


P 


ÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 
Por el presente, “LA MUNICIPALIDAD" cont 
D EM по рага que hrinde un Asesoramiento 


\ desarollo de 


rata los Servicios де El. LOCADOR. como 


en Contrataciones 
la convocatoria del Procedimiento de 
ux 3 Si ión y Supervisión de la Obra denominada "CONSTRUCCION DE PISTAS y 
E PÉREDAS, AREAS VERDES Y DRENAJE PLUVIAL DE L 

PARCO – B4 GUA – AMAZONAS", 


respecto al conocimiento técnico 
Selección д Fonvocarse para ja 


4 LOCALIDAD DE EL. 
con Código Invierte, PE so 2284215". conforme 


Contrataciones del Estudo dentro «de 
Municipalidad Distrital de E] | urco. 


CLÁUSULA CUARTA: DE LA ETRIBUCIÓN 


LA MUNICIPALIDAD pagará al LOC 


a do 
establecido pur el Plan Anual de 
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/ Año Fiscal 2020 de ig 


ADOR la suma tota! де S/, 5000.6) (Cinco Mil con 
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley, como retribución nor |a prestación efectiva de 
los servicios a que se refiere la cláusula 


Segunda del presente Contrato, para cuyo efecto EL 
LOCADOR presentará el comprobante de pago correspondiente, 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE EL PARCO 


CREADO EL 1? DE SETIEMBRE DE 1941 CON LEY N° 9364 


BAGUA - AMAZONAS 
Wiwa 


Se deja expresa cnc que EL CONTRATADO а la firma del presente 
LA MUNIC IPALIDAD los Siguientes 


v Curriculum Vitae 


-contrato елтева а ——— 
documentos: 


Y Copia de Titulo Profesional 


Y RNP vigente del consultor. 


Y Experiencia en el área de Abastecimiento. 


бовар 
Ё ¿ AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
E па la presente, se efectuara а Cargo а: 


Fuente de Financiamiento : 18 CANON Y SOBRE CANON, REGAÍAS. RENTA DE 


"ADUANAS v PARTICIPACIONES. 


: 2.3.27. 199. Servicios Diversos 
«(Merti ficación Presupuesta] : 186. 


ÁUSULA NOVENA: DE La CONFORMIDAD DEL 
La conformidad del servicio contratado estará a cargo de 


УТЕ culminar lo especificado 


SERVICI 


1 Jefe de Ја Oficina de Abastecimiento. 
en el Objeto деј presente Contrato. Los Ni 


iveles de Coordinación у 
ES ^ Süp&rvisión del Servicio, estará 3 cargo del Gerencia Municipal, Area Usuaria y 
„2 у è 
= = Eo 


>; 
d Po lecimiento. 


=EL LOCADOR declara no tener conocimiento de im 
| Parcial para contratar Y percibir remunerac 
>] naturaleza de dec! 


pedimento o incompatibilidad total o 
ión con el Estado. teniendo la presente cláusula 


Tres mil novecientos ochenta y siete.3987 


aración jurada: asumiendo por tanto las responsabilidades de Ley. 


CLÁUSULA DÉCIMA: DE La RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 


Son causales de Resolución del presente Contrato: 


Por voluntad unilatera] del CONTRATADO 


Por mütuo acuerdo entre el CONTRATADO y la ENTIDAD. 


e Si el CONTRATADO padece de incapacidad absoluta permanente declarada por 


ESSALUD. que impida la prestación del вегуїсиз. 


Por decisión unilateral de la entidad debido 4] incumplimienio injustificado de las 


1 


obligaciones funcionales. 


— en 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE EL PARCO 


CREADO EL 1? DE SETIEMBRE DE 1941 CON LEY N° 9364 


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 


surgir del presente contrato, se solucionarán via с 
Iles, de no legar a nin 


jueces y tribunales de la Provincia de Bagua. 


Las controversias que pudieren 


OnVersaciones 
alturadas entre las pa 


gün acuerdo, se someten a la competencia de los 


TeS Y en consecuencias EL 
OS de apuinaldos bonificaciones, 


canso о vacacional, así como tampoco al 


s prestación de los servicios ejecutados conforme а este contrato 
ADJO/S . . = | 

/ \°8° "јап sometidos al proceso contencioso — administrativo. 

ma. | а 

iz 

122; 

XN 


presente documento se ratifican en los términos 


У еп sefial de conformidad proceden у suscriben en la Ciudad de E] Parco, a los Veintitrés (23) 


días del mes de octubre del аћо 2020. 
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| ВАСЏА - AMAZONAS 
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ORDEN DE SERVICIO 


ы Ue 
M 


Municipalidad Distrital 
LAS PIRIAS 


SENOR(ES)  : MARTINEZ PANTA JESUS OMAR RUC: 10411426381 
DIRECCION E VALLE SANTA ROSA No 924- LAMAYEQUE/FERRENAFE/FERRERAFE 
REFERENCIA N° : INFORME No 013-2020-MDLP/ABASTIOEC 


FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LAS PIRIAS RUC: 20232146959 


CANT. = DESCRIPCCION DEL SERVICIO A UNITARIO GW 
CONTRATACION DE EXPERTO INDEPENDIENTE EN CONTRATACIONES DEL 


01 SERV ЈАСЏА POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE Las LOCALIDADES DE FLOR DE 2.000.00 2.000.00 
САРЕ, EL CAFE. SAN ISIDRO. SAN FRANCISCO. LA CORDILLERA. EL PARAISO 
Y SECTOR NARANJITOS. DISTRITO DE LAS PIRIAS — JAEN - CAJAMARCA- CUI, Y 


No2340631 qo 


Tres mil novecientos ochenta y nueve. 


PLAZO: AL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA BRO 


ias T- "DISTRIBUCIÓN 
Conn AFECTACION PRESUPUESTAL | Ка ари 
mu 75 A ONPRESUPUESTAL ` += | CONTABLE 


, ) 
ira MUNICI LID, D O8 3/0TA:, 
ali i dp 
£ > ¿. А f 


PROGRAMA N° Cuentas por Pagar 
Tni — 04192 
oselifo E. Fernández Inga 
38 SOS AÑAS IERI ros SUB PROGRAMA N: 5/. 2,000.00 
Gerencia Municipal Jefe de Abaatecirientos 5 E - 21 
сна — ا‎ 


Ë ¿Qopa % s ~ H 


Nota: Esta orden es nula sin la firma mancomunada де! Director de Administracion y ei de Abastkcimiento 
Cada Orden de Compra se debe facturar рог separado en Original y cuatro (02) copias y | 
remitidas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad 
Nos reservamos el derecho de devolver ta Mercaderia Que no este de 


Recibi Conforme: 


— 


i 
| 
| 
i 


avunreo con nuestras + али ке, HN 
especificaciones. | dls А 
[n ` D mam ta 
mE AA RR — MÀ а 
` LET ; AUI AS IST TUE Per CIA er a, 
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КАЈ GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 
4 о __ c _——————— 
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N>. 850 -2020 


GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR 


| сите Por ef peesente documento, ef Contrato de Гани чет de Servicior, quer пећ от de um) parte rl GOBIERNO 
REGIONAL AMAZONAS. con domicile legat vn Jr Ort: Arricina N 1250 Че la Cuetad de € Wachapavas, ron Registra 


Único de Сато иу стек (RUC), ~ 20479569861, пертехетинја за тсте рог wf Gerente General Ñe;rional ABOG. 
DANTY ALENANDER VASQUEZ FLORES, identificada con DNI N^ 3204526]. designado mediante Resolución _ 

ѓа Regimat NT. 250.2 20-GOBIERNO-REGIONAT AMAZONASGK 5 quien en lo sucesivo ur de dea 
"GOBIERNO REGIONAL” У por atra parte el Sr JESUS OMAR MARTINEZ PA NTA.  idenuficarta ron DNI ЖЫШ 
41142658, con Roire Única de Contribuventes (RUC) N" 10415426381: con domicilio real en Calle Santa Bosa M? 924, 
Distrito y Рлемтсн) Ferreñafe, Departamenta Lambreyeque, quien ón to seresiva te denominará “LOCADOR "va los 
(runaq contenidos en las cháusulas siguientes: | 


ВАХЕ LEGAL 


` Código Ста, Decreta legislativo N” 295 - Dispuesto en fos articulos 1 764^, 1765", 1 765^ у 17627. 

` Ger бе Peesupuesto del Зестог Público para el Año Fiscal 2020, mediante DE CRETO DE URGENCIA H* 014-2019 

` Ley NT 27283. Ley de Descentralización 
Ley N” 27867, Lev Orgánica de los Gobiernas Regionales 
Lev N” 27902. Lev que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Teuo Unico Ordenada de la Ісу N° 30225 . Lev de Contrataciones del Estado У su Reglamento. en aplicación 
supletoria. 

-  Lincamientos de contratación para personal bajo modelidad contructual de locación de xervicios iguales y/o menores 
2 ocho (08) UIT. en el Gobierno Regional Amazonas aprobado mediante Resolución de Gerencia General № 114. 
2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, Resolución de Gerencia Genero! М? 146-201 9-COBIERNO O 


CLAUSUZA PRIMERA: ANTECEDENTES 


El GOBIERNO REGIONAL, requiere contratar por la modalidad de Locación de Servicios al LOCADOR, para brindar 
servicios en el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno 
Regional Amazonas; en atención al: Informe N° 524-2020-G. R.AMAZONAS/ORAD-OA P. de fecha 13 de agosto de 2020: 
Memorando N" 1818-2020-G.R.A MAZONAS/GRPPAT, de fecho 21 de agosto de 2020. 


CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 


Por el presente documento el GOBIERNO REGIONAL сопичис por la modulidod de Locación de Servicios а; 
LOCADOR. a! amparo » aplicado supletoriamente al Texto Único Ordenado «e la Ley de Contrataciones del Estado АЎ 


30225 y su Reglamento, para realizar un trabajo determinada y éste último se obliga sin cstar subordinada al GOBIERNO ~ 
REGIONAL. a prestarle sus servicios por cierto tiempo, que más adelante se establece a cambio de чна retribución 


| novecientos noventa.399 


I 


Tres m 


CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL LOCADOR 


E! LOCADOR зе obliga a brindar servicios en el Organo Encargado de las Contrataciones de la Oficina de Abastecimiento 
^ Patrimonio del Gobierno Regional Amazonas; de acuerdo а lo especificado y a los alcances determinados еп los Términos 
de Referencia que forma parte del presente contrato, entre ellos debiendo cumplir con las si guientes actividades: 


- Registro. organización y seguimiento de todos los procesos convocados de los Proyectos de inversión, estudios de pre 
inversión y adjudicudos a la Sede del Gobierno Regional Amezonos, 
Elaborar documentos para les uctuaciones preparatorias de los procedimientos de selección a ser convocados 
proyectos de inversión, estudios de pre inversión. 
~ Participar y/o apoyar a los comítés de selección asignados para los procesos de selección derivados de los proyectos 
de inversión, estudios de pre inversión, 
- Айға las óreas usuarias en-la elaboración de sus TDR p АТМ. 


` Apoyar en la proyección de bases de bicnes y servicios a los comités de selección. 


CLAUSULA CUARTA: DE LA AFECTO ACION PRESUPUESTAL 


La afectación gresupuestai зе efectuará con сагро a la sigulente Fuente de F. inanciamiento: 


Programa + 9002 Asignaciones Presup. que no Кезийап en Productos- 7 Nu. 
Prayecto + 2001621 Estudios de Pre Inversión = E 
Acción de inversión : 6000032 Estudios de Pre Inversiðn 5 - | | 
| T TS ИРЕ 
Jr. Ortiz Arrieta N° 1250-Chazhspoyas i ues bero иа 
| юш” 


Escaneado con CamScanner 


` F= 0.25 para plazos mayores а хехета (60) dlas. 


یي 
ed‏ 
Н х, " > :‏ 
E 1 G ОБ '‏ ~ 
XY DIE de.‏ 
'ERNO REGIONAL AMAZONAS e‏ 
.2 
conrea pq AS m d‏ 
DEDE LOCACION DE SERVICIOS N°. 850-2090‏ 
ААДА 1ч. 949-2020‏ = 
Función = ЕВМО REGIONAL AMAZONAS/GGR |‏ 
Finalidad ` @ Plancumienta, Gestión у Ruserva de Contingenera‏ 
een "po de transaccis ` REM 0001352 Elaboración de F'stndlas de Pre Inversión A sss e u‏ 
Genérica de Сач * 2 Gastos Presupuestarios‏ 
Especifica de nn ` 6 Adquisición de Activos No Financieras‏ 
Fte. Fto ч : 2.6.8.4.4.3— Casto por la Сотг. de Servicios 57 10,000.00‏ 
Sece. Fue. : Recursos Ordinarios š‏ 


0080 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONT, RATO 


£l presente contrato tiene vigencia de 01 mes у 29 días, contados a partir del dia 03 de agosto de 2020 hasio ef 30 de 


Setiembre de 2020, fecha en ta cual vencerá indefectiblemente. 


CLAUSULA SEXTA: COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO 


El monto total del presente contrato es de S/ 9,833.33 (Nueve Mil Осћостепоу Treinta y Trex con 33/100 Soles), incluido 


los impuestos de Ley y todo concepto necesario para la prestación del servicio, pagaderos a razón de S/ 5,000.00 sales 
mensuales, de la siguiente manera: 


Del 03 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020. la suma de S/ 4,433.33 soles. 


Del 01 de setiembre de 2020 а! 30 de setiembre de 2020, la suma de S/ 5.000.00 soles. 


CLAUSULA SEPTIMA: CONFORMIDAD DEL SERVIC 70 


La conformidad del servicio la otorgará la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regionel Amazonas. 


CLAUSULA OCTAVA; NATURALEZA DEL CONTRATO 


Fl presente contrato es de naturaleza civil, por io tanto, queda establecido que el LOCADOR, по está sujeto a relación de 
dependencia frente al GOBIERNO RE GIONAL, éste Contrato no genera ninguna relación laboral entre las partes y en 
consecuencia el LOCADOR no tendrá derechos laborales como pago por horas extras, aguinaldos, bonificaciones, 
incrementos de honorarios. derecho 2 pago o descanso vacacional. asi como tempoco al pago de beneficios Sociales. En tal 
sentido el LOCADOR tendrá libertad para elegir la forma como realizar sus servicios, procurando cumplir de manera cabal 
con las prestaciones a que se obliga 


Tres mil novecientos noventa y uno.3991 


CLAUSULA NOVENA: PENALIDADES Y SANCIONES 


En ceso que el LOCADOR по cumpliera con su obligación mensual 3o contractual en los plazos establecidos, el 
GOBIERNO REGIONAL, aplicará una multa por cada dla de atraso, hasta ил máximo del 10% que se calculará 


de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
Penalidad diaria =  010x Monto del Contrato 

FP Plazo en dlas 


Donde: 


F = 0,40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. 


sea mem mamma ° 


Еп cuanto зе cubra la múlta maximo, el GOBIERNO RE GIONAL podrá resólver el conira 


Jr. Ortiz Атеја N* 1250-Chachapoyas Telefax: 041-477975 


Escaneado con CamScanner 


E LOCACION pr SER - 850-20: 
AS ¿RVICIOS N°. 850-2020 


'Suarios uj QUE pertenece el LOCA DOR, determinará en cualquier тотслға deta... 


Зе Y Posterior аса, 
өу- тїс acredi i 
ocumenos que acrediten eli 


sus obligaciones tontractuates, procediendo y 
Regional Ama 


Plíblica tcuumplimiento, У remitiéndoles en originales o copias fedateadas al Procurador 
Clüusulu са (ах instancias competentes, 


cometicse dentro de la vigencia del contrato, el resarcimiento 
Ридаг 10 del presente articulo, хе afectará ul munenta de calcular sus honorarios profesionales por 


LAU: pj 
ULA DECIMA: EXTINCION DEL CONTRATO 


El contra, ió 
2 о 7 А - 
de Locación de Servicios se etlingue en los siguientes Supuestos: 


a El 'fellecimiento del contratado, 


b ta €xtinción de la entidad. 


с. Por razones de тесогте presupuesto! correspondiente ol objeto de la materia. 


d. Por Mutuo acuerdo entre ej locador y la entidad. 


CLAUSULA DE CIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDIC CION ` 


Las partes se someten а la Jurisdicción de los Jueces de la С, urte Superior de Justicia de Amazonas. 
cual señalan como sus domicilios, los in 


Previa comunicación Рог escrito. 


Chachapoyas. para lo 
dicodos en la introducción del presente Contrato. que no podrá ser variado sin 


Enteradas los partes de las alcances del preserie documento v en señal de conformidad. proceden a suscribirto, em ia 


Ciudad de Chachepoyas, o? 2 ! SE P 2020 


"LOCADOR" 


RT "onam 


t VÁSQUEZ FLORES 


| 


A 
A 


JESUS OMAR MARTINEZ PANTA 


DNI N*41142658 


RA лгу 


tu £ 


— 
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— 


! 

| 
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t 

i 
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Jr. Ortiz Arrieta N° 1250-Chachapoyas Telefax: 081.477975 


Escaneado con CamScanner 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE 
PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA 


CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Р 
— 7 k 


Conste por el presente documento el contrato de Locación de Servicios, que celebra 
de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE, en adelante LA 
MUNICIPALIDAD, con RUC N° 20180961705, con domicilio legal en la Calle 18 de 
Setiembre S/N, distrito de Tocmoche, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, 
debidamente representada por su alcalde Sr. MIGUEL BAZAN RAMIREZ, identificado 
con DNI N° 27413072, у de la otra parte el C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA, 
identificado con DNI N° 41142638, RUC мо 10411426381, con domicilio en la calle 
Santa Rosa N° 924, distrito y provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, a 
quien en adelante se le denominará, EL LOCADOR, formalizándose en los términos 
siguientes: 


CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

• Ley М 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

° Art. 1764 al 1770, del Código Civil ; 

° T.U.Q de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, 
para control del desempeño. 


CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
Mediante el presente documento LA ENTIDAD, contrata los servicios dei locador para 


prestar los servicios: . 

“ Азезогаг а las áreas usuarias еп la formulación de sus requerimientos. 
" Asesorar al área de logística en las actuaciones preparatorias. 

~ У Proyectar las bases administrativas de los procedimientos de selección que la 
entidad convoque. : 

v Proyectar absoluciones de consultas y observaciones relacionadas a materia de 
la ley y reglamento de las contrataciones y publicarlos en el SEACE 

“ Proyectar las bases integradas, según pliego de absoluciones y publicarlos en el 
SEACE. ! 

"v Asesorar a los comités de selección en las etapas de admisión, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro. 

v Proyectar las actas de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de ¡a 
buena pro a solicitud del comité de selección. 

< Publicar en el SEACE, los resultados de los procedimientos de selección. 

Y Publicar en la plataforma del SEACE, las modificaciones del Plan Anua! de 
Contrataciones, las bases administrativas y resúmenes ejecutivos, absoluciones 
de consultas y observaciones, bases integradas, los resultados de los 
procedimientos, los contratos, garantías, adelantos, controversias, liquidaciones, 
en si administrar todas las aplicaciones del SEACE. | 

" Proyectar Informes Técnicos Normativos. 

v Integrar los comités de selección, cuando la necesidad del servicio lo exija, según 
la experiencia del profesional contratado. : 


CLAUSULA CUARTA. - DE LA RETRIBUCION DE LOS SERVICIOS: 
LA ENTIDAD, abonará por los servicios prestados la suma de S/. 1,200.99 (un mil 
doscientos con 00/109 Soles), mensuales, la misma que incluye impuestos de ley. 
AA > —— 9: 
س‎ c a  =Ə—. : FI COHEN правих а 
Dirección: Calle 18 де setiembre S/N – Plaza де Armas Тостдеће mE ја LE 


trii Bhai sam 954119585 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ТОСМОСНЕ 
PROVINCIA DE CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA 


__________________ س 
CLAUSULA QUINTA: AFECTACION PRESUPUESTAL |‏ 


A ЕГедгеѕо que determina la presente, se afectara con cargo a: 


Fuente de Financiamiento : 09 
Meta : : 19 
Especifica de Gasto >: 2.3.2.7.11.99 


CLAUSULA SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL 

Las partes acuerdan que el plazo del contrato se inicia el 20 de agosto y culmina el 20 de 
noviembre del 2019, pudiendo ser renovado, según acuerdo entre las partes, mediante 
una adenda al contrato. 


CLAUSULA SETIMA: FORMA DE PAGO - CONFORMIDAD DE SERVICIOS: 
EL LOCADOR, deberá presentar un informe de sus actividades realizadas durante el 
mes del contrato, adjuntando su recibo por honorarios para su trámite de pago. 


La conformidad de los servicios lo otorgara la jefatura del área de Abastecimientos. 


CLAUSULA OCTAVA: INEXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL 

EL LOCADOR declara conocer que el presente contrato no origina vínculo laboral, por 
lo que no tendrá más derecho que el de la contraprestación o retribución económica. 
Asimismo se obliga a emitir los respectivos recibos por la retribución señalada. Por lo 
que se estará a lo dispuesto por el Código Civil en sus artículos 1764” 1770“, ne 
generando relación laboral у social де ninguna naturaleza. 


CLAUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO | 

contrato queda resuelto de pleno derecho o automáticamente si EL LOCADOR 
incumple sus obligaciones inherentes para los fines que fue contratado, a criterio de 
LA ENTIDAD, bastando una comunicación anticipada de Cinco (05) días. Sin embargo, 
la omisión del aviso no genera la obligación de prorrogar o renovar el contrato. 


En caso de que EL LOCADOR decida dar por resuelto ei contrato deberá comunicarse 
por escrito a LA ENTIDAD con una anticipación de quince (15) días. 


CLAUSULA DECIMA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Toda información de cualquier naturaleza, deberá mantenerse en abscluta reserva, 
bajo responsabilidad. EL LOCADOR no comunicara a persona natural o jurídica. y otra 
entidad ajena a LA ENTIDAD, información inédita que llegue a su conocimiento en el 
curso del desempeño de los servicios para los cuales fue contratado, excepto cuando 
ello le fuese requerido con autorización de LA ENTIDAD. Esta cláusula continuara 
vigente a la finalización o resolución del presente contrato, 


CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONDUCTA 

EL LOCADOR deberá conducirse en todo momento con la mayor consideración a los 
fines del cumplimiento del contrato; no deberá comprometerse en ninguna actividad 
incompatible con tales fines. 


Deberá evitar cualquier acción y en particular cualquier tipo de pronunciamiento público 
que pueda afectar adversamente la relación, integridad, independencia e imparcialidad . 
requeridas en este contrato. M nn n 
Www w E Fm£m merr 


Гета Ea, 


Dirección: Calle 18 de setiembre S/N — Plaza де Armas Tocmoche 
маса Шона | core 954119685 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ТОСМОСНЕ 
PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA 


.CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CONTROVERSIAS o a 
Las partes contratantes se someten al fuero jurisdiccional del departamento de 
Lambayeque, para resolver cualquier controversia que el cumplimiento del presente 
contrato pudiera originar. : 


CLAUSULA DECIMO TERCERA: DISPOSICIONES FINALES 

Las partes señalan como domicilio el indicado en la parte introductoria de este contrato, 
en el que darán por válidas las notificaciones que se intercambian. En el caso de 
cambio de domicilio se deberá dar aviso previamente a la otra parte mediante Сапа 
Notarial cursada al domicilio, indicado con quince días de anticipación. 


Ambas partes debidamente enteradas de las clausulas precedentes, firman en el 
distrito de TOCMOCHE el 20 de agosto del 2019. 
74 
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Dirección: Calle 18 de setiembre S/N – Plaza de Armas Тостосће 
pide lomo! com 054119685 
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UNIDAD EJECUTORA  : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 


Sistema Integrado de Gestión Admin istrativa 
Módulo de Logística 


Versión 20.01.03 ORDEN DE SERVICIO N° | 0002276 | 
N? Exp. SIAF : (Dia [Mes [año 


Página: 1de4 


Las | os | 2020] 
NRO, IDENTIFICACIÓN : 000880 


| Señor(ës): MARTINEZ PANTA JESUS OMAR 
Dirección : 
LAMBAYEQUE / FERRENAFE / FERRENAFE CCI: 
RUC: 10411426381 Teléfono: 


BERNAL 


ESPINOZA, 


JESSICA 
STEPHANI 


- == —— ===aII 
NOTA IMPORTANTE : E 

= El Proveodor дођо adjuntar a eu Factura sepia ao la Об 

- Esta Orcan es nula sin las firmas y selics reglamontar;os o autorizados 

- El Contralista (Proveedor) se cbliga a cumplir las obligacicnes qua le сггтгазролаег. ас s2nc:cn со a. 


1. DATOS DEL PROVEEDOR 


210100010410 


N° Cuadro Adquisic: 002303 


SANTA ROSA 924 Tipo de Ргосвео : ASP 


SERVICIO 


ЗАТХОАА SERVICIO DE ASISTENTE ADYINISTRATIVO PARA LA REALIZA 
ХТЕ$ ACTIVIDADES: 


T/O ASISGRAR A i 


2 
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o 
A 
a 
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N LA REZACCIÓN DE 


a wi 


REO А LA NORMATIVA V- کے‎ 
ZECLAR ESTADO СЕ EMERGENCIA NACIONAL FOR LAS SA DIAS 
VoL А 


А NACION А ZONSECUENCIA DEL ВЕОТЕ DEL 20922-:9 


МЕЗТАХТЕ y > REMO N° 243-2220-?CY. 


SESS VER.FICACTÓN DEL CONTENIDO DE AS ISPICITICACIONES 
TÉCNICAS Y NOS ОЕ REFERENCIA ОЕ LOS D: 


FICINAS DE LA GERENCIA R 


S-ONAL Di SALUZ LAVBAYZQZ 


OSSEZVANCIA DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DURANTE LA 


ZSTADO DE EXERSENC:IA NACIONAL РОБ LAS GRAVES CIRCUNSTANCIA 
VIDA DE LA MACIÓN A CONSICUINCIA DIL ЗАОТЕ DEI 20у::-:9, 


SUPREMO N° 244-2022-20v. 


REALIZAR LA INDAGACIÓN ЈЕ ME 


CION ЈЕ 
FROCEDIM 


3,000.00 


1 - 00| 2.3.2 7.11 99 


Тога! х 3,000.00 


Tres mil novecientos noventa y seis.3996 


Rat. Imp. Rta : 


Valor Neto 


Fecturar а nombre de. GERENCIA REGIONAL DE SALUD ` 
Dirección : AV. SALA 


1810- CHIGLAYO........ CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE TT 


RESPONSABLE DE ABASTEGIMIENTO 


RESPONSABLE DE ADQUISICIONES - Y SERV AUXILARES. — 77777 77 
پت‎ 


1e36a: эзан рака tantam car. f Estoqo en cana de incumphruen:io 


Sistema Integrado де Gestión Administrativa 
Módulo de Logística 1 Página: 2 de 4 


Versión 20.01.03 ORDEN DE SERVICIO N° Í 0002276 | 


N* Exp. SIAF : 0000003597 


Dia [Mes | Año 


UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD [20 | ов | 2020 
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000860 š 


1. DATOS DEL PROVEEDOR 
—Señor(es) : MARTINEZ PANTA JESUS OMAR _- 


Dirección : SANTA ROSA 924 
LAMBAYEQUE / FERRENAFE / FERRENAFE CCI: 
RUC: 10411426381 Teléfono: Fax: 


Concepto: MEMORANDO 482-2020-GR.LAMB/GERESA-OEAD [3573856-0] 


N* Cuadro Adquisic: 002303 
Про de Proceso: ASP 


N* Centrato : 
Moneda: S/ TG: 


Doscripción 


SELECCIÓN SEAN ASIGNADOS, ОЕ ACUZRZO А LA NORMATIVA эь CONTRATAUIONES VIGENTE 
DURANTE LA DICLARATORIA 22: ¡ERGESTIA NACIONAL POR LAS GRAVES 

CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA YID: LA NACIÓN A CONSETUR) 
СОМ:0-19, МЕСТАХ 
АРПУДА А 105 ГОМТТЁ$ ESPECIALES ZN LA ELABORACIÓN ^? BASF, 
OTRA DOCUMENTACIÓN > ТА CONSUCCIÓN 


DE ША NORMA CONTRATACIO 


544-2020-рСУх. 


> 


ЗЕТ ESTADO DE EXERSENCIA NACIONAL РОВ : 
LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA Y 


» 
SUPREMO N° 044-2025-РСУ. 


PRINDAR APOYO AL COMITE DE SELECCIÓN Уур ÓRGANO INCARGADO 


CONTRATACIONES, QUE SE ЕХСАВОЏЕ 2E СОХООС:ТА LOS PROCEDIMI 
PARA LA TONTRATACIÓN DE ; SERVICIOS SEGÚN 11 
БЕ CONTRATACIONES VISENTE DURANTE 
NACIONAL 208 LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS ç TAN ТА У 
CIA SEL ЗАОТЕ DEL COVID-19, MEDIANTE DECRETO SUPRIME 


ur 


РАКТ: МО INTEGRANTE DE COMITÉ ESPECIAL DE BIZNES Y SERVICTOS NUANTE 
SECTARATORIR ОЕШ, ESTADO DE ZMERC ACTONAZ FOR LAS 


<RCUNSTANCIAS QUE AFECTAN ZA VIDA y ~ NACIÓN A CONS 
= 23-13. MEDIANTE DECRETO SCPREXO X^ C44-2020-Pcv. 


BRINDAR APOYO EX LA FORMULACIÓN v MOSTFICACIÓN SEL BLAN ANUAL DE 
ы... 


AFECTACION PRESUPUESTAL 


— —— 
س‎ M 
о 


al 


С!авп, о 


Cadena Funcional 


Facturar a nombro ва: GERENCIA REGIONAL DE SALUD 


. 20163832084 


BERNAL 
ESPINOZA, 
JESSICA 

STEPHANI 


REGPONSADLE DE оша 
Y SERV BUXIMARES. .. 


RESPONSABLE DE ADQUISICIONES 


NOTA IMPORTANTE : 
- Ei Proveedar debe adjuntar a su Factura copia да la OS 

- Esta Orden as nula sin las firmas y Sellos raglamamarioc a autorizados 

+ El Contralisia (Proveedor) se obliga ù cumplir in» cohgucicz3 que te Cerrssporgor, 25:6 ГЕОЛ а Рош 


лачин parta сели con gi Estado en 350 da INCUMPRAONO 


Tres mil novecientos noventa y siete.39 


i 
| 
| 
Í 


Sistema Integrado де Gestión Administrativa 
Módulo de Logística 


Versión 20.01.03 ORDEN DE SERVICIO N° | 0002276 


N? Exp. SIAF : 0000003697 


Página: 3de4 


| Mes | 
UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD [25 | ов | 2020; 
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880 


1. DATOS DEL PROVEEDOR 
Señor(es) : MARTINEZ PANTA JESUS OMAR 


Dirección : SANTA ROSA 924 
. LAMBAYEQUE / FERRENAFE / FERRENAFE CC: 


RUC: 10411425381 Teléfono : : Fax: 
Concepto : MEMORANDO 482-2020-GR.LAMB/GERESA-OEAD 13573858-0] 


Código Unid. Med. 


2. CONDICIONES GENERALES 
N° Cuadro Adquisic; 002393 


Tipo de Proceso: ASP 
N? Contrato : 


3,000.00 


CONTRATACIONES DE LA GERESA - LAMBAYEQUE DURANTE LA DECLARATORIA 222 ESTADO 
ez EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE АҒЕСТАМ ЈА VIDA DE 
LA NACIÓN А CONSECUENCIA DEL 88075 DEL COVIZ-:9, MEDIANTE DECRETO SUPREXC xë 
944-2020-ЕСУ. 

ZLASORA2 PROYECTOS DE INFORMES, INFORMES TÉCNICOS, МЕМОВАКОТ 
FUERAN NECESARIOS PARA LA CONT VIDAL DEL PROCEDIMIEN 92 
ENCARGADO; ASÍ COMC LA ATENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR El OSCE, Y 
OTROS QUE LE FUZRAX REQUERITOS ЧОКАУТЕ LA DECIARATOR.A Jin ESTASO ЈЕ 
EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE ASICTAN LA VIDA DE ЈА 
NAC.ÓN à CUNSECIENCIA ЈЕ: BROTE JEL COND YX22:ANTE ЛУКЕ.) БОРВЕУО X" 


04£-2320-20M, 


Q 
O 


EL SEACE, ASÍ CONG CONTRATOS Y 
МА LEY JE CONTRATACIONES DEL ESTA2C 
NACIONAL РОВ LAS GRAVES 


22 ДА NACIÓN A CONSECUENCIA SUL BROTE ЈЕ: 


= OD ASCURSSC INUUGNATIVOZ Y 


Z OBSERVACIONES BAJO El AMBITO xz TA NORMATIVIDAD DE 


| = RACIÓSN DE INFONMEG TÉCNICOS PARA 5: 1 
CONTRATACIONES DURANTE ТА LZCLARATORIA 52 STADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR 
o 


CAS GRAVES 11800 


BROTE JEL COVID-19, MEDIANTE 2r sy SS E E E 
ELABORAR INFORMES TÉCNICOS, DE RESOLUCIONES, MODIFICACIONES AL РАС 


AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ . 3,000.00 
Meta/ d Monta |] 
Мпетбпіса Cadena Funcional FFIRb |. Clasif. Gasto 


Тога! : 3,000.00 


` . . Q () 
Tres mil novecientos noventa y ocho.3 


Ret. Imp. Rta : 0.00 


Valor Neto : 3.000.00 


Facturar a nombre de : GERENCIA REGIONAL DE SALUD Esq Maud 
Dirección : AV. SALA „2 CHICLAYO - CHICLAYO, 


юю. 200и i 


б TOS 
ls: 


xg 


BERNAL 
ESPINOZA, 
JESSICA 

STEPHANI 


He 
"fra виа 


RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO | ` 
Y SERV. AUXILIARES . .. + 
= Т س‎ AA " n = По“ DRE ji 
NOTA IMPORTANTE : == : s 
~ El Proveedor deba adjuntar a su Factura copia de la 0/5 : Fs / 
+ Ема Orden es nula sin las firmas, y sellos reg'amentarios c zutorizados, он и 


/ 


~ El Contratista (Proveedor) за обаа а cumplir '25 obligaciones aut le corresponden peo sancion de “upas inhahiliada para pentratar con ol Ecindo an сасе de ineomplimionto 


| 
| 
| 


Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
Módulo də Logistica 


Versión 20.01.03 ORDEN DE SERVICIO N° | 0002276 


N* Exp. SIAF : 0000003697 


UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD [29 | os | 2020] 
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880 


Página: 4de4 


| 


1. DATOS DEL PROVEEDOR | 2. CONDICIONES GENERALES 


- f- Señores): MARTINEZ PANTA JESUS OMAR — ^ ^ | N° Guadro Adquisic: 002303 
Dirección : SANTA ROSA 924 Tipo de Proceso: ASP 


LAMBAYEQUE / FERRENAFE / FERRENAFE ; N° Contrato : 
RUC: 10411426381 Teléfono : : Мопеда : 5/ 


Concepto : MEMORANDO 482-2020-GR.LAMB/GERESA-OEAD (3573858-0) 


Código Unid. Med. 


Vienen ... 3,000.00 


Descripción 


2518 MODIFICACIONES 22 CONTRATO DURANTE LA ЗЕСТАВАТОКТА DEL ESTAJO DE 
EMERGENCIA NACIONAL FOR LAS GRAVZS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA 
NACIÓN A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19, MEDIANTE JECRETO SUPREMO N° 
€44-2020-2CM. 


ELABORAR PROYECTOS DE CONTRATOS QUE DERIVEN ОЕ LOS PROCEDIMIENTOS 55 
CONTRATACIÓN RESPECTIVOS. 
ADMINISTRACIÓN DE USUARIO SEACE 2.2 Y 3.2 DURANTE DECLARATORIA DEL ESTADO 


DE EMERGENCIA NACIONAL 208 Las GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA 5E 
TA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVI2-19, MEDIANTE DECRETO SUPREMO N* ° 


044-2020-?CM. 


LAS AUTIVIDADES FUERON REALIZADAS EN ОБА OFICINA DL TOSISTICA DE Ша БЕНЕМС:: 
REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 222 
"Жаз e € £ w 9 5 4 (TRES MIL Y 00/100 SOLES) + + e w a awa + + а » + + + apressa 


———————————————— M a, 


AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 3,000.00 
MAR Cadena Funcional ee] раа ma 


Total : 3.000.00 
Ret. imp. Rta : 0.00 
Valor Neto : ,000. 


E A E AT 7 = 
j EES 


: E RARA: ДУ IE EEP EEA I E ES 


Facturar a nombre ае. GERENCIA REGIONAL DE SALUD > 


Dirección : 


BERNAL n | 
ESPINOZA, t : 
JESSICA i А 
STEPHAN: | | 
| | 
i i£] ` Fecha 
2 Dia: Mes Año 
RESPONSABLE D RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO |. [ба Mes Año | 
u SPONSABLE Е A0GUISIGIONES ж Y SERV AUXILIARES | a. > Eg Р= 
NOTA IMPORTANTE : amem AA 
+ El Proveedor debe adjuntar а su Factura copia ве la 9/5 / 1 


- Esta Orden es nula sin las Armas y sellos reglamentarios o 2.:0rizados / 
+ El Cantralista (Proveodor) so onlige а cumplir lae obligaciones cus lo porrespunerr, Sms 270197: Go queroar ¡NMEDÍIItaco para contratar con ei Esledo en caso de incumpiliniento 


Tres mil novecientos noventa y nueve.3999 


Sistema Integrado де Gestión Administrativa 
Módulo de Logística Página: 1 де 2 


Versión 20.06.03 ORDEN DE SERVICIO N° 
Exp: SAF: (Día [Mes [Ало ` 


UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 07 
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000860 


2. CONDICIONES GENERALES. _______ AAA po 
N° Cuadro Adquisic: 002520 

Tipo de Proceso: ASP 

N° Contrato : 

Moneda: S/ : TIC: 


1. DATOS DEL PROVEEDOR 
Señor(es): MARTINEZ PANTA JESUS OMAR 

Dirección: SANTA ROSA 924 š 

LAMBAYEQUE / FERRENAFE / FERRENAFE ССІ: 00230519849967500617. 
RUC: 10411426381 Teléfono: Fax: я 


Valor 
Total 5/ 


210100010410 SERVICIO 


BRINDAR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA FERMIIZACIÓN DE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 


SERVICIOS DE COMSULTORÍA A LAS ÁREAS USUARIAS EN La TORMIJLACIÓN DE 505 


SERVICIOS DE CONSULTORÍA AL ÁREA NE LOCÍSTICA EN LAS ACTUACIONES 
n 


APOYÓ EM LA REGULARIZACIÓN DZ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA APROBACIÓN 
DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS A COHVOCARSE РАВА ПА ADCUISICIÓN 0 PRESTACIÓN 
PE SERVICIOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE PROPAGACIÓN 
Y EL IMPACTO SANITARIO DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL VIRUS DEL COVID - 13, 
EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 

ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFORMES SOLICITANDC LA APROBACIÓN DE 
EXPEDIENTE БЕ CONTRATACIÓN; 

ELABORACI DEL PROZZCTO DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 


CONTRATACIÓN; | 


ELABCRiCIÓW DE LOS IHFORMES DE SOLICITUD DE APKOBACIÓN DE BASES 
¡NISTRATIVAS, | 
ELADORACIÓM DEL PROYECTO DE BASES ADMINISTRATIVAS, 


ZION DE BASES 


TON DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE АРЕОВ 


ú 


| ases 


IAS, 
| ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTANDO LA 5ULICiTUD DE | 
: : š 4 Е 


AFECTACION PRESUPUESTAL | Van ... S/ 2,800.00 | 


Total : 2.800.006 


Clasif. Gasto 
1 -00/ 2.3.2 7.11 99 


Cadena Euncional 
20.006.0008.3001.3999999.5000003 


Ret. Imp. Rta : 


` Facturara nombre de : EGIONAL DE SALUD 


GONZALES 
VALLEJOS, 
SHARLIE PAMELA 


RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 


| Y SERV. AUXILIARES 
NOTA IMPORTANTE : d EE очар P Е jo ЕН 
- El Proveedor debe adjuntar г su Factura copia de la 2/5 | 


- Esta Orden es nula sin las tirmas y sellos reglamentarios o autorizados, | = 
res obligaciones cue le zcrreszcnden, baje sancion de quedar inhabilitado para contratas есл: el Estado en caso de incumplmento 


+ El Contratista (Proveedcr) se ccligz a cum 


A AA 


——C sss 


Cuatro mil. 


